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CIRCOLARI 


CASSA DEPOSITI E PRESTITI 


CIRCOLARE n. 1182/91. 
Istruzioni generall per l’accesso al credito della Cassa depositi e prestiti. 


Roma, ottobre 1991 


Alle Amministrazioni Provinciali è Comunali 
LORO SEDI 


e p.c.: 
Alle Presidenze delle Giunte Regionali 
Alle Prefetture 


Ai Comitati Regionali di Controllo 
LORO SEDI 


All’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C1.) 
All’Uniona Province Italiane (U.P.4.) 
All'Unione Nazionale Comuni Montani {U.N.C.E.M.} 


Alla Confederazione Italiana Servizi Pubblici degli Enti 
Locali (C.1.S.P.E.L.) 
ROMA 


Alla Associazione Nazionale Certificatori Revisori Enti 
Locali 
BOLOGNA 


PREMESSA 


II contesto istituzionale in cui si muove l'investimento locale italiano ha 
subito nell'ultimo quinquennio radicali cambiamenti. Infatti, l'approvazione 
della legge 440/87, che pure aveva fatto ritenere concluso ii cammino 
della normativa sugli investimenti degli Enti locali (e che pertanto fu 
posta alla base di una revisione generale delle regole di accesso al 
credito della Cassa nella circolare n. 1164/88), fu l'avvio di un processo 
innovativo, che ha visto in interventi successivi (legislativi e non) ii reale 
délinearsi dei suoi obiettivi e dei suoi effetti. 


Neli'intento di venire incontro alle esiganza dei suoi Enti mutuatari, la 
Cassa ha fatto fronte alle innovazioni sia sostanziali che procedurali 
conseguenti alle nuove norme (si pensi elle nuove severe regola di cui 
alle leggi 144/89 e 155/89 in merito ai procedimenti amministrativi e 
contabili di spesa) con la diffusione di ben tre circolari in parte inte- 
grative ed in parte modificative della circolare base. 


REESE ez 
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Ma f'approvazione, i’8 giugno 1990, della fondamentale legge di riforma 
delle Autonomie locati n. 142 rende necessario un riesame delle regole di 
accesso al credito dell'istituto raccolte nuovamente sotto un unico testo. 


Sembra importante sottolineare che nella stesura della presente circolare 
si e’ cercato di tener conto degli elementi innovativi discendenti dalla 
legge 142, ma occorrera’ del tempo prima che dalle varie interpretazioni 
della legge, dagli statuti o dalle nuove aggregazioni istituzionali come le 
citta’ metropolitane possano elaborarsi nuovi principi che permettano di 
trovare ii giusto equilibrio tra le esigenze particolari, espresse 
dall'autonomia statutaria degli EE.LL., e le esigenze di unitarieta’ ed 
omogenelta’ di un Istituto come la Cassa depositi e prestiti che, operando 
a livello nazionafe, non puo’ che adottare un comportamento univoco. 


La presente circolare, sostituendosi per intero a tutte le precedenti, vuole 
costituire uno strumento di lavoro che speriamo utile per tutti gli 
operatori. 


Ed in questa ottica, si e’ ritenuto di modificarne ia tradizionale stesura, 
fornendo nella prima parte la panoramica generale delle disposizioni che 
al momento regolano l'attivita’ di investimento degli Enti focali, indipen- 
dentemente da! soggetto che assicurera’ la copertura finanziaria della 
spesa: 


Le parti successive sono invece specifiche per la Cassa DD.PP. 
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PABTE PRIMA 


I PROBLEMI GENERALI 


Premessa 


Tra le innovazioni legislative da richiamare, che si inseriscono in uno 
scenario di “offerta di credito” in forte cambiamento, anche considerando 
l'unione del mercato finanziario europeo, merita priorita’ it primo comma 
dell'art. 5 del D.L. n. 310/90 convertito con modificazioni dalla legge n. 
403/90, che sopprimendo l'obbligo di rivolgersi preventivamente alla 
Cassa depositi e prestiti per la richiesta di mutui, ha dato agli Enti locali 
libero accesso al sistema bancario. 


La liberta’ nello scegliere l'Ente finanziatore non deve far pero’ tralasciare 
sia “l’analisi delle priorita’ e delle scelte tenendo conto della situazione 
generale in cui versa l'Ente, al fine di evitare il sensibile irrigidimento dei 
bilanci” (circolare M. Interno n. 19/91) sia la necessaria attenzione alla 
disciplina per l'assunzione dei mutui da parte degli Enti locali. 


Questa discende da specifiche disposizioni di legge che in gran parte 
riguardano specificatamente gli Enti e sono quindi comuni, sia che ci si 
rivoiga alla Cassa depositi e prestiti che al sistema bancario. 


Cio’ che varia sono solo le procedure della istituzioni creditizie cui ci si 
rivolge. 


Per tali considerazioni, come detto, in questa prima parte verra’ trattata la 
normativa di carattere generale. 


1. LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 


L'art. 23 del D.L. n. 66/89, convertito dalia legge n. 144/89 e l'art. 55 deila 
legge n. 142/90 hanno sancito un principio che probabilmente mettera’ 
fine all'insorgere dei disavanzi sommersi. 
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Divieto di 
appalto o di 
erdinativo 
prima della 
concessione 
gGei mutuo 


Appalto- 


concorso 


Atfidamento 
in concessione 


1.9 


1.2 


1.3 
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Infatti tutti gii atti che comportino una spesa, ove non siano corredati 
dall'attestazione della copertura finanziaria, a cura dell'Ufficio Ragioneria, 
sono nulli di diritto; in piu’, il rapporto obbligatorio che sarebbe nato 
dall'atto nullo (dell'Ente), si costituisce, “ipso iure”, secondo il diritto 
civife, tra it fornitore, l'appaltatore o, genericartrente, il creditore ed i 
soggetti che abbiano ordinato la spesa o consentito ta fornitura. 


La nullita’ dell'atto e la sanzione suesposta rendono impossibile che 
l'obbligazione sorta in capo a soggetti “privati” possa comunque rientrare 
nella sfera giuridica dell'Ente locale, con successivi riconoscimenti for- 
mali. 


La buona fede del terzo a fronte dell'Amministrazione, che sino ad ora ha 
reso comunque responsabile la stessa per gli atti compiuti da am- 
munistratori o funzionari dell'Ente (salvo la successiva procedura davanti 
alla Corte dei Conti per ii ristoro del danno erariale), viene tutelata con 
l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare ai terzi interessati 
l'avvenuto impegno di spesa ed il diritto dei contraendi ad ottenere 
l'attestazione della copertura finanziaria. 


Nei settore delle opere pubbliche la nuova norma comporta un appesan- 
timento delle procedure e la necessita’ di una particolare attenzione nei 
rapporti con ie imprese ed i fornitori. 


Si evidenziano 1 casi che, secondo la nostra esperienza, piu’ frequen- 
temente si presentano. 


Gia’. prevista nella vecchia legislazione (art. 253 T.U.L.C.P. dei 1934), 
l'impossibilita’ di procedere ad appalti, licitazioni o ordinativi, per spese 
finanziate con mutuo, prima che lo stesso sia stato concesso e il con- 
tratto stipulato, e’ stata compiutamente sancita dalle nuove normative. 


Naturalmente vista ia. nullita’ degli atti e la responsabilita’ oggettiva e 
personale connessa, i riferimento e’ all’indizione della gara, o 
all'emissione dell'ordinativo e non gia’ ai contratto o alla consegna dei 
lavori ed inoltra non possono soccorrere riserve o clausole sospensive, 
che, essendo accessorie, non possono prescindere dall'esistenza 


ss 


giuridica dell'atto principale. 


Se puo’ iagittimamente bandirsi un appalto-concorso prima della con- 
cessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti o della stipula 
del contratto di mutuo:con un istituto di credito, il Consiglio dell'Ente non 
potra’ fare proprie le risuitanze della Commissione giudicatrice se non 
dopo che tali eventi si siano compiuti: in caso contrario si verificherebbe 
eguaimente la nullita’ ai sensi delle norme citate, perche’ al momento dsl 
sorgere dell'obbligazione non sussiste la copertura finanziaria voluta dalla 
legge. 


Si richiama che, in caso di appalto-concorso, non sono ammesse le 
spese di progettazione in osservanza dell'art. 4 della legge 2440/1923 che 
impone che “nessun compenso o rimborso spese spetta ai concorrenti 
per la compitazione dei progetti”. 


Quanto detto per l'appalto concorso vale anche per l'istituto della con- 
cessione sia di soia costruzione, che di progettazione/esecuzione ed 
eventuale gestione. 
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La convenzione puo’ essere validamente sottoscritta soltanto dopo 
l'acquisizione effettiva dei mezzi finanziari, qualora esista un onere a 
carico della stazione appaltante. 


Si ricorda che in base alle norme comunitarie, ia concessione e 
equiparata ad ogni effetto all'appaito. 


L'introduzione dalla nullita’ degli atti messi in essere dalle am- 
ministrazioni locali in carenza di copertura finanziaria e il moltiplicarsi dai 
casi nei qusli le ticitazioni e gli appa:ti presantino offerte in aumento fa 
ritenere necessario un chiarimento. 


L'Ente puo’ legittimamente aggiudicare i lavori in aumento con ia riserva 
del repeririento. della copertura finanziaria necessaria a far fronte si 
maggio” costo dell'opera ai sensi dell'art. 15 della isgge 1/78 che prevede 
proprio che “l'esecuzione puo’ essere consantita entro i limiti di spesa 
previsti dall'appalto, in pendenza degli atti di adeguamento del finan- 
ziamento.” 


Gii aumenti d'asta non comportano la necessita’ di modificare il piano 
finanziario, in considerazione dei collegamento con il bilancio, come 
chiarito al punto e) del cabitoio 3, trattandosi di una pura variazione di 
spesa, assimilabile a qualsiasi variazione nen dipendente da modifiche 0 
integrazioni progettuali. 


L'atto di sottomissione puo’ essere validamente firmato dal rappresen- 
tante dell'Ente locale solamente dopo che l'Ente finanziatore abbia inte- 
grato il finanziamento. 


Nel caso si tratti di perizia che puo’ trovare la copertura finanziaria 
neli'ambito ‘del mutuo gia’ concesso (ribasso d’asta, economie, somme a 
disposizione), questa non e’ automatica. 


| mutui per opere pubbliche sono mutui di scopo e pertanto strettamente 
connessi agli atti progettuali sottostanti. 


Per la Cassa depositi e prestiti il concetto di mutuo di scopo discende 
dall'art. 1 del D.M. Tesoro sulle proprie procedure dove si afferma che "i 
mutui hanno sempre specifica destinazione”; per i contratti di mutuo con 
gli Istituti di credito l'indicazione (art. 22 del D.L. n. 66/89 convertito dalla 
legge n. 144/89 reso permanente con l'art. 13 del D.L. n. 415/89 conver- 
tito dalla legge n. 38/90) dell'approvazione del progetto esecutivo, il cui 
costo e' posto a base della concessione de! mutuo, e’ addirittura un. 
elemento costitutivo del contratto, la cui mancanza produce fa nullita’ del 
contratto stesso. 


Da cio’ discende che le variazioni del progetto e l'esecuzione di lavori 
diversi, dipendenti da perizie approvate successivamente alla conces- 
sione de! mutuo, non possono trovare. automatica copertura in eventuali 
disponibilita’. 

le somme relative al mutuo non possono, cioe’, essere utilizzate in 
difformita’ degli stessi atti e necessitano quindi o del nulla osta delia 
Cassa O dell'atto aggiuntivo al contratto bancario che estenda il finan- 
ziamento alle nuove opere. 


Ove si operasse prescindendo da questa procedura, si ricadrebbe nei casi 
di nullita’ e di responsabilita’ personali gia’ esposte. 


Liza 
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La procedura richiamata deve essere adottata nei soli casi in cui le 
variazioni, comportando modifiche di progetto e del quadro economico 
(vedasi la destinazione delle somme a disposizione) danno luogo ad atti 
formali di perizia. 


Nei casi di assestamento di progetto o concordamento nuovi prezzi che 
non comportino modifiche del quadro economico ne' atti formali di peri- 
zia non necessita neanche il nulia-osta di copertura finanziaria 
dell'Istituto mutuante. 


Si ritiene utile chiarire in questa sede, visto. che spesso non viene 
adottata la suddetta procedura con la motivazione che trattasi di “lavori 
di somma urgenza”, che sono da considerare tali i “lavori dipendenti da 
eventi non previsti e prevedibili al momento dell'appalto e che possono 
mettere in pericolo l'incoiumita’ pubblica”. 


2. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI 


Come e’ noto gli artt. 32 e 35 della legge n. 142/90 ridisegnano radical- 
mente l'impianto complessivo dei riparto di competenze tra gii organi 
degli Enti locali territoriali. 


In particolare la legge n. 142 ha statuito la competenza esclusiva di ogni 
singolo organo, eliminando in toto, salvo ie variazioni di bilancio, la 
possibilita, sotto ia fattispecie dell'urgenza, di sostituzione di un organo 
all’altro. 


AI Consiglio dell'Ente spettano gli atti fondamentali di indirizzo e di 
controllo ed alla Giunta quelli-gestionali e di attuazione. 


Per le spese di investimento il Consiglio dell'Ente ha competenza per (art. 
32 L. n. 142): 


a) programmi di esecuzione delle opere pubbliche; 

b) piani finanziari; 

c) assunzione dei mutui (o devoluzioni); 

d) emissione di prestiti obbligazionari; 

e) appalti e concessioni (secondo i limiti della iegge n. 242/90). 


Oltre all'ordinario potere di proposta, spetta alla Giunta l'approvazione dei 
progetti generali ed esecutivi delle opere previste nel "piano “ approvato 
dal Consiglio e relative perizie di variante e/o suppletive, in quanto atti 
attuativi. 


Data la competenza esclusiva di ciascun organo, sono illegittime, inef- 
ficaci e non suscettibili ne’ di ratifica ne’ di sanatoria, ie delibere adottate 
da organo diverso da quello previsto dalla legge n. 142 come, ad esem- 
pio, un progetto di un'opera approvato dal Consiglio o un piano finan 
ziario approvato dalla Giunta. 


Rana, [po 
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3. 1 PIANI FINANZIARI 


L'art. 4 del D.L. n. 64, convertito dalla legge n. 155/89 e l'art. 13 dei D.L. n. 
415/89, convertito dalla legge n. 38/1990, hanno statuito che, prima di 
approvare i progetti di un'opera pubblica o ti piano esecutivo di un 
qualsiasi altro investimento, indipendentemente dai mezz: di copertura, 
deve essere approvato, con apposito atto deliberativo, un "piano finan- 
ziario”, che, con riferimento al bilancio dell'esercizio nel quale viene 
approvato ii piano, individui le possibili, effettive disponibilita’ che per- 
mettano all'Ente di fronteggiare gli oneri finanziari e di gestione con- 
seguenti all'investimento stesso. 


E’ evidente che non ci si possa che riferire a'capitoli contenenti spese 
discrezionali dovendosi successivamente provvedere con storni di fondi e 
che non concreta in alcun modo il rispetto delle norme di legge ua 
generico 0 specifico riferimento ad entrate future o comunque non com- 
prese nei bilancio corrente. 


l “piano finanziario” e’ per sua natura, contenendo impegni futuri, un atto 
astratto, che, allegato obbligatorio alia relazione previsionale e program- 
matica, diviene cogente al verificarsi delle due condizioni di spesa: messa 
in ammortamento dei mutui (se vi e’ ricorso al credito), entrata in reddito 
del bene. 


La rilevanza dell'innovazione, chs ha fatto assurgere taie atto ad 
elemento propedeutico ad ogni tipo di investimento locale, ne fa ritenere 
necessaria una disamina particolareggiata. 


Dal punto di vista dell'impatto finanziario sui bilanci dell'Ente ‘ocale ia 

a) Generalitaà' quantificazione dell'effettivo costo dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 13 
della legge n. 131/83, e la valutazione del limite di indebitamento di cui 
all'art. 1 teggs 43/78 e successive modifiche, (che si presenta, pero’, 
come limite teorico percha' fa riferimento alie grandezze finanziarie 
iscritte in bilancio, indipendentemente dalla loro effetiiva possibilita’ di 
acquisizione}, non sono esaustive del complesso problema della cor- 
rispondenza tra fabbisogni e risorse finanziarie. 


Da qui l'art. 4 della legge 155/89, che ha introdotto per gli investimenti 
degli Enti focati “il piano finanziario”. 


Questo e’ l'equivalente finanziario del “quadro economico” di un progetto; 
in quest'ultimo, il costo complessivo dell'opera e’ suddiviso nei suoi 
elementi costitutivi; nel “piano” l'impatto compiessivo dell'esecuzione 
dell'opera sul bilancio dell'Ente viene suddiviso nelle sue componenti 
della spesa: “in conto capitale” e “corrente” valutandone la sopportabilita' 
in relazione alle risorse disponibili, con previsione della copertura re- 
lativa. 


in altre parole, preso atto del costo dell'investimento che si vuole effet- 
b) Valutazione tuare, quale risuita dal quadro economico del progetto, si determina sia 
dei costi l'ammontare della rata di ammortamento, se si ricorre al mutuo, sia le 
spese che dovranno essere sopportate, una volta completata l'opera, per 

la gestione della stessa (personale, forza motrice, centrale termica, ecc.). 
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Sulfa base di queste grandezze si dovranno reperire in bilancio le cor- 
rispondenti disponibilita’. Cosi’ it Consiglio dell'Ente avra’ contezza det 
complesso dei costi da sopportare e, in caso positivo, potra’ mettere in 
grado la Giunta di approvare il progetto e dar corso all'esecuzione 
dell'opera. 


Per evitare che il piano finanziario venisse ridotto ad un mero documento 
cartolare privo di efficacia pratica, il legislatore ha posto una serie di 
accorgimenti che ne fanno, invece, un documento prezioso e vincolante. 
Innanzi tutto, l'approvazione dei piano e’ presupposto di legittimita’ per 
tutti gli atti relativi all'intervento: delibera di approvazione del progetto, 
delibera di assunzione det mutuo, bandi di gara, ecc.; il che significa che, 
“temporalmente”, ia delibera consiliare relativa al piano finanziario 
deve precedere le altre. 


L'omissione di tale prescrizione rende viziati tutti gli atti successivi con il 
sorgere di pesanti responsabilita’ di ordine personale. Tale situazione non 
puo’ certamente essere sanata “a posteriori” con successiva .de- 
liberazione proprio per la chiara indicazione di “presupposto”. 


D'altra parte e’ proprio ja finalita’ conoscitiva del piano che rende pos- 
sibile la scelta: infatti non avrebbe avuto senso, secondo la nuova logica, 
approvare un progetto indipendentemente dalla valutazione dell'impatto 
finanziario. 


Secondo elemento: il piano finanziario, una volta quantificati i costi, deve 
indicare “le effettive risorse” con le quali verra’ fatto fronte ad essi e, 
conseguentemente, “dimostrare l'effettiva possibilita’ di pagamento” 
sta delle rate di ammortamento che delle spese di gestione. 


La formulazione delta iegge e’ estremamente chiara con ia dupiice aggei- 
tivazione "effettiva" le risorse indicate nel piano devono essere 
presenti e spendibili nel momento in cui si delibera e, di conseguenza, 
non ha alcun fondamento giuridico ed ei contrario alla norma la generica 
indicazione di future e maggiori entrate come copertura finanziaria del 
piano. 


il piano non puo’ che essere costruito sulle poste di uscita dell'Ente e 
poiche’ il bilancio e’ stato deliberato in equilibrio, cioe’ con l'impegno 
totale di tutte le entrate, e’ inevitabile il far riferimento a tagli su spese 
programmate nel bilancio corrente. Infatti al momento dell’approvazione 
del piano, trattandosi di atto propedeutico a tutto il procedimento, e' 
ignoto il momento della concessione del mutuo o della fruizione 
dell'opera; l'indicazione del capitolo o dei capitoli da cu: stornare le 
nisorse funziona quindi come una semplice “prenotazione” che non in- 
tacca, ovviamente, la capacita’ di spesa del bilancio corrente. 


Terzo elemento: il piano finanziario e’ un atto autonomo, fine a se’ stesso, 
che contiene delle indicazioni finanziarie relative ad un dato, possibile 
investimento. Ma questo piano deve essere aliegato obbligatoriamente 
alla relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio, 
“sino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento”. 
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E’ quindi ia relazione previsionale e programmatica che funziona da 
cinghia di trasmissione tra piani finanziari e stanziamenti di bilancio, 
perche’ una volta ottenuti i mutui o attivati gli investimenti, quelle 
riduzioni di capitoli devono essere effettuate, in forza delle previsioni dei 
piani finanziari, nel rispettivo esercizio, e di cio’ deve essere data con- 
tezza nella relazione, anche ai fini della corrispondenza e della congruita' 
delle previsioni: e' in questa sede, infatti che, ove fossero intervenute 
variazioni negli elementi di costo, si dovra’ procedere all'adeguamento 
degli stanziamenti, in positivo o in negativo. 


Di converso, e’ proprio con la relazione previsionala e programmatica 
che, valutate la maggiori antrate previste nel nuovo Bilancio, potranno in 
correlazione ad esse, essera ripristinati gli stanziamenti por l'affattuazio= 
ne di quelle spese che si ara divisato di non effettuare per permettere la 
copertura finanziaria degli investimenti. 


Particolare attenzione deve essere quindi posta ne! toriara in evidenza le 
indicazioni dei vari piani finanziari a mano a mano che vengono approvati 
e a mano a mano che le previsioni si trasformino in obblighi di stan- 
ziamento, dato il lungo periodo durante il quale i piani saranno allegati 
obbligatori della relazione previsionale e programmatica e quindi del 
bilancio. 


Quanto detto trova un'ulteriore riprova nell’approvazione, in sede di con- 
versione del D.L. n. 415/89 (legge 38/90), del comma 2 bis deil’art. 13, che 
prevede l’obbiigo dal piano finanziario per quaisiasi investimento, In- 
dipendentemente dal mezzo di finanziamento. 


Pertanto anche per gli investimenti autofinanziati @ per qualti previsti 
dalle leggi spaciali, e finanziati con mutui con ammortamernio a t2tz1a 
carico dallo Stato e/o della Regioni, sera’ nacessaria la prevantiva doe- 
liberazione dei piani finanziari, che, ovviamente, faranno riferimento alle 
soie spesa di gestione. 


Compiuti prospetti riepilogativi, possono rivelarsi indispensabili ad ovitare 
personali responsabilita’ ex art. 25 ultimo comma, della lsgne 144/1883. 


Per completezza, si deve far presente che possono esservi ancha in- 
vestimenti che non presentino ne’ spese di ammortamento ne’ spese di 
gestione (esempi: economie, su precedenti mutui concessi, devolute a 
lavori di manutenzione straorcinaria; mutui suppletivi per aumento 
d'asta). In tal caso nelle premesse della delibera che approva il progetto 
deve essere esplicitamente indicata la non predisposizione del “piano 
finanziario”, per mancanza di oneri diretti ed indotti. 
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4. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO 
E LIMITE DI INDEBITAMENTO 


ta contrazione dei mutui risulta condizionata anche : 


- dalla disposizione dell'art. 1 iegge n. 43/78, come modificato dal 
comma 10 dell'art. 4 della legge n. 155/89, sul limite di indebitamento 
di ogni singolo ente che deve essere conteggiato facendo riferimento 
al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cu 
viene deliberata l'assunzione del mutuo; 


- dafla disposizione dell'art. 19 del D.P.R. n. 421 del 1979, che fa divisto 
di contrarre mutui se non Sia stato approvato il rendiconto 
deli‘esercizio di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono . 
‘detiberati e quella analoga di cui all'art. 4, comma-9, del decreto legge 
n. 65/89 che invece fa: riferimento alla avvenuta approvazione dei 
bilancio di previsione ne! quale siano incluse le relative previsioni. 


Mentre l'obbligo di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto 
non presenta particolari probiemi, ii vincolo dell'indebitamento merita un 
approfondimento. 


La conoscenza della propria capacita’ di ricorso al credito e' indispen- 
sabile per la contrazione dei mutui in conseguenza alla limitazione finan- 
ziaria prevista dalle norme. 


Sì precisa che debbono essere esciuse dal computo le entrate "una 
tantum” e quelle comprese nella 6' categoria del titolo Ili (poste correttive 
e compensative delle spese) avendo, ie prime, carattere eccezionale e, le 
seconde, quello di meri mezzi contabili, cio' al fihe di evitare un'anomala 
dilatazione della capacita’ d'indebitamento dell'Ente. 


Ai fini del calcolo, bastera’ sommare gii importi dei primi tre titoli delle 
entrate, determinarne il quarto e sottrarne l'importo della quota interessi, 
relativa all'anno in esame, contenuta nei vari piani di ammortamento dei. 
mutui contratti o afferenti a delegazioni nlasciate nei corso dell'anno; 
Fimporto differenziaie costituisce la disponibilita’, al momento, delle 
somme che possono essere ulteriormente delegate (Mod. 5). 


Quando lo Stato o ia Regione anziche’ contributi in annualita’ sulla spesa 
concedono “la garanzia” limitandosi cioe’ a “garantire” l'istituto mutuante 
ma non pagando alcuna quota di ammortamento, l'Ente garantito, pur non 
nlasciando delegazioni, deve fronteggiare con 1 propri mezzi ie rate di 
ammortamento; e di conseguenza, la quota interessi della rata 
d’'ammortamento va computata egualmente nel calcolo degli impegni. 


Potra’ sembrare ovvio ma si ritiene utile, per compietezza, precisare che 
nei caso di mutui concessi con onere a carico del bilancio delio Stato 0 
delta Regione, gli interessi della rata non vanno imputati ai fini del calcolo 
dei limite d'indebitamaento, essendo l'Ente pagstore non l'Ente mutustario 
bensi’ fo Stato o ia Regione. 
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Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 511/88 convertito dalia legge 27/1/89, n. 20, 
nel calcolo degli interessi per il limite di indebitamento dovranno essere 
inclusi anche gli oneri delle fideiussioni prestate 


5. | PROGETTI 


Data la particolare ricchezza del patrimonio storico-culturale del Paese, e’ 
necessario che in conformita’ della legge 1089/1939 e successive inte- 
grazioni e modificazioni, prima dell’approvazione dei progetti delle opere 
venga accertata l'esistenza di vincoli artistici o archeologici. 


In caso di beni o aree vincolate dovra’ essere richiesto ai competenti 
organi del Ministero dei beni culturali e ambientali il prescritto nulla-osta. 


Egualmente per i vincoli di natura paesaggistica o ambientale, in caso di 
loro esistenza, dovra’ richiedersi il nulla-osta all'organo regionale com- 
petente, secondo la normativa regionale emanata ai sensi della legge 
431/1985. Si richiama il 2° comma art. 17 legge 241/90. 


Come chiarito in altra parte, il progetto esecutivo e’ condizione 1im- 
prescindibile per la concessione del mutuo ed e' addirittura un elemento 
costitutivo dei contratto la cui mancanza produce ia nullita’ del contratto 
stesso. 


Sara’ percio’ indispensabile prima di attivare la procedura di finan- 
ziamento presso l'istituto mutuante provvedere all'approvazione del pro- 
getto esecutivo, che si ricorda, e’ di competenza della Giunta. 


La validita’ dell'intervento richiede che i costi del progetto siano aderenti 
alla realta’. 


Questa necessita’ e’ stata concretizzata dal legisiatore dall'art. 8 della 
legge 10/12/81, n. 741 autorizzando le amministrazioni appaltanti o con- 
cedenti ad aggiornare i prezzi dei progetti prima della gara. 


Per tale motivo la Cassa ritiene (2° comma art. 4 del D.M. Tesoro 1/2/85 
sulie proprie procedure) validé le previsioni economiche per un anno 
dalla data di approvazione del progetto. 


Le variazioni di progetto sono soggette alie disposizioni dell'art. 13 com- 
ma 3 delia lagge n. 131/82 (successivamente modificata dzil'art. 9 comma 
5 della lsgge n. 440/87). 


Con questa iagge si impone agli Enti locali di approvare un progetto di 
investimento nella sua interezza, indipendentemente del fatto che la sua 
realizzazione per motivi tecnici o finanziari, venga effettuata per fotti o 
straici. 

In tal modo l'Ente viene a conoscenza dell'intero costo dell'opera e non 
soltanto di quelio del primo intervento. 

La stessa legge poi, per evitare perizie che stravolgessero le originarie 
previsioni, ha vietato l'approvazione di perizie suppletive che, nel com- 
plesso, superassero del 30% l'importo originariamente previsto per | 
lavori a base d'asta e/o in economia, forniture ecc. 


Da 
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Questo vincolo e’ chiaramente rivolto all'organo volitivo, a prescindere 
dalla copertura finanziaria; che, in presenza di atti progettuali suppletivi, 
non puo’ procedere alla loro approvazione se la variazione di spesa 
superi dei 30% quella del progetto esecutivo originario, tenendo anche 
conto di eventuali altre perizie suppletive che fossero state in precedenza 
approvate, perche’, ovviamente, queste si sommano. 


La dichiarata illegittimita’ delle delibere adottate in difformita’ rende 
rilevabile il vizio in qualsiasi stadio del procedimento. 


i raffronto va effettuato tra ie risultanze dei due computi metrici, in 
quanto, come noto, le perizie vanno redatte ai prezzi presi a base per la 
redazione del computo metrico del progetto principale. 


Infatti, quando si indice la prima licitazione sull'originario importo dei 
lavori a base d'asta, non si conosce il risultato di gara, e non puo’ essere 
determinato il reale costo dei lavori mentre nei caso di perizie suppletive 
che vengono affidate alia impresa aggiudicataria alle medesime con- 
dizioni dell’appaito principale, si conosce l'effettivo importo dei lavori, per 
cui sull'importo della perizia si deve applicare, per ottenere l'importo dei 
favori da ammettere a mutuo il risultato di gara; oppure, e ii risultato non 
cambia, per il mutuo suppletivo il 30% limitativo va applicato all'importo dei 
lavori aggiudicati e non a quello a base d'asta. 


A detta cifra vanno aggiunti tutti gli altri importi delle varie voci del 
quadro economico {spese tecniche, oneri fiscali, costo dell’area, somme a 
disposizione, imprevisti, revisione prezzi) che potrebbero portare a 
richiedere un mutuo suppletivo notevolmente superiore al mutuo prin- 
cipale. 


Alcuni esempi potranno chiarire ulteriormente ia situazione sotto 
l'aspetto della legittimita’ e della finanziabilita‘. 


Importo dei lavori a base d'asta quale risulta 
dal computo metrico del progetto esecutivo 100.000.000 


importo della perizia suppletiva quale risuita 
dal computo metrico anteriormante all'ap- 
plicazione dei risu!tati di gara 29.000.000 


Poiche’ 1 29.000.000 sono inferiori al 30% dei 160.000.000 la deliberazione 
e' conforma a legge e tale rimarrebbe anche se a seguito di una gara in 
aumento l'importo da aggiudicare fosse di 35 o 40.000.000. 


Partendo dello stesso progetto di 100.000.000, se i’importo dei lavori 
suppietivi fosse di 40.000.000 la deliberazione sarebbe chiaramente il- 
fagittima perche’ i 40.000.000 sono superiori al 30% di 100.000.000 e tale 
illegittimita’ permane anche se per effetto di un ribasso d'asta del 30 o 
del 40% l'importo netto di perizia risultasse inferiore al 30%, perche’ in tal 
caso i termini di paragone non sarebbero omogenei e si verrebbe a 
valutare non l’aspetto giuridico ma quelto finanziario. 


Omogeneizzando i termini, l'ilegittimita’ rimane infatti: 


- lavori a base d'asta 100.000.000 
a detrarre ribasso del 30% 30.000.000 
lavori aggiudicati 70.000.000 

- perizia suppletiva 40.000.000 
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a detrarre ribasso del 30% 12.000.000 


lavori aggiudicati 28.000.000 


importo che e”, infatti, superiore al.30% di 70.000.000. 


Di nessuna rilevanza e' il fatto che sommando i due importi si sia ancora 
sotto i 100.000.000 originari. 


Sempre partendo dali'esempio precedente, ai fini della richiesta del 
b) Finanziabilita” mutuo suppletivo, si potrebbe avere un quadro economico cosi’ ar- 


ticolato: 
a) lavori a base d’asta 100.000.000 
b) somme a disposizione: 
- spese tecniche (10%) 10.000.000 
- oneri fiscali (19%) 19.000.000 
- imprevisti e varie 10.000.000 
c) costo dell'area 50.000.000 
Totale spesa da ammettere a mutuo 189.000.000 


Per effetto di una perizia di variante di 29.000.000 si potrebbe avere 
questa variazione del quadro economico, ipotizzando un ribasso del 10%: 


a) lavori a base d'asta (29.000.000 - 10%) 


(al netto dei ribasso) + 26.100.000 
b) somme a disposizione: 

— spese tecniche + 2.610.000 

— onert fiscali + 4.959.000 

- revisione prezzi + 5.000.000 
c) maggior costo area + 50.000.000 


Totale + 88.669.000 


Incremento di spesa + 47% 


La richiesta del mutuo suppletivo pur rappresentando un importo pari al 
47% del mutuo originario e’ perfettamente regolare e potra’ aver corso 
po:che' legittima e’ ia deliberazione che ha approvato ia variante dei soli 
lavori nei limiti di legge: 


al lordo 29.000.000 su 100.000.000. 29% 


oppure 
al netto 26.100.000 su 90.000.000 29% 


5.5 ! professionisti per gli incarichi riguardanti l'esecuzione di opere pub- 
Taritfe bliche degli Enti locati possono prestare la loro attivita’ anche con onorari 
professionali inferiori ai minimi della tariffa professionaie. 


La riduzione comunque, come previsto dal comma 12 bis dell'art. 4 dei 
D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89, non deve superare ii 20% 
dei minimi tariffali. 
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6. LA GARANZIA: DELEGAZIONI DI PAGAMENTO E CONTRIBUTI 


I mutui da contrarre dagli Enti locali possono esseré garantiti o attraverso 
l'istituto della "delegazione di pagamento” e/o cedendo 1 contributi in 
annualita’ concessi dallo Stato o dalle Regioni, se accettati dagli Istituti 
mutuanti. 


La garanzia e’ costituita principalmente dal rilascio di delegazioni di 
pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio e 
precisamente: 


- quelle tributarie {titolo I}; 
quelle derivanti da contributi e trasferimenti (titolo li); 
quelle extratributarie a carattere permanente (titolo Ill). 


ll fimite alla delegabilita’ e’ fissato dall'art. 1 delia legge 43/78 come 
modificato dal comma 10 dell'art. 4 legge 155/89 {vedi capitolo 4). 


L'atto di delega per essere efficace deve essere notificato, nelle forme di 
legge, al Tesoriere, ma non e’ soggetto ad accettazione, in quanto il 
sistema discende direttamente da norme di legge (2° e 3° comma dell'art. 
3 della legge 843/78). 


Poiche’ e' per effetto della notifica che il Tesoriere diviene debitore della 
rata nei confronti dell'istituto mutuante, occorre prestare particolare at- 
tenzione alia completezza dell'atto e, specificatamente, alla relata di 
notifica nella quale dovra’ essere esattamente indicata la persona e ia 
qualifica di chi notifica e di chi riceve l'atto di delega. 


In mancanza di tale certificazione 0 in caso di notifica a persona non 
idonea, l'atto stesso non e' valido ai fini istruttori. 


I mutui assunti dai Comuni o dai Consorzi di Comuni per opere destinate alle 
Aziende municipalizzate o consortili possono essere garantiti con il rilascio 
di delegazioni a valere sui proventi dei servizi del gas, acqua, energia elettrica 
e cogenerazione di energia e calore e smaltimento rifiuti delle Aziende 
stesse. 


La deisgabilita’ a1 sensi delia [legge 537/67 e’ ammessa nella misura 
massima di un terzo delle entrate effettive ordinarie del servizio, accer- 
tate nell'esercizio precedente e quello in cui viene rilasciata la de-. 
legazione, quali risuitino dal conto consuntivo economico, regolarmente 
reso ed approvato. 


Le delegazioni di pagamento devono essere sottoscritte dal direttore 
dell'Azienda e controfirmate dal Presidente della Commissione Am- 
ministratrice e dal Sindaco del Comune. 


La legge impone anche la sottoscrizione del Tesoriere: non si devo nel 
Caso in esame, quindi, procedere ad una generica notifica dell'atto di 
delega, ma e’ necessario far sottoscrivere l'atto da persona legittimata 
alla sottoscrizione stessa. 
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Contrariamente a quanto considerato al paragrafo 6.1.a il rapporto de- 
legante-delegato deve essere regolato convenziona!mente. 


A tai fine, con apposito atto aggiuntivo, dovra’ convanirsi che, per effetto 
delia delega sottoscritta, il Tesoriere assuma in proprio l'obbligo di ver- 
samento delle rate di ammortamento all'istituto mutuante alle prescritte 
scadenze semestrali, con comminatoria della mora in caso di ritardato 
adempimento e con l'obbligo dei non riscosso per riscosso. 


Di tale circostanza deva essere data certificazione al mutuante. 


Qualora invece l'Azienda assuma direttamente il mutuo e lo garantisca con le 
proprie entrate si applicano le disposizioni dell'art. 10 bis legge 440/87 
{vedi capitolo Aziende speciali). 


6.3 Premesso che la delegazione di pagamento e’ rilasciata “pro solvendo” e 
Obbiighi non “sro soluto” - e- cioe’ che l'Ente mutuatario e’ sempre responsabile 
del Tesoriere del pagamento della rata di ammortamento - per effetto delia notifica 
della delega di pagamento, indipendentemente dalla materiale di- 
sponibitita" di fondi dell'Ente e dal suo obbiigo di accantonare tem- 
pestivamente sulle entrate le somme necessarie al pagamento di quanto 
delegato, ii Tesoriere diviene il debitore principale della rata di ammor- 
tamento ed e’ tenuto comunque al pagamento della stessa. 


Essendo la delegazione di pagamento titolo letterale ed astratto, nessuna 
eccezione inerente al rapporto sottostante puo’ essere opposta al 
mutuante. 


Il mancato pagamento della rata concreta un comportamento illegittimo 
che puo’ dar luogo a pesanti responsabilita’ personali, indipendentemente 
dalle procedure esecutive instaurate dalla scrivente per il recupero del 
credito. 


6.4 E’ opportuno, infine, ricordare che il rilascio della delegazione e l'atto di 


Esenzione delega sono esenti da imposte e tasse. 
fiscale 

6.5 | contributi in annualita’ concessi dallo Stato, dalle Regioni o dalle Pro- 
Contributi vince autonome per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche, possono 
in annualita’ essere ceduti agli Istituti mutuanti per sostituire in tutto o in parte la 
sulla spesa garanzia. 


Sono questi : contributi cui fa riferimento l’art. 1 delia legge 43/78 
quando recita “al netto dei contributi statali o regionali in conto in- 
teressi”. Cio’ significa che gli interessi della rata d'ammortamento del 
mutuo garantito con un contributo in annualita’ non vanno imputati per il 
calcolo del limite d'indebitamento o imputati parzialmente se il contributo 
e’ parziale. 


Pertanto, semplificando ai massimo il discorso, data la difficolta’ che 
questo argomento sembra incontrare, non sono:da considerare gli in- 
teressi quando il documento costitutivo della garanzia e'’ ‘il prov- 
vedimento specifico di concessione del contributo totale o parziale e non 
la delega di pagamento ed infatti l’Istituto finanziatore non richiede il 
pagamento della rata ali'Ente mutuatario bensi’ all'Ente contributore. 
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in altre parole questa contribuzione nen transita nel bilancio dell'Ente: 
non costituisce un'entrata del bilancio ma un mancato esborso di entrate 
a garanzia del mutuo stesso, percio’ non incite, alimento direttamente, 
sulla capacita’ d'indebitamento. 


Questi contributi costituiscono il sostegno dello Stato agli investimenti 
degli Enti locali. Contrariamente ai contributi in annualita’' che, come si e’ 
detto, sono spacifici all'opera, questi sono contributi ganerici accordati 
all'Ente per l'attivita’ d'investimento svolta. 


Le rate d’ammorttamento; in questo caso, vengono pagate direttamente 
dall'Ente all'Istituto finanziatore il quale, come documento costitutivo 
della garanzia, richiede la delega di pagamento. 


Successivamente lo Stato, tramite il Ministero dell'interno, procede a: 
trasferimenti secondo modalita’ e paramatri stabiliti dalle leggi annuali 
sulla finanza locale. 


Poiche’ l'onere di rata e’ sopportata dal bilancio dell'Ente, 1 contributi 
erariali non costituiscono “contributi in conto interessi”. Cio' significa che 
gli interessi compresi nelle rate d'ammortamento dei mutui dovranno 
essere computati per intero nei calcolo del limiti d'indebitamento, in- 
dipendentemente dalla contribuzione erariaie, ai sensi del 4° comma 
dell'art. 1 della legge 27/2/78, n. 43, e del 10° comma dell'art. 4 della 
legge n. 155/89. 


7. DECORRENZA DELL'AMMORTAMENTO 


Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti 
degli Enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro 
statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in 
cu: e’ stato perfezionato il contratto di mutuo (art. 5, iegge n. 843/1978). 


8. LE REGIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO 


Le innovazioni legislative apportate da! nuovo ordinamento delle auto- 
nomie ripropongono la problematica relativa alle Regioni ad ordinamento 
autonomo € in particolare a quelle che posseggono in materia di or- 
dinamento degli Enti iocali "potesta’ legislativa concorrente o esclusiva” 
come il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e ta Sicilia. 


in questi casi si applicano le leggi dello Stato fino a quando non sia 
diversamente disposto con feggi regionali o provinciali sempre nel 
rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico dello 
Stato, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'‘delle 
norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica 
e dei principi stabiliti dalle teggi dello Stato. 


Non puo’ sottovalutarsi pertanto la necessita’ al costante adeguamento 
alla normativa: statale che nei corso del tempo introduce delie in- 
novazioni; tale obbligo e’ per esempio desumibile daîlo Statuto del Tren- 
tino Alto Adige. 
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Sembra potersi porcio’ sostenere che pur non trovando la legge 142 (art. 
1 comma 2) immediata applicazione per gli Enti locali delle Regioni a 
statuto speciale, questa debba pero’ essere da queste recepita. In attesa 
dei recepimento si anplicano le disposizioni regionali in vigore. 


La competenza esclusiva o concorrente riguarda pero’ “l'ordinamento 
degli Enti focali, pertanto, nel campo strettamente procedurale e’ fuor di 
dubbio che si applicano le disposizioni regionali; discorso diverso 
meritano le disposizioni finanziarie. 


E’ evidente che, in questo campo (es. limiti finanziari, limiti di finan- 
ziabilita’ di perizie) i Comuni che si rivolgono alla Cassa depositi e prestiti 
devono sottostare alle disposizioni statali in quanto operando questo 
istituto sui piano nazionale non puo’ che applicare condizioni eguali a 
tutti gli Enti. 


# 


9. i COMUNI DISSESTATI 


L'art. 25 del D.L. n. 66/89 convertito dalia legge 144/89 ha introdotto la 
procedura del dissesto per quegli enti che non siano in grado di garantire 
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari. 


La complessa procedura (v. Circolare M. Interno n. 19/91) prevede 
l'intervento dei Ministero dell'Interno per l'approvazione del piano di 
risanamento predisposto dall'Ente e si chiude con la concessione di un 
mutuo della Cassa depositi e prestiti, Il cui onere di ammortamento e' 
integralmente coperto con il contributo statale del fondo per. lo sviluppo 
degli investimenti, riconosciuto in misura maggiore proprio per gli Enti 
dissestati. 


Ai vantaggi conseguenti al risanamento corrispondono alcuni vincoli con 
l'intento di evitare il ripetersi di situazioni di dissesto. 


Tra questi, e’ fatto divieto per 10 anni di assumere mutui per investimenti 
se non con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con 
l'istituto per il credito sportivo, e per le sole somme annuali ii cui 
ammortamento sia coperto dai contributo del fondo investimenti che 
residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento o per quei mutui 
totalmente ricoperti dai contributo statale o regionale. 


Per la parte operativa relativa alla concessione del mutuo per il 
risanamento e dei mutui ordinari assumibili in presenza di risanamento si 
rinvia al capitolo 29. 
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E RIINA TOT e 


PARTE SECONDA 


LE CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO 
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 


Premessa 


Dopo aver esposto le disposizioni legislative che vincolano gli Enti locati 
nella loro attivita’ di investimento, e che pertanto sono da tenere in 
debita considerazione sia che gli Enti si rivolgano alla Cassa depositi e 
prestiti che al sistema bancario, passiamo ad esaminare ie particolari 
condizioni dei finanziamenti delia Cassa. 


10. GLI ENTI MUTUATARI 


(art. 68 T.U. n. 453/1913; art. 6 L. 887/1984; art. 9 bis L. 488/1986; 
art. 10 L. 440/1987) 


Gli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti devono essere tas- 
sativamente indicati in norme legislative: non e' ammesso pertanto 
alcun riferimento analogico e la mancanza di una esplicita previsione 
preciude l'intervento finanziario della Cassa a favore del soggetto. 


A conferma del principio suesposto si evidenzia come la nuova figura 
introdotta dalia L. 142, "l'unione di comuni”, pur essendo considerata 
dall'art. 49 come ente diverso dai comuni e dalle province, non potra’ 
godere dei finanziamenti non essendo espressamente prevista come 
mutuatario. 


E' evidente, aitresi’. che i'Ente mutuatario deve essere il diretto de- 
stinatario dei mutui e non puo’ costituire in alcun caso un tramite verso 
altri soggetti ai quali e’ precluso ii ricorso ai credito dell'Istituto. 


— Da 
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10.? Gli Enti istituzionaimente destinatari dei mutui sono: 
a) i Comuni; 
b) le Province; 
c) i Consorzi: 
- fra Enti locali territoriali; 


- misti, fra Enti locali territoriali ed altri enti pubblici purche’ questi 
ultimi non siano in posizione maggioritaria; 


d) 1 Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario; 
e) le Comunita’ montane; 
le Aziende speciali degli Enti locali territoriali; 


£) le Societa’ per Azioni che gestiscono pubblici servizi, purche’ gli Enti 
locali territoriali ne detengano ta maggioranza del capitale. 


Enti 
istituzionali 


10.2 Leggi speciali possono, di volta in volta, autorizzare ia Cassa a concedere 
Altri Enti mutui ad aîtri Enti per particolari finafita’. 


Una volta esaurita la portata della legge e' chiaro che gli Enti stessi non 
potranno piu’ ottenere mutui dalia Cassa. 


Ad esempio si possono citare: 
a) ti Tesoro dello Stato; 

b) le Aziende autonome statali; 
c) te Regioni; 

d) le Universita’ degli studi, ecc. 


11. 1 SETTORI D'INTERVENTO 


La normativa fondamentale dell'attivita’ creditizia della Cassa e’ contenuta 
nel D.M. 1/2/1985, pubblicato sulla G.U. n. 65 dei 16/3/85. 


L'art. 1 dopo aver precisato che i mutui dalia Cassa hanno sempre 
specifica destinazione, elenca nelie singole iettere l'oggetto dei mutui 
concedibili. 


Per maggiore chiarezza si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, in 
merito ai singoli interventi: 


11.1 La costruzione di opere pubbliche da acquisire al patrimonio o al demanio dell’ente 


Costruzione mutuatario o delle proprie aziende. 
opere Pur essendo pacifico il concetto di opera pubblica si ritiene utile riportare 
pubbliche la nozione esposta dal TAR Lombardia con sentenza n. 306 del 28/10/86 


che ne evidenzia tutte le caratteristiche: “Gii elementi fondamentali che 
distinguono un'opera pubblica sono rappresentati dalla natura pubblica 
dell'Ente che ne dispona ia realizzazione, dall’inerenza dell'intervento ad 
un bene immobile e dalla diretta destinazione dell'opera al soddi- 
sfacimento di un'esigenza della collettività’, configurabile come ser- 
vizio pubblico perche’ rientrante tra i compiti istituzionali dell'Ente”. 


E’ da considerare che, air sensi del D.M. 1/2/85 il bene costruito o 
acquisito deve rimanere nel'demanio o nel patrimonio dell'Ente o delle 
Aziende, sino a quando il mutuo corrispondente non sia stato estinto. 


i DI pi 
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in forza dell'8° comma deil'art. 10 del D.L. n. 359/87, convertito dalla |. 
440/87 e’ caduto il divieto di dare in gestione o in concessione a terzi 
cpere e servizi pubblici finanziati con mutui della Cassa DD.PP. 


la stessa osservazione vale anche nel caso del nuovo modulo organiz- 
zativo chiamato "istituzione” previsto dall'art. 22 della legge 142 per ia 
gestione dei servizi senza rilevanza imprenditoriale, che non puo' con- 
figurarsi come Ente mutuatario ma puo’ ottenere in gestione opere finan- 
ziate con mutui della Cassa. 


11.2 La ristrutturazione o la manutenzione dei beni demaniali o patrimoniali dell'Ente 
Ristrutturazione mutuatario o delle proprie aziende, purche’ destinati ad uso pubblico. 


e manutenzione —come nei caso della costruzione, oltre alla finalita’ pubblica, la ristrut- 
straordinaria turazione o la manutenzione straordinaria dovra’ riguardare beni di pro- 
prieta' degli Enti o delle loro Aziende. 


Ritenendo ormai: acquisita la differenza tra ristrutturazione (nuova de- 
stinazione dell'immobile) e manutenzione straordinaria (interventi ec- 
cezionali e di natura tale da giustificare l'ammortamento a 10 anni) si 
rinvia eventualmente alla circolare 1164 del marzo 1990 per gli approfon- 
dimenti relativi. 


Nella fattispecie della manutenzione straordinaria, si puo’ a buon diritto 


a) Recupero far rientrare il recupero edilizio e funzionale degli immobili di particolare 
patrimonio valore storico od artistico. 
artistico/ Date le particolari caratteristiche di questi interventi il restauro va con- 
storico stderato nel suo aspetto unitario, ricomprendendo, quindi, fattispecie che 


singolarmente non sarebbero finanziabili, come ad esempio il restauro 
degli affreschi o degli stucchi. 


Rimane comunque esciuso ogni intervento, ancorche’ conservativo su 
beni mobili anche di valore, come ad esempio arazzi, tendaggi e simili. 


E° questo un campo cui, peraltro, il sistema bancario nei suo complesso 
presta molta attenzione. 


Nell'ipotesi delta manutenzione. straordinaria rientrano, a pieno titolo, la 

©) Manutenzione sistemazione di strade bianche e gli interventi strutturati necessari al 

straordinaria rifacimento dei profili, alle canalizzazioni delle acque piovane, alle tom- 
delle strade binature, ecc. 


Puo' farsi rientrare netla fattispecie della manutenzione straordinaria la 
ribitumatura totale o di estesi tratti di strada, in considerazione anche 
della necessita’ di tali opere e della difficolta’ del reperimento dei relativi 
mezzi finanziari, in particolare per le province. 


AI contrario gli interventi parziali o sporadici di asfaltatura costituiscono 
manutenzione ordinaria, rientrante nella spesa corrente, non finanziabile 
con interventi a medio o lungo termine come i mutui. 


11.3 L'acquisizione di immobili, a condizione che siano gia’ costruiti e che vengano 
Acquisizione destinati ad uso pubblico. 


immobili Anche in questa .fattispecie la destinazione del bene costituisce 
l'elemento determinante. Non si deve trattare di una semplice ac- 
quisizione, ma deve esservi connaturata la destinazione diretta ad uso 
pubblico. 
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Cio’ significa che in via generale l'acquisto di un immobile e’ finanziabile 
solo se vi e' compresa Îa ristrutturazione per ia destinazione pubblica. 


Naturalmente se l’edificio acquistato e’ immediatamente utilizzabile o la 
spesa per la ristrutturazione viene coperta con mezzi propri o con altre 
fonti di finanziamento, si dovra’ trasmettere con la domanda una 
dichiarazione in tal senso, dando certezza sull'acquisizione di detti mezzi 
(Mod. 1). 


L'altra condizione e’ che l'immobile deve essere ovviamente gia’ co- 
struito. Non sono ammessi al finanziamento della Cassa acquisti di im- 
mobili in corso di esecuzione. 


Si ritiene opportuno porre in evidenza che l'acquisto di immobili per civile 
abitazione da destinare a sfrattati o ad altre categorie di cittadini, non 
puo' essere finanziato dalla Cassa. 


La locazione di unita’ inmobiliari non concreta il “fine pubblico” richiesto 
dalla legge. 


Per questa fattispecie si dovra’ far riferimento non alle norme della Cassa 
depositi e prestiti, ma alle varie leggi che regolano i‘edilizia residenziale 
pubblica (vedi p. 12.4). 


Anche se superfiuo, si ricorda che nella “acquisizione di immobili” non 
vengono comprese le “aree”. lì suoio edificatorio, comunque connesso ad 
un’opera pubblica, non puo’ formare oggetto di mutuo autonomamente: il 
suo costo di acquisizione va ricompreso nel quadro economico dell'opera 
da realizzare. 


L'unica eccezione e'.costituita dall’acquisizione delle aree comprese nei 
piani di zona ex lege n. 167/1962, ma bisognera’ far riferimento alla 
legislazione speciale che regola la materia (vedi p. 17.1.1). 


11.4 L'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalita’ 
Attrezzature dell’opera finanziata dalla Cassa. 
fisse 
La tipologia delle attrezzature e' l'elemento determinante per la finan- 
ziabilita” di queste spese. Deve trattarsi di attrezzature ancorate stabil- 
mente al terreno, indispensabili al funzionamento dell'opera ovvero di 
elementi fissi che permettano di migliorarne l'utilizzo. 


A titolo esemplificativo si indicano alcuni casi in cui si concretizza la 
suddetta fattispecie: gli impianti frigoriferi per i mattatoi; i gruppi elet- 
trogeni per gli impianti di depurazione; le attrezzature per la potabiliz- 
zazione degli acquedotti; i forni e le presse per ie officine; gli impianti 
semaforici; gli impianti centralizzati di condizionamento dell’aria; barriere 
stradali di protezione; ecc. ° 


E’ esclusa dal finanziamento la segnaletica verticale ed orizzontale in 
quanto trattasi di oggetti ad alta deperibilita' non coerente con i! lungo 
periodo di ammortamento. 


11.5. L’acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli 


Arredamenti uffici, le case di riposo, purche’ sia contestuale alla costruzione o all’acquisto 
ed attrezzature dell'opera finanziata dalla Cassa. 

mania. di La definizione “dotazione di base" e’ l'elemento da considerare per 
rilevamento stabilire i beni mobili finanziabili. 

dell'inquinamento 


Per dotazione-di base si intende: 
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a) per le scuole ed uffici: tavoli, scrivanie, sedie poltrone, armadi, scaf- 
fali, cattedre, lavagne, banconi per il pubblico, arredamento fisso per 
fa sala consilare; 


b) perle case di riposo: letti, comodini, cassettiere, armadi, sedie, tavoli, 
poltroncine, tettighe, autoclavi; 


c} per le scuole a tempo pieno e le case di riposo anche cucine, 
frigoriferi e lavastoviglie. 


Anche se superfluo si precisa che sotto la voce “edifici scolastici” vanno 
ncomprese le scuole di ogni ordine e grado previste dall'ordinamento 
statale dalie scuole materne agli istituti medi superiori. 


L'elencazione e' tassativa e pertanto saranno esclusi dal finanziamento 
tutti i beni diversi da quefti indicati. 


Altra condizione da considerare e’ che il finanziamento deve essere 
richiesto o contestualmente all'opera principale o in via successiva, 
ma sempre nel periodo di erogazione det mutuo concesso dalla Cassa 
per l'esecuzione dell'opera. 


E’ ammesso i! finanziamento dei beni mobiii non solo in caso di nuova 
costruzione ma anche in quello di acquisto e conseguente ristrut- 
turazione o in caso di cambiamento di destinazione di un edificio gia’ di 
proprieta’ dell'Ente mutuatario per destinario a scuoia, ufficio o casa di 
nposo. Infine, puo’ essere ammesso a mutuo ancha l'arredamento di 
nuovi locali, ricavati dall'ampliamento di immobili gia’ destinati alle fat- 
tispecie indicate, ma limitatamente ad essi. 


Le ragioni delle suddette restrizioni derivano dalla circostanza che 
l'intervento della Cassa DD.PP. e' preordinato agli investimenti immobiliari 
in correlazione alla durata dell'ammortamento dei mutui; il finanziamento 
dei beni mobili e' sempre da considerarsi eccezionale e non suscettibile 
di estensioni. 


tt 7° comma dell'art. 10 della legge 440 ha autorizzato la concessione di 
mutui per acquisto delia attrezzature anche mobili, destinate ai 
mievamento dell'inquinamento atmosferico. 


11.6 L'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati aì servizi dell'ente 
Autornezzi mutuatario è delle proprie aziende. 


speciali La norma e’ diretta a favorire la creazione di un proprio parco di mac- 
chine operatrici per permettere l'esecuzione in economia delle opere di 
manutenzione, nonche’ per migliorare la dotazione dei mezzi pubblici di 
trasporto. 


Si mette in evidenza che deve trattarsi di automezzi nuovi di fabbrica, 
conmbpieti, eventualmente, degli accessori polivalenti. 


Non sono infatti finanziabili successivamente 0 separatamente detti ac- 
cessori come vomeri spartineve, bracci, pompe, ecc.; egualmente non e' 
consentito il solo acquisto di telai su cui montare in un secondo mo- 
mento le attrezzature speciali. 


Rimane esclusa la finanziabilita' di autovetture di qualsiasi tipo e genere e 
per qualsiasi destinazione. 


11.7 Per l'estrema obsolescenza delie apparecchiature, la Cassa non interviene 
Strutture i via ordinaria nell'acquisto di elaboratori elettronici, unita’ periferiche, 
informatiche stampanti, ecc. 
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in accordo con il Dipartimento delia Funzione Pubblica si e’ comunque 
previsto l'intervento della Cassa finalizzato al finanziamento di progetti 
che permettano il coordinamento generale dei sistemi informatici pub- 
blici. 

Per la procedura specifica si rinvia al capitolo 28. 


Altre finalita” dreviste da leggi speciali. 

Lo Stato spesso richiede l'intervento delia Cassa, con leggi specifiche, nei 
finanziamento di numerose altre opere pubbliche come per esempio: le 
opere di disinquinamento (Legge 650/79), l'edilizia giudiziaria e carceraria 
(Legge 119/81), le Universita’ (Legge 50/76), l'impiantistica sportiva 
(Legge 65/87), ecc. 


In questi casi, per le modalita’ di finanziamento, oecorrera’ fare 
riferimento alle leggi stesse. 


12. LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI MUTUI 


Dal combinato disposto dei 1° comma dell'art. 2 e del 1° comma dell'art. 3 
dal D.M. 1/2/1985 si possono stabilire le voci di spesa che concorrono 
alia formazione deil'importo dei mutui. 


Tale disposizione nasce dall'esigenza di eliminare ogni soggettiva 
valutazione. 


Di conseguenza per le opere saranno ammesse esclusivamente le spese 
relative a: 


= lavori risultanti dai quadri economici dei progetti approvati; 


- le acquisizioni di aree; nell'accezione puo’ essere compresa anche 
l'area di risulta coriseguente a demolizione di manufatti preesistenti; 
anche la spesa per la demolizione e’ finanziabile; 


- la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori. Si 
chiarisce che le spese per la progettazione esecutiva sono quelle 
risultanti dalla tabella b) della legge 143/49 e della corrispondente 
tabella della tegge 144/49 sulle tariffe professionali; le spese per ta 
direzione lavori e il collaudo sono ile sole competenze, rispet- 
tivamente, del direttore dei lavori e dei collaudatore (v. anche p. 1.2 e 
5.4); 


- le prospezioni geognostiche;. 
- I.V.A. limitatamente alle voci di spesa finanziate in conto del mutuo. 


Per l'acquisizione degli immobili l'importo del mutuo sara’ quello determinato 
in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici (vedere p. 
11.3), mentre per gii acquisti di automezzi, attrezzature e mobili quello risul- 
tante dalie previsioni di spesa (vedi p. 11.4/5/6). 
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13. LE ESCLUSIONI DI FINANZIAMENTO 


A seguito delia nuova situazione legislativa la disposizione di cui al 3° 
comma dell'art. 2 del D.M. Tesoro 1/2/85 sulle procedure della Cassa, che 
prevedeva la possibilita’ di appaltare i lavori ed ordinare gli acquisti dopo 
l'adesione di massima purche’ in presenza dei mezzi finanziari per fron- 
teggiare la spesa, deve considerarsi superata. Percio’, come gia' chiarito, i 
lavori dovranno essere appaltati e gli acquisti ordinati solo dopo ia 
concessione del mutuo. 


Qualora ie disposizioni non venissero rispettate, e la circostanza risui- 
tasse solo dopo fa formale concessione dei mutuo, lo stesso dovra’ 
essere revocato. 


Per non penalizzare eccessivamente l'Ente mutuatario, si potra’ in tale 
ipotesi, a richiesta, devolverio ad altra opera finanziabile con le modalita’ 
di cui al successivo capitolo 19. 


Come si e’ detto, l'intervento finanziario della Cassa deve concretarsi in 
un’opera pubblica che rimanga nella sfera giuridica dell'Ente locale. 


Ne consegue che non e’ consentita alla Cassa la concessione di mutui 
diretti at reperimento di mezzi finanziari che debbano essere versati ad 
altri soggetti come “contribuzioni” sulla spesa di un'opera che pur 
rivestendo ia caratteristica del “pubblico” rimanga di proprieta’ di terzi. 


Caso tipico e’ quello dell'ANAS che per determinate varianti alia rete 
stradale d’interesse degli Enti focali richiede ad essi un concorso nella 
spesa; medesima situazione si ha nei riguardi delle Ferrovia per 
l'eliminazione di passaggi a livello o sotto/sovrapassaggi. 


Gli Enti locali e le loro Aziende o le S.p.A. anche a maggioranza di Enti 
locali per ia loro attivita’ privata cioe’ investimenti di carattere industriale 
e commerciale non possono ricorrere al credito della Cassa. 


AI di fuori della legislazione speciale (L. 94/82; L. 899/86) per l'edilizia 
residenziale pubblica non si ricorre piu’ a mutuo bensi’ ad erogazioni in 
conto capitale effettuate tramite la Sezione autonoma per l'edilizia re- 
sidenziale su indicazione del C.E.R. nell'ambito dei piani di intervento in 
materia. La Cassa, pertanto, non interviene, in via ordinaria, per il finan- 
ziamento dell'edilizia residenziaie. 


La Cassa depositi € prestiti non interviene nella concessione di mutui per 
revisione prezzi, aumenti d’asta ed altri tipi di maggiori spese riferiti a 
mutui concessi da altri Istituti di credito. 


14. tl. TASSO 


Il tasso d'interesse e' fissato al 9% in ragione d'anno ed e' uguale per 
qualsiasi tipo di operazione e durata (D.M. 30/12/1986 G.U. n. 9 del 
13/1/1987). 
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15. LA GARAPIZIA: DELEGAZIONI Li PAGAMENTO E CONTRISUTI 


Richiamando quanto gia’ esposto sulie garanzie nella parte generale, in 
sede, sono necessarie alcune precisazioni. 


Come visto, ii Tesoriere per effetto della notifica della delegazione 
diviene il debitore principale. 


E' peraltro possibile che la decorrenza delle delegazioni di pagamento 
non coincitia con quella dell'inizio dell'ammortamento dei mutuo che 
decorre dall'anno successivo a quello in cui a‘ avvenuta la concessione. 


In tal caso le delegazioni notificate ai Tesorieri non avranno piu’ effetto 
dall'anno iniziale per il quale sono state rilasciate. 


li Tesoriere non sara’ quindi tenuto a pagare la rata - ed infatti questa 
non sara’ compresa nei ruoli di riscossione delie rate - e si provvedera’ 
alia rettifica od alla sostituzione dell'atto di deiega, con le decorrenze 
sfalsate di un anno. 


| Tesorieri, per : versamenti alla Cassa delie rate di ammortamento, 
dovranno far riferimento esclusivamente a quanto indicato nei citati ruoli 
di riscossione (vedi anche p. 16.5 e 16.6). 


Le norme procedurali della Cassa prevedono che i Comuni e !a Province 
possono rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi 
e prestiti, a garanzia di mutvi richiesti da aitri Enti mutuatari delia Cassa 
stessa. 


E’ il caso, per esempio, delle ‘opere di interesse sovraccomunale realiz- 
zate dalle Province su delega dei Comuni ai sensi dell'art. 11 legge 
131/83; le garanzie, infatti, potranno essere prestate sia dalla Provincia 
che dai Comuni interessati; oppure per i Consorzi, un Ente puo’ sostituirsi 
ad un aîtro non piu’ in grado di rilasciare delegazioni. 


Richiamandosi al 2° comma dell'art 13 della !egge 589/1949 che 
prevedeva una identica garanzia statale e in considerazione delle com- 
petenze regionali in campi, una volta, dello Stato, si e’ prevista la pos- 
sibilita" di accettare a garanzia dei mutui concessi da questo Istituto 
anche i provvedimenti di garanzia emessi in base a legge regionale. 


La condizione fondamsntale e’ che ia legge regionale preveda espres- 
samente che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, nel caso di 
mancato pagamento delia rata da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze 
stabilite, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di 
preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e 
prestiti, provvedera’ al pagamento della rata scaduta, aumentata degli 
interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita ail'Ente mutuante, 
in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario. 


Si richiama all'attenzione degli Enti mutuatari che, trattandosi di “garan- 
zia” e non di contribuzione, la quota interessi dell’annualita’ garantita 
dalla Regione va interamente computata ai fini del limite di indebitamento 
{vedi lett. b)} capitolo 4). 
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15.4 | contributi in annualita’ sulla spesa concessi dallo Stato, dalle Regioni o 


Contributi dalie Province autonome e ceduti in sostituzione della garanzia devono 
in annualita' essere accettati dall'istituto mutuante. 
sulla spesa L'accettazione da parte della Cassa non e’ incondizionata. 


I contributi possono essere accettati esclusivamente se sono ceduti 
irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata patri 
all'ammortamento del corrispondente mutuo. Pertanto il decreto conces- 
sivo dovra’ contenere: 


- impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il con- 
tributo della Cassa daiia data di inizio e per tutta la durata 
deli'ammortamento; 


= l’annotazione, da parte dell'Ufficio Ragioneria, dei capitolo di spesa al 
quale va imputato il contributo. L'Ufficio Ragioneria dovra’ tenere 
presente che la decorrenza dell'impegno non dovra’ essere posteriore 
a quella di inizio dell'ammortamento. Se l'impegno e’ successivo 
all’inizio dell'ammortamento il decreto non sara’ accolto. 


ll contributo concesso all'Ente mutuatario e ceduto direttamente ed ir- 
revocabilmente all'Ente mutuante costituisce “garanzia” effettiva e 
primaria nei confronti della Cassa ed e’ ovvio, pertanto, che non possa 
essere unilateralmente modificata. 


Le eventuali modifiche o revoche del beneficio da parte delle Regioni oc 
Province non potranno incidere sul rapporto di mutuo costituito. 


Queste dovranno continuare a corrispondere alla Cassa la contribuzione 
originariamente prevista, salvo a rivalersi delle somme erogate nei con- 
fronti dell'Ente destinatario del contributo. 


La Cassa infatti rimane completamente estranea ai rapporti tra Ente 
contributore ed Ente mutuatario. 


Qualora un Ente beneficiario di contributo non sia in grado o non voglia 
contrarre un mutuo nella forma ordinaria, e’ possibile ottenere dalla 
Cassa un finanziamento pari al valore attuale delle varie annualita’ di 
contributo. 


Per l'incidenza sulla capacita’ d'indebitamento si rimanda al p. 6.5. 


16. L'AMMORTAMENTO DEI MUTU! 


16.1 Come per gli altri Istituti di credito anche i mutui concessi dalla Cassa 
Decorrenza vengono posti in ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo 
a quello nei quale e’ avvenuta la concessione stessa. 


16.2 Sulle somministrazioni che vengono effettuate nel periodo intercorrente 
Interessi di tra la data della concessione del mutuo e quella dell'inizio 
preammortamento dell'ammortamento, vengono di conseguenza liquidati gli interessi di 
preammortamento, dalla data di valuta del mandato ai 31 dicembre suc- 

cessivo, allo stesso tasso di concessione. 


Peraltro, gli interessi non vengono piu’ trattenuti sull'importo del man- 
dato, ma accantonati e sommati a fine anno; il loro importo viene poi 
posto in riscossione unitamente alia prima rata di ammortamento ed agli 
ulteriori interessi maturati. 


“00 
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16.3 L'ammortamento dei mutui e’ fissato in via ordinaria in 10 anni. 


piva L'ammortamento ventennale viene concesso peri soti mutui che abbiano 
pai ammorta- per oggetto l'acquisto o la costruzione di nuove opere. 


L'ammortamento e' decennale per i mutui aventi per oggetto fe ristrut- 
turazioni e je manutenzioni straordinarie. 


Avranno durata decennale, anche se trattasi di nuova opera, ! mutui 
relativi: 


- agli impianti di pubblica illuminazione; 
- alle aree verdi; 
- mutui di importo da 5 a 20 milioni. 


16.4 La rata annuale di ammortamento dovra’ essere pagata in due rate 
Pagamento semestrali uguali. 


rate Per permettere, anche in caso di concorso regionale, una valutazione 
approssimativa dell'onere a carico del bilancio, si trascrivono le percen- 
tuali comprensive di capitale ed interesse, da rapportare all'importo dei 


mutuo: 

19 anni 20 anni 
- annualità’ piena 15,24 10,71 
- contributo del 4% - annualita' 11,33 6,80 
- contributo dei 5% - annualita’ 10,35 5,82 
- contributo del 7% - annualita’ 8,39 3,87 


Per l'assunzione a totale canco regionale dell'annualita' di ammor- 
tamento, il contributo dovra’ essere del 10,9546475008 per venti anni e 
del 15,5820089909 per 10 anni. 


16.5 L'indennita’ di mora istituita dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1978 n. 
interessi 843 e posta a diretto carico dei Tesorieri comunali e provinciali, in caso 
moratori di ritardato 0 mancato versamento delle rate dei mutui garantiti con 

delegazioni di pagamento, aveva il carattere di sanzione amministrativa e 
cioe’ di vera e propria penalita', percio’ veniva applicata “una tantum” alla 
rata o parte di rata non corrisposta nei termini e non veniva posta in 
relazione con il periodo effettivo di ritardo. 


La disposizione di legge (7° comma dell'art. 10 legge 488/86) stabilisce 
invece di riferiria “ai soli giorni di ritardato versamento”. 

Pertanto, ora il calcolo e' effettuato in analogia a quello degli interessi 
moratori, secondo ia formula “saggio d'interesse : 360 x giorni” dove i 
giorni sono quelli compresi tra la scadenza della rata e la data di 
pagamento. 

La percentuale e’ fissata in sei punti al di sopra del saggio corrente di 
concessione e quindi attualmente l'indennita' di mora e’ liquidata al 15%. 


— 31 — 
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16.6 Con separate comunicazioni la Cassa notifica l'addebito di somme che gli 


Interessi Enti mutuatari sono tenuti a rimborsare per interessi di preammor- 
di ritardato tamento (vedi p. 16.2), per conguagli conseguenti a variazioni dopo 
versamento l'ammortamento (vedi p. 19.8) per restituzione di somme erogate in 


eccedenza all'importo ammesso a contributo ovvero per restituzione di 
somme gia’ erogate in conto mutuo da sottoporre a procedura di revoca 
o di devoluzione. 


Neiia comunicazione e’ sempre precisata !a data in cui la somma deve 
essere corrisposta; dai giorno successivo al termine indicato e fino al 
giorno (compreso) della rimessa a saldo in caso di ritardato versamento 
di tati somme aventi natura diversa dalle rate di ammortamento, sono . 
dovuti gli interessi di ritardato versamento, da computare con le stesse 
modalita’ previste per l'indennita’ di mora, ma con percentuale fissata in 
cinque punti al di sopra dei saggio corrente di concessione dei mutui, 
cioe’, attusimente, al 14%. 


La rimessa delle somme dovute alla Cassa per titoli diversi sara’ effet- 
tuata con le stesse modalita’ seguite per il versamento delle rate correnti 
di ammortamento prestiti. 


16.7 Si ricorda anche per gli Enti che hanno adottato il piano di rientro dei 
Legislazione debiti fuori bilancio ex art. 24 della legge 144/89, che l’omesso ver- 
varia samento delle rate rateizzate come previsto dal piano, costituisce di- 
strazione di fondi che puo’ comportare la diretta responsabilita’ del 
ragioniere e del segretario, oltre alla poss:bilita' di revoca delle 
facilitazioni accordate con l'inevitabile dichiarazione di dissesto ai sensi 

dell'art. 25 della citata legge 144. 


Ed infine che i‘art. 13 comma 13 ter della legge 38/1990, riconosce alla 
Cassa la facolta’ di recuperare i propri crediti mediante trattenute sulle 
somme da erogare, a qualsiasi titolo, ai medesimi soggetti. 


Pes, 
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PARTE TERZA 


LA PROCEDURA PER COMUNI E PROVINCE 


Premessa 


Conosciuto chi e per che cosa si puo’ chiedere un mutuo e come si 
determina l'importo dello stesso oltre alle condizioni e alle garanzie 
accettate, si passa all'esposizione della procedura. 


L'articolazione per “soggetti mutuatari* sembra aver incontrato il favore 
dei lettori percio’ si ripropone la stessa impostazione per la parte pro- 
cedurale. 


Le modifiche apportate dalla legge 142/90 e centrate sulla piena respon- 
sabilita’ dei dirigenti degii Enti, sui controlli esterni (Collegio dei Revisori, 
Co.Re.Co.) permettono alla Cassa, per snellire le-procedure, l'eliminazione 
della trasmissione di una seme di atti, soprattutto per quegli atti che 
costituiscono il presupposto del procedimento (come pareri tecnici, di 
V.LA., di fattibilita’, il CONI, ecc.), e la loro sostituzione con le dichiarazioni 
dei responsabili. 


Anche se superfluo si richiama l'attenzione dei Segretari sulia precisa 
rispondenza delle attestazioni agli atti, dato che su di essi si viene a 
svolgere tutta la successiva attivita’ della Cassa DD.PP.. 


17. LA CONCESSIONE 


La procedura viene attivata con la presentazione della domanda di mutuo 
adeguatamente documentata cioe’ accompagnata da una dichiarazione 
che sostituisce i relativi atti. 


SI |, See 


3 + Libreria - Suppl. ord. G.U. =, 251. 
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La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istrut- 


Potere tori e’ attribuita al Segretario. 
certificatorio Si evidenzia che il Segretario per tutte le delibere trasmesse o citate 
nelle dichiarazioni dovra’ attestarne l'esecutivita’ a tutti gli effetti di 
. legge. 


17.1 Le attestazioni che attualmente ta Cassa richiede discendono essenzial- 


Dichiarazione mente da disposizioni di legge, e, nello specifico, riguardano quelle. di- 
ai fini sposizioni, esposte nella prima parte, che costituiscono le condizioni di 
dell'adesione base per l'attivita’ di investimento dell'Ente. 

(Mod. 1) Inoltre la Cassa richiede anche specifiche attestazioni per tipologia di 


opera, che di seguito vengono esposte. 


Richiamando per i problemi generali quanto detto al p. 5.1 si precisa che 
a) Vincoli storici, il rispetto delle norme dovra’ essere attestato dal Segretario. 
artistici 
o ambientali 


It Segretario dovra’ indicare gli estremi della delibera consiliare, con 


b) Piano l'indicazione dell'esecutivita’ a tutti gli effetti di legge, di approvazione del 
finanziario piano finanziario. 
dell'investi- Come gia’ chiarito (lett. g capitolo 3) quando non necessita il piano 
mento finanziario l'attestazione dovra’ indicare che nelle premesse della delibera 


di approvazione del progetto esecutivo sia dato atto che non si provvede 
ad approvare il piano finanziario in quanto l'investimento non comporta 
oneri finanziari ne’ maggiori spese di gestione sul bilancio dell'Ente. 


Nella dichiarazione dovranno risultare gli estremi delia delibera di Giunta 
c) Approvazione di approvazione del progetto o di aggiornamento prezzi con l'indicazione 


progetto e dell’esecutivita’ della stessa. 
aggiornamento Qualora il progetto non necessiti di aggiornamento l'attestazione dovra’ 
prezzi riguardare la congruita’ dei prezzi. 


Per l'acquisizione degli immobili, l'importo del mutuo viene determinato, 
t) Acquisizione = como stabilito dall'art. 3 del D.M. 1/2/85, in corrispondenza del valore 
immobili riconosciuto dagli organi tecnici. 


Pertanto, ai fini dell'adesione, dovra’ essere trasmessa la dichiarazione 
dei Segretario sull’acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico erariale 0 
del Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente mutuatario o, per gli Enti sprovvisti 
di tale Ufficio, dalla perizia giurata, attestante la congruita! dei valore de! 
cespite. 


Per l'acquisto delle attrezzature o dei mobili, ai fini dell'adesione, occorre 


e) Acquisti trasmettere un elenco dettagliato con le previsioni di spesa e 
automezzi, l'indicazione ds! numero di posizione dell'opera principale (vedi p. 11.5). 
pirla Per gli automezzi e’ sufficiente indicare la tipologia scelta. 
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E’ possibile richiedere con un'unica domanda i finanziamento per la 
f) Costruzione costruzione o l'acquisto di un'opera destinata ad edifici scolastici, uffici e 
ed case di riposo edi relativi arredamenti (iett. e dell'art. 1 del D.M.). 


arredamento per evitare inconvenienti data la diversita’ del periodo di ammortamento 
(20 anni per la costruzione e l'acquisto e di 10 anni per l'arredamento) si 
invitano gli Enti, qualora il progetto preveda nel suo contesto le spese 
per arredi, a scindere gli importi relativi alla costruzione ed agli ar- 
redamenti, in sede di domanda di mutuo. 


Per i mutui relativi alle ristrutturazioni ed aife manutenzioni straordinarie, 
g) Ristruttura- oltre ai documenti di carattere generale, dovra’ essere trasmessa, ai fini 


zione e della adesione, fa relazione tecnica con l'indicazione delle singole voci di 
manutenzione spesa. 
straordinaria 
Ai fini dell'accoglimento della richiesta il progetto dei lavori dovra’ essere 
h) Patrimonio finalizzato al risanamento, al recupero ed alla conservazione dell’edificio 
artistico- (vedi anche p. 11.2.a). Pertanto occorre trasmettere: 
storico 1) dichiarazione a firma del Segretario dell'Ente attestante: 


a) che l'Ente e’ proprietario del bene; 
b) che la destinazione e’ pubblica (specificare); 


c) che si e’ acquisito il provvedimento specifico di vincolo e il parere 
favorevole sul progetto dei lavori da parte della Soprintendenza ai 
beni culturali ed ambientali. 


Per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona 
i) Acquisizione occorre far riferirmiento alla legislazione speciale di cu: alla legge n. 


ed 847/1964 ed alla legge n. 865/1971 e successive modificazioni ed inte- 
urbanizzazione grazioni. 

delle aree Ai sensi dell'art. 43 della legge 865/1971 l'intervento della Cassa e' 
ex lege 167 possibile solo se l'importo dei mutuo richiesto, aggiunto ai finanziamenti 


gia’ ottenuti dalla Cassa e/o da altri Istituti e/o.dalia Regione a valere sul 
fondo di cui all'art. 45 della legge stessa, non superi il 25% della spesa 
complessiva, prevista nella relazione finanziaria aggiornata secondo la 
normativa regionale. 


Ai fini dell'adesione, oltre alla dichiarazione del Segretario sulla mancanza 
di vincoli ovvero il nulla-osta ove occorra, occorre trasmettere una 
dichiarazione nel senso detto sopra (Mod. 15). 


L'intervento della Cassa per finanziamenti destinati alia costruzione, 
1) Caserme per ristrutturazione Oo acquisto di immobili per caserme di carabinieri e’ 
carabinieri limitato alle “stazioni”, con esclusione delie "tenenze” e strutture supe- 
riori, e comunque, in conformita’ alte valutazioni e priorita’ espresse dal 

Comando Generale dell'Arma. 


I mutui non possono comprendere spese per arredamento. 


E' possibile richiedere alia Cassa mutui.per un importo minore di quello 
m) Finanziamenti necessario per il finanziamento totale dell’opera. 
parziali 


RE, E 
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.La Cassa ha stabilito, per il suo intervento, delle condizioni finalizzate 


esciusivamente al regolare compietamento dell'opera: 
Pertanto: 


= ai fini dell'adesione dovra’ essere trasmessa la dichiarazione del Se- 
gretario che chiarisca come l'Ente faccia fronte alla differenza di 
spesa (Mod. 1); 


- nella delibera di assunzione del mutuo dovra’ essere assunto l'obbligo 
ad eseguire e spesare, prima di richiedere la somministrazione alla 
Cassa, iavori per l'importo eccedente il mutuo concesso dalia Cassa 
(Mod. 3). 


Per le erogazioni si faccia riferimento al p. 18.m. 


Qualora l'Ente non fosse in grado di coprire, con altre fonti di finan- 
ziamento la differenza del costo dell'opera, puo’ predisporre dei progetti 
stralcio. 


In questo caso, ai fini dell'adesione, dovra’ essere trasmessa la 
dichiarazione del Segretario relativa alla delibera di Giunta esecutiva di 
approvazione del progetto stralcio, debitamente aggiornato ai sensi della 
legge 741/81. 


Si puo’ egualmente ricorrere a straici o lotti del progetto generale, 
tutte le volte che si desidera adeguare l'impegno finanziario ai tempi 
di realizzazione dell'opera, quando questa postuli tempi lunghi. 


Come abbiamo visto l'Ente puo’ legittimamente aggiudicare i iavori in 
aumento con la riserva del reperimento della copertura finanziaria per il 
maggior costo. 


L'Ente potra’ coprire il maggior costo dell'opera: 

- con un mutuo suppletivo; 

= con propri mezzi di bitancio; 

= rimodulando le voci del quadro economico del progetto esecutivo 
(per es. imprevisti). 


In ogni caso il Segretario dovra’ comunicare alla Cassa che l'affidamento 
e’ stato limitato all'importo disponibile e chiarire come viene coperto il 
maggior costo dell’opera. 


La problematica che discende dalle disposizioni giuridiche riguardanti 
questa materia e' stata esposta nei p. 1.4 e 5.5. 


Conformemente alla procedura adottata per ie adesioni e concessioni 
anche per le perizie al fine di uno snellimento degli obblighi documentali 
@ per evitare successive interlocutorie si introduce una novita”. 


Gli atti fin ora richiesti vengono sostituiti da una dichiarazione del 
Segretario che ne assume la responsabilita’ circa il rispetto dei limiti 
di perizia e della procedura giuridico-contabile adottata (Mod. 
2/A/8/C). 


Pertanto, ai fini dell'adesione di massima per il mutuo suppietivo o 
per il nulla-osta per l'utilizzo del residuo mutuo gli atti richiesti sono 
la domanda e la suddetta dichiarazione. 


e 
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Sulla base della predetta documentazione si provvede all'accoglimento 
della domanda. 


L'accoglimento in via preliminare si concreta nella adesione di massima 
che costituisce ia “promessa” della concessione del finanziamento e 
l'inizio della fase istruttoria, con ia richiesta della necessaria documen- 
tazione. 


Dopo le richiamate disposizioni dell'art. 23 della legge 144/89 e dell'art. 
55 della legge 142/90, l'adesione di massima non puo’ costituire alcun 
riferimento o impegno alla futura concessione deî mutuo. 


Come e’ avvenuto in questi periodi di difficolta' della Tesoreria statale, la 
Cassa puo’ essere costretta dalle impostazioni di politica economica 
generale, a non dar seguito, con ia concessione dei mutuo, alle adesioni 
date. 


Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli 
Enti mutuatari dovranno produrre (Mod. 3): 


a) la copia della delibera consiliare di assunzione del mutuo e 
costituzione della garanzia, munita delle attestazioni e certificazioni di 
rito (pubblicazione, approvazione degii organi di controlio, ‘ese- 
cutivita’). 


Si ricorda che, in base al riparto di competenze tra organi disposto 
dalla legge n. 142/90, l’adozione delle delibere di assunzione dei 
mutui ricade nella assoluta ed inderogabile competenza de! Consiglio 
{cap. 2). 

b) l'atto di delega debitamente notificato al Tesoriere; 


c) se l'opera e' ammessa a fruire di un contributo regionala in annualita' 
e’ necessario trasmettere fa copia del provvedimento concsescivo dal 
baneficio, tenendo presenta ie congizioni e le limitazioni del 2° o 3° 
comma dell'art. 6 del D.M. (cap. 14.7); 


d) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e fa procsdibiiita' 
dell'operazione ed eventuali documenti integrativi. 


Le attestazioni che attualmente la Cassa richiede, come per l'adesione, 
discendono essenzialmente da disposizioni di legge. Cosi’ dovra’ essere 
attestato il rispetto (Mod. 6): 


= del 9° comma dell'art. 4 delia legge n. 155/89 sulla avvenuta de- 
liberazione del bilancio di previsione nel quals siano incluse le relative 
previsioni (stesso anno dell'assunzione del mutuc); 


- del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 19/6/1979 n. 421 sull’avvenuta 
approvazione del bilancio corsuntivo dei due anni precedenti 
all'assunzione del mutuo; 


- del 109° comma delî’ert. 4 delia !sggea n. 155/89 sul limito della de- 
legabilita’, da riferirsi allo stesso conto consuntivo. 


L'Ente dovra’ considerare la potenzialita’ di indebitamento fin dall'inizio 
dell'operazione anche se la Cassa, in considerazione del fatto che 
l'annualita’ viene comunicata con l'adesione di massima, richiede la 
dichiarazions sul rispetto delia norma suddsatta tra gii atti istruttori per la 
concessione. 


Per Calcolare l'incidenza della nuova rata, basta ricordare che per la prima 
annualita' l'importo della quota interessi e’ pari al saggio del mutuo (9%). 
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4 comma 4° dell’art. 4 del D.M. Cassa, finalizzato a pubblicizzare il rispar- 
mio postale quale fonte di finanziamento degli investimenti degli Enti 
focali, prevede: 


a) Ogni volta che la pubblicita’ delle gare relative ai lavori viene effet- 
tuata attraverso fa pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani 
dovra’ essere indicato che “l’opera verra’ finanziata dalla Cassa de- 
positti e prestiti con i fondi del risparmio postate”; 


8) gii Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un 
cartello -con la dicitura: “Opera finanziata dalla Cassa depositi e 
prestiti con i fondi del risparmio postale”. 


Tali impegni dovranno essere formalizzati nella delibera di assunzione del 
mutuo e dovra’ essere data notizia alla Cassa dell'avvenuto adem- 
pimento. 


La pubblicita’ di cui al punto a) permette di dare attuazione concreta alla 
disposizione dell'art. 13 - 6° comma, legge 131/83 che recita: “Qualora ta 
fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della 
Cassa depositi e prestiti it calcoto del tempo contrattuale per la decor- 
renza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni 
intercorsi tra la spedizione della domanda di somministrazione e la 
ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria 
provinciale, purche’ tale circostanza sta stata richiamata nel bando di 
gara”. 


Si invita a prestare particolarmente attenzione all'obbligo dell'esposizione 
del cartelio poiche’ ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del D.M. 1/2/85 la 
Cassa puo’ sospendere, previa diffida, le erogazioni, in caso di inadem- 
pimento (vedi p. 20.4). 


Sulla base della documentazione istruttoria. la concessione del mutuo 
viene proposta al Consiglio di amministrazione, che, ove nulla osti, pro- 
cede alia relativa delibera. 


5 provvedimento formale di concessione del mutuo e’ peraltro costituito 
da una “determina” del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti 
ed al riguardo si ricorda che la concessione dei mutui da parte delta 
Cassa non avviene con un atto negoziale di diritto privato, bensi’ con un 
“atto amministrativo”. 

Per permettere un immediato corso degli uitimi adempimenti (gara di 
appaito, acquisizione di immobili, ecc.) viene subito data notizia all'Ente 
dell'avvenuta concessione. 


Tale documento e’ valido a tutti gli effetti per detti adempimenti. 


Successivamente, copia del provvedimento concessivo e dei piano di 
ammortamento del mutuo viene inviata all'Ente mutuatario, per la con- 
servazione agli atti dell'Ente stesso. 


ll mutuo, dopo la concessione, diviene subito erogabile, ove non sus- 
sistano particolari impedimenti. 
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18. LE EROGAZIONI 


I mutui della Cassa, come del resto quelli degli altri Istituti di credito, 
sono erogati ratealmente in base alla documentazione che attesti 
l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti. 


Per ogni erogazione in conto mutuo, deve essere inoltrata alla Cassa 
apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'Ente o da un 
suo delegato, corredata dai documenti giustificativi di spesa di cui ai 
successivi paragrafi. 


E’ condizione indispensabile che tutti i documenti di spesa siano vistati 
dal Capo dell'Ufficio Tecnico o in genere dai funzionario piu’ elevato in 
grado preposto al servizio tecnico dell'Ente. 


Per gli Enti sprovvisti deli'Ufficio Tecnico i documenti di spesa dovranno 
essere vistati dal solo direttore dei lavori; ta mancanza di detto Ufficio 
dovra’ essere attestata in ogni richiesta di pagamento. 


Tutti i documenti dovranno, inottre, essere in originale o in copia con- 
forme debitamente autenticata. 


Per ]} modi e per le condizioni delle erogazioni anticipate rispetto 
all'effettuazione della spesa, occorre fare riferimento ai decreto del 
Ministro del Tesoro, attuativo della legge 741/81. (ll decreto 29/12/90 
prevede l'anticipazione del 10% dell'importo dei iavori fino al 31/12/91.) 


i documenti per ottenere l'anticipazione sono: 

- fa domanda del legale rappresentante dell'Ente; 

- fa dichiarazione dei Segretario dell'Ente dalla quale risulti: l'importo 
.del prezzo contrattuale, la data di aggiudicazione e di inizio lavori o 
forniture ed infine la prestazione di idonea garanzia. 

La suddetta anticipazione dovra’ essere recuperata su ogni stato di avan- 


zamento, applicando la stessa percentuale dell’anticipazione sui lavori 
effettuati al lordo delie ritenute di garanzia. 


Se l'Ente non vi provvede si operera’ ia detrazione d'ufficio. 


Si ricorda che ai sensi de! 3° comma dell'art. 3 della legge 741/81 
sull'importo dell'anticipazione non e’ accordata la revisione prezzi. 


In presenza di finanziamenti ‘parziali, con l'esclusione dei caso dei con- 
tributi regionali in conto capitale per i quali si applica il 2° comma dell'art. 
14, sì tenga presente che, all'anticipazione, si applichera’ la medesima 
percentuale: rappresentata dal mutuo della Cassa rispetto all'importo 
giobale del progetto. 


Per le erogazioni relative ai lavori, il documento giustificativo di spesa 
consiste nel “certificato di pagamento” rilasciato con riferimento allo- 
stato di avanzamento dei lavori. 


Si richiama ancora quanto detto al capitolo “Responsabilita”. 
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Sara’ sufficiente, per la somministrazione, trasmettere il certificato di 
pagamento. 


Il certificato di spesa, per i favori dati in “concessione” o appaltati “a 
corpo” o a “forfait” dovra' far sempre riferimento a quantita’ fisiche di 
lavori anche se concretatesi in percentuali di avanzamento, e il Capo 
dell'Ufficio Tecnico o it Direttore dei lavori, che vista ai sensi del 1° com- 
ma dell'art, 12, dovra’ dichiarare che sono stati eseguiti in misura non 
inferiore all'importo che viene richiesto... 


Premesso che e’ consentito effettuare in “economia” i lavori finanziati 
con mutuo della Cassa, 'si ricorda che l’art. 64 - 1° comma, lett. c) della 
legge n. 142/90 abroga quasi tutte le disposizioni del T.U. n. 383 del 1934 
e, tra queste, l'art. 293 relativo ai regolamenti per la gestione dei servizi 
in economia. 


Allo stesso tempo, pero’, l'art. 59 - 2° comma fa salve le disposizioni 
{compatibili} precedenti, fino all'entrata in vigore degli Statuti degli Enti, 
nel cui contenuto rientra anche l'ordinamento dei servizi pubblici (art. 4 - 
2° comma). 


Ai fini delle erogazioni la Cassa richiede: 
per la mano d'opera: 


- copia del libro paga ove la prestazione non sia effettuata da dipen- 
denti dell'Ente; 


per le forniture di beni e servizi: 
- le fatture; 


— qualsiasi documento, previsto ne! regolamento dal quale comunque 
risulti la spesa sopportata. — 


Ai sensi dell'art. 22 della legge 3/1/1978 n. 1, i pagamenti sono effettuati 
nella misura dei 19/20 dell'importo contrattuale con accantonamento del 
residuo ventesimo a titoio di ritenute a garanzia dell'esecuzione dei 
lavori. 


L'importo di tali ritenute dovra’ risultare, di volta in volta, dai vari cer- 
tificati di pagamento e, in mancanza, sara’ calcolato d'ufficio. 


Le ritenute di garanzia sono erogabili, di norma, a collaudo dei lavori, o 
secondo le particolari norme vigenti in ogni singola Regione, cui biso- 
gnera' far riferimento. 


Il citato art. 22 prevede, peraltro, l'erogazione anticipata di dette ritenute 
subordinatamente alla prestazione, per l'importo equivalente, di fideius- 
sione bancaria o a! rilascio di polizza fideiussoria assicurativa, che 
dovranno essere allegate ai normali documenti giustificativi di spesa. 


Diversa e’ la procedura che concerne ia ritenuta dello 0,50 per cento a 
tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

L'art. 19 del D.P.R. n. 1063 del 16/7/1962 ha previsto: 

“A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo progressivo dei lavori 
una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adem- 
pimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo for- 
mato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilita 
dell'appaltatore”. 
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Poiche’ questa normativa non e’ stata modificata, tale ritenuta potra’ 
essere svincolata: soltanto con ia regolare esecuzione o il collaudo dei 
lavori. 


Gli acconti per revisione prezzi da corrispondere all'impresa appaltatrice 
dei lavori possono essere erogati fino all'85% dell'importo revisionale 
sulla base della domanda e del certificato di spesa. Anche in questo caso 
non e’ necessario trasmettere il computo revisionale anche se il cer- 
tificato di spesa dovra’ essere riferito ad esso. 


L'art. 2 della legge 741/1981 ha previsto ia possibilita’ dell'erogazione del 
restante 15 per cento su presentazione di fideiussione bancaria o polizza 
fidelussoria assicurativa che dovranno essere allegati ai suindicati 
documenti giustificativi di spesa. 


Le somministrazioni per revisione prezzi, ovviamente, saranno erogabili 
contestualmente o posteriormente all'esecuzione del lavori. 
Si rammenta che la revisione prezzi non e' accordata sull'importo che e' 


stato oggetto di anticipazione e nel primo anno per i lavori (art. 33 legge 
41/86) e sull'importo dell’aiea contrattuale. 


Per le prestazioni d'opera e ‘le forniture il documento giustificativo e' 
rappresentato dalia fattura. 


In mancanza dell’Ufficio Tecnico si prescinde dal visto. 


Per le competenze professionali il documenio giustificativo di spesa e' 
costituito, generalmente, dalla specifica analitica delle competenze con 
l'indicazione delle voci e/o prestazioni che concorrono a determinare la 


spesa, vidimata dall'ordine professionale competente e sottoscritta dal 


professionista e con il visto del Capo dell'Ufficio tecnico. 


A seguito della sentenza del T.A.R. Lazio, per le societa’ di ingegneria, 
limitatamente alle competenze per progettazione, il documento 
giustificativo di spesa e’ la parcella vistata dall'ordine; per ie altre com- 
petenze (direzione lavori e collaudo) rientrando nella attivita’ di 
prestazione dei servizi, il documento idoneo e' la fattura. 


Per ii contenuto si richiama quanto esposto ai paragrafi 5.4 e 12.1. 


It documento giustificativo di spesa, in questo caso, e’ costituito da: 


“= l'atto della competente autorita’ regionale o dell'autorita’ delegata con 
legge regionaie, che ordina il deposito 0 il pagamento dell'indennita’; 


- l'atto di accordo. 


Per l'acquisto di immobili e delle aree i! documento giustificativo di spesa 
e’ costituito dal contratto preliminare o definitivo di compravendita, re- 
datti in forma pubblica, prescindendo, in mancanza dell'Ufficio Tecnico, e 
previa attestazione al riguardo, dal visto. 


La dichiarazione sulia congruita’ del valore del cespite, in questa fase 
delia procedura, non e’ necessaria, essendo documento indispensabile 
per l'adesione. 
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Qualora fosse stato trasmesso il contratto preliminare, dovra’ essere data 
notizia alla Cassa della stipula dei contratto definitivo, entro sei mesi dal 
pagamento della somma in conto mutuo. 


Se entro detto termine, non e’ stato provveduto alla stipula del contratto 
definitivo, la somma percepita deve essere immediatamente restituita. 
Dalia data di scadenza del semestre saranno dovuti alla Cassa gli in- 
teressi di ritardato versamento. 


Si ricorda che richieste per le occupazioni temporanee, i frutti pendenti, 
le spese notarili, ecc., non sono finanziabili con mutuo trattandosi di 
spese che non si traducono in un incremento del valore dell’opera realiz- 
zata. 


Qualora il mutuo della Cassa non -copra l’intera previsione di spesa, le 
erogazioni in conto mutuo avranno inizio dopo che l'Ente avra’ dichiarato 
di aver eseguito la parte a proprio carico {vedi p. 17.1.n). Detta at- 
testazione dovra’ essere vistata dal Capo dell'Ufficio Tecnico ai sensi del 
1° comma dell'art. 12 del D.M. 1/2/85. 


Per le somministrazioni a saldo !a documentazione giustificativa e’ rap- 
presentata da: 


= peri mutui a condizioni ordinarie: 
l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione: 


= peri mutui con contributo regionale: 
comunicazione dell'avvenuta omologazione dell'atto di collaudo o del 
certificato dì regolare esecuzione da parte del competente organo 
regionale con la determinazione della spesa ammessa definitivamente 
a contributo, salvo diversa normativa regionale; 


-— perla revisione prezzi: 
certificazione di pagamento a saldo della revisione prezzi. 


Trascorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e qualora non sia 
intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo o di regoiare ase- 
cuzione dei lavori entro due mesi dalla scadenza dei suddetti termini, 
l'Ente potra’ avvalersi dell'art. 5 legge 741/81 previa attestazione del 
legale rappresentante dell'Ente che sono trascorsi i termini dalla legge 
stessa e cio' dipende da fatto non imputabile all'impresa. 


Le somministrazioni in conto mutuo vengono effettuate con mandato. 
intestato all'ente mutuatario, esigibile presso la Sezione di Tesoreria 
provinciale competente con quietanza del Tesoriere dell'Ente stesso. 


Si ricorda che, riscosso il mandato della Cassa, deve provvedersi con 
ogni soliecitudine all'emissione del mandato di pagamento dell'Ente a 
favore dell'effettivo creditore della somma (vedi p. 20.2). 


Sui mandati di pagamento, cosi’ come su: prestiti delia Cassa e le 
delegazioni di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni 0 
altri impedimenti. 


Gti atti compiuti in difformita’ sono nulli (nullita nievata d'ufficio 
dall’autorita’ giudiziaria). ll pagamento del titolo di spesa non puo’ essere 
sospeso per alcuna ragione (art. 13 legge 197/83). 
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19. VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE DEL MUTUO 


Le variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo si 

sintetizzano in due fattispecie: 

a) vamazioni che non comportano. modifiche alle condizioni dell'armmmor- 
tamento; 


b) variazioni che comportano. modifiche alle condizioni dell’ammor- 
tamento. 


A) nella prima fattispecie rientrano le novazioni soggettive ed oggettive 


19.1 Le variazioni del soggetto intestatario del mutuo si presentano molto 
Novazioni raramente; bastano, percio’, poche parole per dire che la documentazione 
soggettive necessaria per questa operazione sara’: la domanda e la delibera con- 
siliare e, qualora il nuovo Ente mutuatario diventi anche nuovo Ente 

garante, la documentazione per l'assunzione della garanzia. 


19.2 L'Ente mutuatario puo’ richiedere che un mutuo gia’ concesso per 


Novazioni un'opera o parte di esso sia devofuto ad altra opera. 
oggettive o Le condizioni essenziali per l'accettazione da parte della Cassa della 
devoluzioni richiesta di devoluzione sono: 
- che si tratti di interventi finanziabili a) sensi dell'art. 1 del D.M. 
1/2/1985; 


- che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento; 


= che venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realiz- 
zazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se st 
tratta di devoluzione totale, ovvero il regolare accertamento 
dell'economia, in caso di devotuzione parziale (stato finale dei lavori). 


La documentazione necessaria per questa operazione e’ la stessa idonea 
all'assunzione del mutuo con i necessari accorgimenti trattandosi di 
devoluzione. 


Non cambiando le condizioni dell'ammortamento gli atti concernenti la 
garanzia rimangono quelli originari. mentre nei caso in cui ii prestito 
fosse assistito da contributo statale o regionale e’ necessario trasmettere 
copia del decreto di devoluzione del contributo stesso sia esso statale 
ovvero regionale. 


Il 2° comma dell'art. 9 prevede che il Consiglio di Amministrazione della 
Cassa fissera’ periodicamente l'importo al di sotto del quaie non sara’ 
consentita la devoluzione. 


Attualmente .questo e’ stato determinato in misura pari all'importo 
minimo dei mutui (5 milioni). 


Un'altra limitazione all'operazione di devoluzione concerne l’impossibilita’ 
di utilizzo di piu’ economie di mutui per il finanziamento di un solo 
progetto, in quanto, come e’ noto ogni mutuo deve corrispondere ad una 
entita‘ fisica progettuale definita. 


—gi te 


25-10-1991 


Eseguibilita’ 


Esclusione 


Decorrenza 


Effetto 


B) 


19.3 


19.4 


19.6 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE . Serie generale - n. 251 


in sostanza e’ possibile utilizzare il residuo di mutuo gia’ concesso a 
favore di una o piu’ opere, rispettando sempre l’omogeneita’ del periodo 
di ammortamento, presentando uno o piu’ stralci progettuali ad esauri- 
mento del residuo mutuo. 


Cio’ perche’ trovandoci in presenza di "mutui di scopo” nessuna somma 
puo’ rimanere inutilizzata senza la necessaria destinazione. 


Qualora l'Ente avesse piu’ residui, non altrimenti utilizzabili, puo’ 
richiedere la riduzione dei singoli mutui (vedi p. 19.11). 


Nel caso di mutui concessi in base a leggi speciali, la devoluzione e’ 
possibile soltante a favore delle opere previste dall'intervento agevolativo 
e net solo periodo di utilizzazione. Fuori da questa ipotesi il mutuo verra’ 
ridotto al fine di cancellare o diminuire gii oneri a carico del bilancio dello 
Stato. 


Si precisa che la devoluzione a favore dello stesso tipo di opera non 
necessita di alcun provvedimento formale rimanendo un atto interno, 
mentre le novazioni a favore di opera diversa vanno sottoposte alla 
formale deliberazione del Consiglio stesso. 


Infine, e' da notare che ile variazioni in argomento hanno effetto im- 
mediato e pertanto, una volta perfezionato l'atto interno di devoluzione o 
il provvedimento formale, il mutuo e’ immediatamente somministrabile. 


Variazioni dell'ammortamento 


Dopo la concessione del prestito, le condizioni dell’'ammortamento pos- 
sono essere modificate, d'ufficio ovvero per iniziativa dell'Ente 
mutuatario. con cadenza annuale e ad ogni operazione consegue 
l'emissione del relativo provvedimento formale, e dei niani contabili ag- - 
giornati. 


Elementi non modificabili dopo ia concessione dei prestito sono: 
= saggio degli interessi; 
- durata e decorrenza dell'amimortamento. 


le variazioni d'ammortamento decorrono dall'inizio deil’amrnortamento 
dei mutui da esse interessati. 


Pertanto, ogni operazione di modifica determina un nuovo piano 
d’'ammortamento che sostituisce il precedente emesso all'atto della con- 
cessione de! prestito. 


Le variazioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a 
quello in cui si siano verificate le condizioni o siano pervenute ie 
documentazioni idonee a produrre .le variazioni stesse. 


Si chiarisce che le necessarie documentazioni, per produrre effetti dal 
primo gennaio immediatamente successivo, debbono pervenire alla Cassa 
non oltre il 30/10, per la chiusura delle operazioni di rettifica dei ruoli. 


Cosi’, per esempio, una richiesta di riduzione di mutuo pervenuta: 
= entro il 30/10/1991, dara’ luogo ad operazioni sulla contabilita’ 1992; 


REC) 
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= dopo il 30/10/1991 ed entro il 30/10/1992, dara’ luogo ad operazioni 
sulla contabilita’ 1993 e cosi’ di seguito. 


In attesa che il provvedimento di variazione dell'ammortamento produca i 
suoi effetti, le rate iscritte sui ruoli sono comunque dovute dagli Enti 
pagatori. Pertanto, le rate stesse - tranne nei casi originati da errore O 
ritardo della Cassa - producono, se rion soddisfatte, gii interessi previsti 
per il mancato pagamento. 


Qusiora alié variazioni. d'’ammortamento disposte conseguano operazioni 
di conguaglio per ii pregresso periodo intercorrente tra ia dècorrenza e 
l'effetto, le somme liquidate a credito o a debito dell'Ente 
mutuatario/pagatore saranno rispettivamente rimborsate o recuperate 
mediante compensazione ovvero iscrizione sul ruolo riscossioni con 
scadenza al 30 giugno dell'anno-in cui ha effetto ta variazione. 


Cosi’, in particolare: 
= una comunicazione di accreditamento al 30/6/1991, da’ la facolta’ al 


beneficiario di decurtare l'importo del credito stesso dalla somma da 
versare alla Cassa alia stessa data; 


= una comunicazione di addebito al 30/6/1991, obbliga il debitore ad 
aggiungere l'importo del debito stesso alla somma da versare alla 
Cassa alla stessa data. 


1 conguagli per importi inferiori a L. 10.000, data ta loro esiguita’, non 
avranno esito sui ruoli di riscossione. 


E’ facolta’ dell'Ente interessato, ove una completa compensazione del 
proprio credito con lo stesso importo delle rate di prossima scadenza 
non sia possibile, di richiedere il rimborso det credito stesso a mezzo 


. mandato diretto. 


Ovviamente, la somma in questione non sara’ disponibile prima che sia 
maturata ia scadenza indicata nei conguagliò ai quale si riferisce. 


Dopo ia concessione del prestito, possono essere ceduti alla Cassa 
contributi in annualita’ da parte dello Stato, delie Regioni, delle Province a 
scomputo, parziate o totaie, degli oneri di ammortamento. 


Detti contributi possono essere accettati esclusivamente se il ‘prov- 
vedimento concessivo della contribuzione contenga le condizioni indicate 
ai p. 15.4. 


Con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della. contribuzione, 
all'Ente mutuatario viene altresi’ data autorizzazione a pagare nella nuova 
misura - determinata aì netto della contribuzione stessa - in diversita’ da 
quanto invece garantito mezzo della delegazione precederitemente 
rilasciata (la quale tuttavia non e’ restituita al titolare, salvo richiesta 
specifica, ma si intende valida per gli oneri ricalcolati dopo 
l'aggiornamento delle scritture contabili). 


L'Ente mutuatario puo’ ricttiedere che l'importo venga ridotto 
all'ammontare delle erogazioni disposte in conto del prestito stesso, e 
che, conseguentemente, venga rideterminato . il piano contabile 
d’'ammortamento. 
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L'operazione sara’ effettuata su domanda dell'Ente interessato, e qualora 
non sia gia’ agli atti, occorrera’' trasmettere il certificato di regolare ese- 
cuzione dei lavori 0 atto di collaudo. 


Per i mutui assistiti da contributo o concorso, la riduzione dei mutui 
verra’ disposta in reiazione al decreto od aitro provvedimento di accer- 
tamento della spesa definitiva ammessa ‘ai contributo stesso. 


1 conguagli conseguenti alle riduzioni dei mutui comporteranno il rim- 
borso in favore degli Enti pagatori (mutuatario, garante, contributore) 
delle quote di capitale estinte in eccedenza dalla decorrenza 
dell'ammortamento alla data di effetto della riduzione. 


I mutui a condizioni ordinarie non vengono ridotti per importi inferiori alle 
100.000 lire; in tali casi questo Istituto in sede di collaudo provvedera” 
d'ufficio, alla somministrazione dell'eventuale residuo; comunque si invita 
l'Ente mutuatario a segnalare ‘ ugualmente questa .circostanza nella 
domanda dell'ultima erogazione. 


L'Ente mutuatario puo’ richiedere la cancellazione del mutuo dai ruoli 
della Cassa trasmettendo, in allegato alla domanda, atto consiliare de- 
liberativo di rinuncia. 


li finanziamento, peraltro, puo’ essere revocato d'Ufficio da parte della 
Cassa, quando si verifichi per esempio: 


= grave inadempienza del mutuatario; 


= appalto dei lavori o ordinativi di spesa anteriormente alla concessione 
del mutuo; 


- impiego del mutuo per opera diversa da quella per ia quale il mutuo e’ 
stato concesso. 


Nei casi in cui la causa non sia imputabiie alla Cassa depositi e prestiti 
verranno restituite agli Enti - pagatori ie sole quote di capitale estinte 
dall'inizio dell'ammortamento fino alla data di effetto della revoca 
medesima. 


La quota interessi rimane acquisita alta Cassa poiche’ deve compensare, 
in ogni caso, il costo delle somme messe a disposizione dell'Ente. 


Per quanto riguarda l’effetto della revoca, si chiarisce che, come per la 
generatita’ delie operazioni di variazione d'ammortamento, l'effetto stesso 
e' al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate 
ie condizioni ovvero siano pervenute le necessarie documentazioni, 
tenendo sempre conto che dopo il 30 novembre non sara’ consentito 
effettuare rettifiche suî ruoli di prossima scadenza. 


L'Ente mutuatario puo’ estinguere anticipatamente il mutuo contratto 
mediante corresponsione deli residuo debito costituito da una o piu’ 
annualita’ intere e successive. 


Per la determinazione dei residuo debito, e per le modalita’ del 
pagamento, l'Ente interessato dovra’ osservare le apposite indicazioni che 
saranno fornite dalla Cassa, tenendo presente che i versamenti vanno 
effettuati entro il 30 settembre, per estinguere anticipatamente un mutuo 
con effetto dal 1° gennaio successivo. 


L'estinzione anticipata del residuo debito e’ obbligatoria e preliminare, 
come previsto dal quarto comma dell'art. 2 dei D.M. 1/2/1985, ogni volta 
che l'Ente mutuatario intenda alienare .un immobile costruito od ac- 
quistato con mutuo della Cassa. 


= #= 
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20. LE RESPONSABILITA’ 


20.1 Si richiama l’attenzione sulle responsabilita’ previste da tali norme, in 
Responsabilita’ quanto le attivita’ istruttorie per accedere ai finanziamenti della Cassa 
ex art. 23 Legge richiedono il rispetto delle disposizioni relative alla copertura formale e 
155/89 e art. 55 finanziaria degli impegni di spesa. 


Legge 142/90 

20.2 La Cassa non ha organi periferici di controllo: pertanto essa eroga la rata 
Responsabilita’ di mutuo sulla base degli atti che ad essa pervengono. 
del legale. AI fine di attuare comunque un severo controllo, dato il fine pubblico-che 
rappresentante ; finanziamenti della Cassa devono raggiungere, la responsabilita’ nei due 
dell'Ente momenti della richiesta dell'erogazione e dei soddisfacimento delle 


ragioni creditizie, e’ attribuita, per legge. personalmente al legale rap- 
presentante dell'Ente mutuatario. 


Questi infatti e’ personalmente responsabile: 
a) nei confronti della Cassa: 


sulla rispondenza della richiesta di erogazione a: documenti 
giustificativi in possesso dell'Ente e della loro regolarita’ formale: 
infatti, alla Cassa viene solo inviato il certificato di pagamento, senza 
alcun accesso alle procedure sottostanti (ad esempio la deliberazione 
della Giunta). 


b) nei confronti degli appaltatori e dei creditori in genere: 


del tempestivo versamento delle somme, non appena riscossi dalla 
Cassa i relativi mandati. 


20.3 Ai Capo dell'Ufficio Tecnico 0, per gli Enti che non hanno tale ufficio, al 
Responsabilita’ Direttore dei lavori, e’ anche attribuito nei confronti della Cassa, 
dei Capo dello l'incombenza, mediante il visto apposto sui documenti di spesa, di at- 
Ufficio' Tecnico testare la corrispondenza dell'erogazione, ai iavori o alle spese previste 

nei progetti approvati e per i quali e’ stato concesso il mutuo. 


Non si tratta quindi di una supervisione tecnica, bensi’ di una attestazione 
di conformita’ nei confronti dell'istituto mutuante. 


20.4 L'onere dell'esppsizione del cartello e’ posto direttamente a carico 
Cartello di dell'Ente mutuatario e il rappresentante legale ne diviene personalmente 
pubblicita’ responsabile néi confronti della Cassa. 


in caso di inadempienza la Cassa, previa una prima diffida, potra’ sospen- 
dere ogni erogazione in conto mutuo, sino a quando non si sara’ ottem- 
perato a questa semplice incombenza. 


Si raccemanda vivamente, di vigilare sull'adempimento richiesto, con- 
siderando che l'incremente delle disponibilita’ finanziarie della Cassa, 
attraverso il risparmio pestale, si traduce immediatamente in mag- 
giori possibilita’ di credito agli Enti locati. 


Mi 
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PARTE QUARTA 


GLI ALTRI SOGGETTI MUTUATARI 


21. CONSORZI 


Sono Enti mutuatari della Cassa sia i Consorzi tra Enti locali (art. 68 del 
T.U. 2/1/1913 n. 453 e art. 25 della legge 8/6/1990 n. 142) che i Consorzi 
misti (6° comma - art. 10 legge n. 440/87). 


21.1 Gli investimenti finanziabili per Comuni e Province sono finanziabili anche 
Settori per i Consorzi. 
d'intervento 


21.2 Atto preliminare per ottenere il finanziamento e’ io statuto che permette 
Atti istruttori di verificare gli Enti partecipanti al Consorzio, e, nel caso in cui si tratti di 
Consorzi tra Enti locali e Enti pubblici, verificare la condizione posta dalla 

legge cioe’ che gli Enti pubblici non siano in posizione maggioritaria. 


Qualora la partecipazione non appaia nello Statuto occorrera’ trasmettere 
una delibera consorziale sulla stessa. 


Poiche’ la partecipazione maggioritaria degli Enti locali non esclude la 
possibilita’ di successive modifiche, occorre che il Consorzio nella de- 
libera di assunzione deli mutuo prenda atto che il presupposto della 
concessione del mutuo e’ la partecipazione maggioritaria degli Enti locali, 
pertanto detta quota maggioritaria deve permanere per tutta la durata del 
mutuo. 


Infatti se durante il periodo di ammortamento dei mutuo dovesse venir 
meno la prescritta maggioranza, la Cassa dovra’ revocare il finanziamento 
@ richiedere la restituzione del capitaie mutuato con addebito delle rela- 
tive spese. 


Pertanto se, dopo la concessione del mutuo, gii Enti locali volessero 
ridurre la propria partecipazione oltre i limiti consentiti, il Consorzio, per 
non incorrere nella revoca, dovra’ preventivamente estinguere il residuo 
debito in unica soluzione, previa presentazione di apposita richiesta in tal 
senso. 
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Per l'adesione e la concessione del mutuo dovra’ farsi riferimento alla 
normals procedura dalla Cassa percio’ si richiama quanto gia’ scritto per i 
Comuni e la Provinca. 


Alcune precisazioni marita invece l'adozione del piano finanziario. 


Di norma i Consorzi, salvo che gestiscano servizi produttivi, non hanno 
a) PIANI autonomia finanziaria pur avendo una propria personalita’ giuridica di- 
FINANZIARI stinta da quelia degli Enti consorziati. Se i Consorzi fanno ricorso al 
credito, sono infatti i singoli Enti a rilasciare le delegazioni di pagamento 

ed essere responsabili di rata nei confronti dell'Ente mutuatario. 


Per l'ottemperanza delia prescrizione dell'art. 4 delia legge n, 155/89 sui 
piani finanziari, 1 Consorzi si presentano ovviamente in posizione a- 
nomala, perche’, pur essendo titolari del mutuo, non sono loro a soppor- 
tare gli oneri finanziari, che ricadono sempre sugli Enti consorziati: sono 
questi allora, che devono redigere ed approvare, pro quota, il piano 
finanziario. 


Tuttavia se e’ facile determinarne l'onere di ammortamento, non puo 
essere determinata autonomamente la spesa di gestione. 


Per poter rimanere nell'ambito di iegge prescritto, e’ necessario da parte 
del Consorzio la predisposizione ed approvazione di un piano o meglio di 
un quadro globale dei costi finanziari (che per quanto detto non puo’ 
avere alcuna rilevanza giuridica); sulla base di queste indicazioni i singoli 
Enti consorziati approveranno i rispettivi piani finanziari, avendo a base la 
"quota” di oneri gravanti su di essi. 


Acquisite tutte le approvazioni l'organo volitivo del Consorzio potra’ 
provvedere all'approvazione del progetto e dare inizio all'iter esecutivo 
dell’investimento. 


Se ia garanzia e' prestata su entrate derivanti dall'esercizio in economia 
di servizi produttivi ex lege 537/1967, si rientra invece nella ordinaria 
previsione. 


Ai fini istruttori, nel caso in cui la garanzia venga prestata dagli Enti 
consorziati con il rilascio di delegazioni sulle proprie entrate, e’ neces- 
sario che in sede di domanda vengano precisate le quote attribuite a 
ciascun Ente (Mod. 1) e, per la concessione, trasmesse fa delibera di 
assunzione dei mutuo da parte de! Consorzio (Mod. 11} e le delibere di 
costituzione delîa garanzia da parte degli Enti garanti (Mod. 4 p. 1 bis). 


Cd 


21.3 Non vi e' alcuna disposizione di legga che espressamente preveda la 
Garanzie possibilita’ da parte dei Consorzi di rilasciare delegazione sulle proprie 
entrate a garanzia dell'ammortamento dei mutui. 


Percio', in via generale, la Cassa accetta delegazioni ai sensi della lett. a) 
del 1° e del 3° comma dell'art. 5 del D.M. sulle proprie procedure cioe’ 
delegazioni, a valere sulle entrate dei primi tra titoli dei bilancio, rilasciate 
sia pro-quota dai Comuni e Province che costituiscono ll Consorzio che 
assume i mutuo, sia dai Comuni e Province che intendano garantire i 
mutui richiesti dai Consorzio. 


in questa fattispecie, cioe’ mutui assunti dal Consorzio ma garantiti dagli Enti 
consorziati, naturalmente si applicano, per ii limite di delegabilita’ delle 
entrate e per l'atto di delega, le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 1 
legge 43/78 e del 10° comma dell'art. 4 della legge n. 155/89 (vedi p. 6.1). 
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L'art. 11 della legge 299/80 riconosce la possibilita’ ai Consorzi che 
gestiscano in economia i servizi de! gas, acqua ed energia elettrica, di 
rilasciare le delegazioni di pagamento sui proventi del servizio ai sensi 
dell'art. 2 legge 537/67. 


In questo caso cioe’ musui assunti dal Consorzio e garantiti con i proventi del 
servizio in economia si applicano le disposizioni dell'art. 2 legge 537/67, 
cioe’ delegabilita' nei limite di un terzo delle entrate accertate in base al 
conto consuntivo approvato e, nell'atto di delega, fa firma del Presidente 
della Commissione Amministratrice dovra’ essere sostituita da quella del 
Segretario del Consorzio, come previsto dal 5° comma dell‘art. 11 della 
legge 299/1980. 


La legge 537/87 continua ad applicarsi anche in presenza di mutuo assunto 
dal Consorzio e garantito con i proventi dell’Azienda cornsorziale. 


‘Qualora invece sia l'Azienda che assume direttamente. il. mutuo @ lo garantisce 


con le proprie entrate si applicano le disposizioni dell'art. 10 bis iegge 
440/87 {vedi capitolo Aziende speciali). 


Per le erogazioni si segue la normale procedura delia Cassa. 


22. CONSORZI DI BONIFICA 


Dalla particolare figura giuridica-amministrativa dei Consorzi di bonifica, 
irrigazione e miglioramento fondiario, discende una spacifica procedura 
per ll finanziamento. Di conseguenza si ritiene piu’ utile ai fini della 
cniarezza esporre l'intero iter proceduraie di questi ienendoii distinti dagii 
altri Consorzi. 


I Consorzi di bonifica possono ottenere mutui dalla Cassa per frontea- 
giare gli oneri a carico della proprieta’ consorziata, a seguito della ese- 
cuzione di opere di competenza del Consorzio. 


E' questo l’unico caso nel quale la Cassa puo’ intervenire non solo in via 
preventiva ma anche “a consuntivo” e cioe’ dopo che le opere siano state 
eseguite e collaudate. 


Gli atti necessari per l'adesione di massima sono la domanda in bollo @ il 
provvedimento regionale concessivo del contributo, con il quale sono 
approvate le opere da finanziare e determinata la spesa a carico del 
Consorzio. 


Qualora l'opera non fruisca del contributo regionale il decreto dovra’ 
essere sostituito, secondo la normativa della Cassa, dalla dichiarazione 
dei Segretario del Consorzio sull’avvenuta approvazione del progetto 
esecutivo da parte dell'organo competente. 


Gli atti necessari alia concessione del mutuo sono elencati nsi Mod. 16/17. 


Per questi Consorzi si accettano le delegazioni di pagamento sui con- 
tributi consortili di cui al R.D, 13/12/1933 n. 215. 


= = 
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Per l'atto di delega Mod. 18. 


22.4 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 1/2/85 occorre inviare i documenti 
Erogazioni giustificativi di spesa vistati dai Capo dell'Ufficio tecnico del Consorzio 0, 
se questo ufficio manchi, dal Direttore dei favori. 


L'art. 14 de! suddetto decreto prevede che, qualora il mutuo delia Cassa 
non copra l'intero costo dell'opera, le erogazioni in conto mutuo non 
potranno avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto 
pagamento, da parte dell'Ente mutuatario, dell'intero importo differenziale. 


Pertanto, in presenza di contributi regionali sull'opera, poiche’ ia quota a 
carico dell'utenza privata e’ normaimaente poco rnievante rispetto alla 
quota coperta dai contributo, il documento giustificativo di spesa dovra’ 
essere il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il certificato di 
collaudo dell'organo competente, con l’attestazione dei Capo dell'Ufficio 
tecnico della quota a carico del Consorzio che costituisce oggatto di 
mutuo. 


23. BACINI IMBRIFERI MONTANI 


ì Consorzi obbligatori tra i Comuni compresi nei bacini imbriferi montani 
possono, si sensi dell'art. 6 della legge 887/84, “rilasciare garanzia peri 
contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti dai 
sovraccanoni delle acque di cui alia legge 959/53”. 


Per analogia con le norme relative alla delegabilita’ del provento del 
singolo servizio ai sensi della legge 537/87, la Cassa accetta detta garan- 
zia nel limite delle entrate accertate in base ai consuntivo del precedente 
esercizio-(vedi p. 6.2). 


24. COMUNITA’ MONTANE 


Le comunita’ montane sono diventate Enti mutuatari della Cassa ai sensi 
dell'art. 6 della legge 21/12/84 n. 887 che ha modificato l’art. 68 del RD. 
2/41/13 n, 453. 


Natura, ruolo e funzioni di questi Enti locali trovano oggi organica disci- 
plina nel Capo IX detla legge n. 142/90, che gli riconosce, tra l'altro, 
autonomia statutaria. 


Resta comunque in piedi ia fondamentale distinzione ‘tra funzioni “pro- 
prie” e funzioni “delegate”. 


24.1 Sia in presenza di compiti istituzionali che delegati potranno richiedersi 
Settori mutui per tutte quelle categoris di investimenti per 1 guali 1 singoli 
d'intervento Comuni possono ottenere il mutuo della Cassa: cio’ che non e’ consentito 
ai Comuni non puo’ essere conssntito alle Comunita’ montane. in altre 
parole, per stabilire quali opere sono finanziabili, oltre all'acquisizione di 
terreni montani ed al loro rimboschimento (ex-art. 8 legge 358/87), oc- 
corre tenere presente l'art. 1 del D.M. Tesoro 1/2/85 sulle procedure della 
Cassa. 


i 
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La differenziazione tra le due categorie (istituzionali o delegati) vale sul 
piano istruttorio. 


in base alla iegge 142 le Comunita’ montane concorrono alla formazione 
a) Funzioni del piano territoriale di coordinamento attraverso le indicazioni ur- 
proprie banistiche del loro piano pluriennale di sviluppo che deve essere sog- 
getto all'approvazione della Provincia secondo le procedure indicate dalla 

legge regionale (6° comma dell'art. 15 e art. 29). 


La domanda di mutuo sara’ accolta se accompagnata dalla dichiarazione 
(Mod. 1) de! Segretario che l’opera rientra nelle previsioni del piano di 
sviluppo economico-sociale approvato dalla Provincia. 


Per quanto riguarda le funzioni delegate occorre ricordare che la delega 


b) Funzioni deve riguardare la “funzione” e non ia singola acquisizione di beni 
delegate strumentali all'esercizio dei servizi non delegati e svolti dalla Comunita' 
stessa. 


L'acquisto, per esempio, da parte della Comunita’ di mezzi per la raccolta 
dei rifiuti solidi mentre il servizio rimane di competenza dei Comuni, ad 
avviso di questo Istituto, si configura come contribuzione indiretta e- 
spressamente vietata dalla legge, oltre a concretare un utilizzo surrettizio 
del concorso statale. 


Infatti il concorso dello Stato per le rate di ammortamento a valere sul 
fondo per lo sviluppo degli investimenti (art. 12, comma 1°, lettera e) D.L. 
66/89 convertito dalla legge 144/89) puo’ essere utilizzato ai sensi del 1° 
comma dell'art. 8 dei D.L. 359/87 convertito dalia legge 440/87, per 
l'assunzione dei soli mutui necessari all'acquisizione e rimboschimento 
dei terreni montani. nonche’ agli investimenti relativi ai propri compiti 
istituzionali o delegati. La stessa norma esclude esplicitamente la pos- 
sibilita’' di contrarre mutui per la concessione di contributi o trasferimenti. 
Cioe’ come espressamente chiarito dali Ministero dell'interno con cir- 
colare 30/1/88, F.L. 2/88 n. 15400/A.G. (G.U. n. 35 del 12/2/1988) “deve 
trattarsi di interventi concretantisi in investimenti per beni che rimangano di 
proprieta’ dell’Ente e non comportino per la loro gestione - ne” indirettamente ne’ 
direttamente » contribuzioni”. 


ll Segretario in questo caso, ai fini istruttori, dovra’ citare gli estremi della 
delibera di delega deile funzioni o dei servizi. 


24.2 Per ottenere i finanziamenti occorre seguire le istruzioni generali anche 
Atti istruttori per quelle relative al piano finanziario dell'investimento, con l'avvertenza 
che l'attestazione del Segretario ai fini dell'adesione dovra’ essere oppor- 

tunamente integrata per quanto detto precedentemente (Mod. 1). 


E’ evidente che in assenza della legge regionale sulle nuove procedure i 
riferimenti possono riguardare iì "piano zonale” di cui alla precedente 
normativa, 


24.3 In forza del citato art. 8 della legge 440/87 le Comunita’ montane sono 
Garanzia state autorizzate a garantire direttamente i mutui, seguendo la medesima 
normativa di Comuni e Province. 
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Per il limite alla delegabilita' delle entrate, data ia diversa struttura del 
bilancio, l'importo giobale degli interessi contenuti nelle rate di ammor- 
tamento dovute, non dovra’ mai complessivamente superare il quarto 
delle entrate dei primi due titoli del bilancio consuntivo del penuiîtimo 
anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai 
sensi del 10° comma dell’art. 4 della legge n. 155/89. 


Poiche' per l'atto di delega valgono le medesime disposizioni del Comuni e 
delle Province, cioe’ l'art. 3 della legge 843/78, si richiama quanto detto al 
p. 6.1. 


Naturalmente la garanzia puo’ anche essere prestata dagli Enti par- 
tecipanti ala Comunita’ con il rilascio di delegazioni sulle proprie entrate. 
In questo caso, come per i Consorzi, e’ necessario che in sede di 
domanda vengano subito precisate le quote attribuite a ciascun Ente 
{Mod. 1) ed ai fini istruttori dovra’ essere trasmessa la delibera di assun- 
zione del mutuo da parte della Comunita’ (Mod. 11) e le delibere di 
costituzione della garanzia da parte degli Enti garanti (Mod. 4 p. 1 bis). 


24.4 Nessuna particolarita’ rispetto ai Comuni e Province. 
Erogazioni 


25. AZIENDE SPECIALI 


Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono diventate 
Enti mutuatari della Cassa ai sensi della disposizione dell'art. 9 bis de! D.L. 
1/7/88 n. 318 convertito nella legge n. 488 del 9/8/86, e possono percio’ 
richiedere direttamente, e non piu’ tramite l'Ente proprietario, i mutui alla 
Cassa stessa. 


Anch’esse trovano oggi disciplina nella legge n. 142/80, quali enti 
strumentali dell'ente locale. 


AI Capo VII — art. 23, essa riconosce loro esplicitamente personalita’ 
Giuridica ed autonomia imprenditoriale, e la dota di un preprio Statuto, da 
approvarsi da parte del Consiglio comunale o provinciale. 


Lo stesso articolo si occupa delia “istituzione” quale strumento per la 
gestione dei servizi senza rilevanza imprenditoriale che, come abbiamo 
chiarito, non puo’ essere ente mutuatario della Cassa. 


25.1 E’ chiaro che per stabilire cosa potra’ essere finanziato occorre sempre 
Settori partire dalla normativa della Cassa depositi e prastiti. 


d'intervento Percio' l'oggetto dei mutui sare’ connesso all'attivita’ dell'Azienda, ma 
dovra’ tener conto dell'art. 1 del D.M. 1/2/85 sulie procedure Cassa. 


25.2 L'art. 9 bis pons come condizione indispensabile por l'ottenimanto di 
Ati istruttori mutui diretti che il Consiglio comunale o provincizia o l'Assembisa con- 
sortila autorizzino espressamento l'Azienda ad eseguire l'operazione, in 
quanto si sensi dell'art. 2 dai R.D. 2578/1925 i risultati economici del 
bilancio dell'Azienda vanno ad incidere sul bilancio dell'Ente proprietario. 
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D'aftra parte, come detto, ia legge di niforma delle autonomie locali, 
proiettando te aziende in un ambito di maggiore autonomia giuridica 
{personalita' giuridica) ed economico-gestionale (autonomia impren- 
gitoriale), rende non piu' necessaria la suddetta autorizzazione dal mo- 
mento in cui l'azienda mutuataria sia munita del proprio Statuto. 


Pertanto, tali condizioni alternative, insieme all'approvazione dei progetto. 
esecutivo dell'opera, sono propedettiche per ottenere l'adesione di mas- 
sima. 


In sostanza, per l'adesione occorre: dichiarazione, a firma dei Direttore 
dell'Azienda e controfirmata del Presidente, attestante: 


a) lintervenuta autorizzazione a contrarre direttamente il mutuo; con 
delibera consiliare 0 assembleare, citandone gli estremi, 


ovvero. 


lintervenuta approvazione dello Statuto dell'Azienda, a: sensi della 
legge n. 142/90, citandone gii estremi; 


b) l'approvazione, qualora trattasi di opere, del progetto esecutivo da 
parte della Commissione amministratrice, egualmente con i relativi 
estremi; 


c) l'inesistenza dei vincoli o l'esistenza del relativo nulla osta. 
Per la concessione dei mutui {Mod. 4) occorre: 


- copia della delibera delia Commissione amministratrice di assunzione. 
del mutuo e-dei retativi obblighi; 


- documenti costitutivi della garanzia (vedi paragrafo seguente). 


Per ulteriori elaborazioni ‘e certezze su questa tematica Si ritiene si 
debbano aspettare le nuove normative relative alle Aziende; pertanto, per 
il momento, si ripropone ia precedente elaborazione. 


L'articolo 10 bis della legge 440/87 ha compietamente innovato ii sistema 
delle garanzie per i mutui contratti dalle Aziende, allineandolo a quello 
degli Enti locali territoriali. 


Come per questi ultimi la garanzia non sara’ piu” data sul provento di un 
singolo servizio, come prevede la normativa della legge 537/1967, ma sul 
complesso delie entrate. 


Sia par il rilascio delie delegazioni che per ii limite dei 25% si deve aver 
riferimento alie “entrate effettive accertate” in base al conto consuntivo 
reso ai sensi dell'art. 16 dei T.U. 2578/1925, percio’ alla contabilita’ finan- 
ziaria contrariamente a quanto previsto dagli artt. 40 e 42 del nuovo 
regoiamento delle Aziende speciali che, appurito, prevedono un bilancio 
economico. 


ll riferimento alla contabilita’ finanziaria. si ritrova anche nel tassativo 
divieto di indebitamento per le aziende che presentino. un piuriennale 
disavanzo di gestione che ovviamente e’ cosa. ben diversa delta perdita di 
conto economico. 


L'intento dei legislatore e’ diretto da una parte ad imporre che 
l'indebitamento debba trovare copertura nei proventi effettivi dei servizio 
@ dall'altra ad evitare che determinate aziende, come quelle dei trasporti, 
che possono trovare un equilibrio finanziario esclusivamente con con- 
tributi del Fondo nazionale trasporti, trasferiscano sul bilancio statale e/0 
regionale anche l'onere dei loro investimenti. 
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infatti per queste Aziende, per le quali i ricavi del servizio coprono solo in 
parte ie spese di gestione, le rate di ammortamento di eventuali mutui 
avrebbero copertura esclusivamente in maggiori trasferimenti del fondo 0 
produrrebbero un deficit. 


Cio’ premesso, nel tentativo di coniugare insieme le esigenze delle 
Aziende conseguenti alla normativa e fa coerenza degli investimenti con 
l'equilibrio "effettivo” del bilancio, come gia’ adottato per l'indebitamento 
degli Enti locali, tra i documenti costitutivi della garanzia s: richiede 
un'attestazione (Mod. 7) sui ricavi del conto economico tipo, approvato 
con Decreto Ministro Tesoro 4/2/1980, con esclusione delle poste 
costituenti rettifica di costo nonche’ per i contributi in conto esercizio 
dovranno essere considerati soltanto i corrispettivi a copertura di minori 
ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'azienda a 
condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri prov- 
vedimenti disposti dal Comune, con esclusione quindi delle contribuzioni 
del Fondo nazionale trasporti o di analoghi fondi regionali. 


Contrariamente a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. n. 902/86 il limite 
d’indebitamento per le Aziende e’, ai sensi dei 2° comma dell'art. 10 bis, 
legge 440/87, il 25% delle entrate. 


Cioe' l'importo giobale degli interessi contenuti nelle rate 
d'ammortamento dovute non dovra’ mai superare il quarto delle entrate 
affettive accertate in base al conto consuntivo. 


Lo stesso articolo pone anche il divieto di contrazione del mutuo qualora 
"dal conto consuntivo del penuitimo esercizio e dal bilancio preventivo 
dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risuiti un disa- 
vanzo di gestione”. 


Il rispetto di queste disposizioni deve essere attestato dal Direttore 
dell'Azienda (Mod. 7 e 8). 


Per la delegabilita’ dei proventi. dei servizi (L. 537/67) e’ da considerare 
che il provento delegato deve essere cmogeneo.con l'oggetto del mutuo; 
cio’ significa che se viene realizzata un'opera elettrica i proventi delegati 
dovranno riferirsi alla entrata del servizio elettricita’ e cos: per gas, 
acqua, ecc. ed il riferimento e' il 1/3 della entrate effattiva accertate a 
consuntivo. 


Anche per l'atto di delega vaigono le disposizioni del piu’ volta citato art. 
10 bis. Pertanto l'atto di delega mon dovra’ essere accettato, cosi’ come 
previsto dall'art. 46 D.P.R. n. 902/86, ma per essere efficace basta la notifica 
al Tesoriere; l'obbligo per quest’uitimo, come nel caso delle garanzie sulle 
entrate comunali (vedi p. 6.1.a) discende direttamente dalle norme di 
legge (2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 843/78). 


Per le deleghe sui proventi dei servizi vedere p. 6.2.. 


Le richieste di erogazioni a firma del Direttore devono essere corredate 
dei documenti giustificativi di spesa previsti dall'art. 12 del D.M. 1/2/85 
sulle procedure della Cassa. 


Il visto, ovviamente, sara’ del responsabile dell'Ufficio tecnico 
dell'Azienda, ove esista. 


_ S5—- 


28. LE SOCIETA’ PER AZIONI CHE GESTISCONO PUBBLICI SERVIZI 


La legge di riforma delle autonomie, all'art. 22, terzo comma, lettera b), 
conferma che i servizi pubblici, fatta eccezione per quelli riservati per 
legge all'Ente locale, possano essere affidati in concessione a terzi ed alla 
lettera e) prevede l'esercizio a mezzo di societa’ per azioni a prevalente 
capitale pubblico focale.. “qualora si renda opportuna, in relazione alla 
natura del servizio da erogare, ta partecipazione di altri soggetti pubblici 
o privati”. 

La forma di gestione alternativa dei servizi pubblici locali mediante 
societa’ per azioni era praticata da moiti Enti ed e' per questa ragione che 
la Cassa sceise, fin dal 1986, di operare in favore di questi soggetti. 


Le condizioni previste dalla legge originaria (art. 9 bis legge 488/86) per 
. fruire del credito della Cassa trovano sostanzialmente conferma nella 
nuova norma della 142 e cioe’ che la societa” 


a) gestisca “servizi pubblici locali” in via prevalente; 


b) il capitale sia detenuto per una quota superiore al 50% da Enti locali 
territoriali (Comuni, Province, Consorzi composti esclusivamente da 
Comuni e Province). 


La definizione lagislativa piu’ aggiornata di “servizi pubblici locali" si 
ritrova proprio nella legge di riforma delle autonomie locali, laddove, al 1° 
comma dell'art. 22, si identifica l'oggetto dei servizi nella “produzione di 
beni ed attivita’ rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunita’ locali”. 


Deve comunque trattarsi di servizi che rnentrino nei fini istituzionali 
dell'Ente locale. Si richiama in tal senso quanto esposto dal T.A.R. Lom- 
bardia: “diretta destinazione dell'opera a! soddisfacimento di un'esigenza 
detta coltettivita’. configurabile come servizio pubblico, perche’ rientrante 
tra i compiti istituzionali dell'Ente”. 


Altro elemento di identificazione e' la “concessione” da parte dell'Ente 
territoriale competente; proprio perche’ “pubblico servizio”a monte deve 
sussistere un atto amministrativo o tn contratto con ii quale viene 
concessa la gestione del servizio che, in teoria, dovrebbe essere assolto 
dal Comune ma che viene fatto svolgere ad un soggetto privato. 


Tale atto costituira’ uno dei documenti istruttori. 


Si chiarisce che nei caso di servizio dato in appalto non si verifica la 
previsione legislativa dell'art. 9 bis; e”, quindi, escluso l'intervento della 
Cassa. 


La quota di partecipazione dell'Ente o degli Enti locali risuitera’ dall'atto 
costitutivo o dallo Statuto vigente, ai sensi dell'art. 2328 del Cadice civile. 


Nel caso in cui la partecipazione degli enti locali non appaia nell'atto 
costitutivo, in quanto detta partecipazione si sia per ipotesi realizzata 
successivamente alla costituzione della societa’, occorrera’ che la stessa 
venga comprovata tramite certificazione notarile. 
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Poicns’, poro’, tali prove della partecipazione degli enti locali al capitale 
socistario non escludono minimamente possibili successive variazioni, 
occorre cha la S.p.A. nella delibera di assunzione del mutuo prenda atto 
che presupposto della concessione del mutuo e’ la partecipazione mag- 
gioritaria degli enti locali è che, pertanto, detta quota maggioritaria deve 
permeners per tuita la durata dei mutuo. 


Infatti, qualora per qualsiasi motivo, durante il periodo di ammortamento 
de! mutuo, dovesse venir msno ia prescritta maggioranza, la Cassa si 
vedrebbe costretta a revocare il finanziamento ed a richiedere la im- 
mediata restituzione del capitale mutuato con addebito delle relative 
spese. 


Se per valutazioni di ordine economico o programmatico, gli enti locali 
volessero, dopo ia concessione del mutuo, ridurre ia propria par- 
tecipazione societaria oltre i limiti consentiti, la Societa’ finanziata, onde 
non incorrere nella revoca di cui sopra, dovra’ preventivamente estin- 
guere ii residuo debito in unica soluzione, previa presentazione di ap- 
posita richiesta in tal senso. 


26.1 L'oggetto dei mutui, come per le Aziende, deve essere connesso al 
Settori servizio o ai servizi gestiti. 
d’intervento 


26.2 Trattandosi di un soggetto privato, la documentazione da richiedere sia 
Atti istruttori per l'adesione che per fa concessione dei mutui e’ ovviamente piu’ 
complessa, toccando anche aspetti e poteri che nel settore pubblico sono 

presupposti necessari. 


Dovra' quindi essere acquisito: 


A) per l’adesione (Mod. 19 punto A) 


= copia autentica dell'atto costitutivo e dallo statuto in allegato ai 
certificato delia cancelleria de! Tribunale competente che li dichiari 
vigenti. in tale certificato, di data non anteriore a tre mesi, dovranno 
anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti nonche’ delle 
persone autorizzate ad impegnare validamente la Societa’ ed a 
riscuotere e quietanzare; dovra’ infine attestarsi che la Societa’ si 
trovi nei pieno e libero esercizio dei propri diritti. 


Qualora la partecipazione maggioritaria degli enti locali non risulti 
dall'atto costitutivo: 


- certificazione notarile attestante la percentuale di partecipazione di 
detti enti locali ai capitale societario e che tale partecipazione sia 
quella vigente; 


- estratto o copia notarile di deiibera del competente organo de- 
liberativo contenents l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione 
nello statuto, nella. partecipazione degli enti locali al capitale 
societario, nella legale rappresentanza, e naile persone autorizzate a 
riscuotere e quietanzare e ad impegnare validamente la Societa‘, con 
espressa dichiarazione di esonerare ia Cassa da qualsiasi respon- 
sabilità’ in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti; 


- da doranda di mutuo a firma del legale rappresentante; 


- copia autentica dell'atto amministrativo o del contratto di conces- 
sione del pubblico servizio; 
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- dichiarazione a firma dei legale rappresentante, qualora trattasi di 
opere, attestante l'approvazione del relativo progetto esecutivo da 
parte del competente organo, e sul tipo di garanzia, 


per la concessione (Mod. 19 punto B) 


= . estratto 0 copia notarile della deliberazione di assunzione del mutuo, 
secondo io schema inviato dalla Cassa, da parte del competente 
organo (Mod. 19); 


- atti relativi allà garanzia dell'operazione di cui al punto successivo; 


- copia dell'ultimo bilancio e previsione del conto economico 
dell'esercizio corrente; 


= attestazione a firma del presidente del Collegio sindacale: 


- che i bilanci del biennio precedente all'assunzione .del mutuo non 
hanno chiuso in perdita: 


- che il Collegio sindacale ha preso atto dell'impegno assunto dalia 
Societa’. 


Dagli ultimi documenti indicati si desume che l'intervento della 
Cassa e’ escluso in presenza di societa’ per azioni di nuova 
costituzione. 


- indicazione dell'istituto di credito o ufficio postale e del numero di 
conto corrente intestato alla societa’, sul quale verranno accreditate 
le somme erogate dalla Cassa. 


Poiche’ le societa’ per azioni rispondono delle proprie obbligazioni esclu- 
sivamente nell’ambito del proprio patrimonio, si sensi dell'art. 2325 
Codice civile, il problema delle garanzie assume particolare rilevanza. 


Tenuto conto delia specifica natura deila Cassa, le garanzie ammissibili 
sono costituite da: 


a) garanzia diretta 


- cessione pro soluto, alla Cassa di annualita’ e contributi statali o 
regionali costanti, di durata pari al periodo di ammortamento deì 
mutuo con fa consueta clausola (p. 15.4); 


- delegazioni di pagamento tratte ai sensi della legge n. 537/1967. 


Per le S.p.A. che gestiscono servizi diversi da quelli previsti dalla 
legge 537/67 e successive modifiche si applica, per analogia, la pro- 
cedura della legge stessa (delegazioni sulie entrate del servizio 
gestito) (Mod. 22); 


- fideiussione bancaria solidaie a favore della Cassa depositi e prestiti 
per ii pagamento delle rate di ammortamento, o altra idonea garanzia 
che verra’ stabilita dai Consiglio di amministrazione; 


a) garanzia indiretta 


- delegazioni di pagamento, a valere sui primi tre titoli di bilancio, 
secondo le usuali procedure, rilasciate da Comuni e Province, accom- 
pagnate dalla dichiarazione del segretario dell'ente locale, vistata dal 
legale rappresentante dell'ente stesso sul rispetto del limite previsto 
dall'art. 1 legge 43/78 e dal 10° comma dell'art. 4 della legge n. 155/89 
e delibera di garanzia da parte detl’Ente garante (Mod. 21). 
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Per le erogazioni si segue la normale procedura della Cassa, ovviamente 
con la considerazione che sui certificati di pagamento vi sara’ solo la 
firma del direttore dei lavori. 


ll mandato di pagamento, ad evitare ricorrenti richieste di certificati, 
verra’ emesso con commutazione delio stesso in versamento presso il 
conto corrente bancario o postale indicato dalia Societa’. 


Trattandosi di soggetto privato, tutti gli atti vanno redatti su carta da 
boiio. 


in particolare ii bollo sulle deieghe di pagamento discende dalia disciplina 
dell'imposta di bollo. 


li pagamento delle rate d’'ammortamento, qualora spetti alle societa’ per 
azioni, sara’ effettuato con scadenza 30 giugno e 31 dicembre, con 
versamento sui conto corrente postale, intestato al Tesoriere centrale 
delio Stato - Cassiere delia Cassa depositi e prestiti. 


H servizio riscossioni della Cassa all'inizio di ogni esercizio finanziario 
provvedera’ ad inviare il ruolo di carico e relativi bollettini di conto 
corrente gia’ predisposti. 


Per quanto non espressamente previsto s: dovra’ fare riferimento alle 
ordinarie procedure per i mutui agili Enti locali ed al D.M. 1 febbraio 1985. 
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PARTE QUINTA 


| FINANZIAMENTI PARTICOLARI 


Premessa 


Gli anni 80 sono stati caratterizzati da un crescente peso del finan- 
ziamento degli “interventi settoriali" da parte della Cassa depositi e 
prestiti per conto dello Stato. 


Oggi, e a partire dall'art. 4 della legge 155/89, siamo in presenza di 


‘un'inversione netta di tendenza anche per la tipologia di contribuzione 


che da “concorso totale” cioe’ assunzione dell'intero onere finanziario del 
finanziamento a diretto carico dello Stato, si e’ trasformata in "concorso 
aggiuntivo” cioe’ lo Stato, almeno finora, attraverso i Ministeri di settore, 
versa agli Enti beneficiari un contributo pari alla rata di ammortamento 
del mutuo stesso che entra, quindi, a far parte del titolo Il del bilancio 
d’entrata. 


Tale soluzione sembra confermata anche dall'art. 14 - 3° comma legge 
202/91 che prevede la possibilita’ di rivolgersi ai sistema bancario per il 
finanziamento delle cosiddette “leggi speciali" per le quali pertanto la 
Cassa non e' piu’ l’unico Ente finanziatore. 


Le procedure di finanziamento esposte in questa parte non rientrano piu’, 
ad eccezione di mutui ai Comuni sotto i 5.000 ab., nella logica delle leggi 
a totale carico dello Stato ma sono interventi che presentano delle 
particolarita’ 0 per disposizione legislativa o per tipologia di procedura. 
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27. MUTUI Ai COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI 


27.1 Per garantire ai piccoli Comuni i servizi essenziali il legislatore ha 
Caratteristiche previsto la concessione di mutui per un importo di 100.000.000 con 
durata ventennale ai Comuni sotto i 5.000 abitanti e loro Consorzi per la 
costruzione, ampliamento o ristrutturazione di acquedotti, fognature, im- 
pianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
compreso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi 
con l'obbligo dell'utilizzo entro il secondo anno successivo 
all'assegnazione, a pena di decadenza. 


"L'impegno a pena di decadenza” comporta, secondo i! principio 
dell'esercizio del diritto prima delia decadanza, che dopo la scadenza del 
termine ie variazioni di progetto non potranno essere finanziate con 
queste risorse ma solo, e sempre nel rispetto del 30%, con un. mutuo a 
carico del bilancio dei Comune. 


27.2 Ai fini istruttori, qualora ii soggetto mutuatario e’ ii Consorzio, nel caso di 


Atti realizzazione di impianti di depurazione e di smaltimento sara’ necessaria 

istruttori un'attestazione del Segretario sulla destinazione dell'impianto a servizio 
permanente dei Comuni beneficiari delle risorse a carico de! bilancio 
dello Stato. 


Tale semplice attestazioné non e’ possibile in caso di acquedotti e fo- 
gnature in quanto la norma confermata dal 2° comma art. 1 legge 80/91 
pone una precisa condizione: che l'intervento sia realizzato sul territorio 
del Comune delegante. 


Cio’ significa che it Consorzio dovra’ effettuare sul territorio dei Comuni 
stessi opere per un importo complessivo pari a quello assegnato al 
Comune e da questo delegato al Consorzio. 


Per ‘ia realizzazione concreta della condizione posta dalla norma e per 
dare certezza alla Cassa deli rispetto di questa disposizione legislativa il 
Consorzio, a fronte di un progetto gensraie esecutivo regolarmente ap- 
provato, per le opere da realizzare sui territorio di ciascun Comune 
delegante, dovra’ approvare straici esecutivi distinti, indicando di ognuno 
il costo preventivato. 


La Cassa concedera’ uno o piu’ mutui in base al numero dei Comuni 
deleganti e di conseguenza degli stralci; in ogni mutuo possono essere 
previste piu’ quote se il finanziamento avviene utilizzando piu’ asse- 
gnazioni annuali e anche, eventualmente, quote con onere a carico del 
‘bilancio dei singoli Enti per compistare il finanziamento dell'opera. 


Per gli atti istruttori si rinvia ai Modd. 23 - 24. 


Le richieste di erogazione da parte del Consorzio, citre che indicare il 
mutuo o la posizione al quale dovra’ essere imputato il pagamento, 
dovranno essere corredate, in aggiunta ai tradizionali documenti di spesa, 
di un'apposita attestazione a firma del Direttore dei lavori - e con il visto 
dell'Ufficio tecnico (se esiste) - qualora il mutuo indicato fosse uno di 
quelti concessi con oneri a carico dello Stato. 


Nella attestazione si dovra’ dichiarare che, nel rispetto della norma ”“... i 
lavori (o le spese) di cui all'allegato certificato di pagamento (o altro 
documento di spesa) sono stati effettivamente realizzati sul territorio del 
COMUNE di ....................Msnorerrocrrrrr ; 


2 Bla 


25-10-1991 


28.1 


Caratteristiche 
dell'intervento 


. Procedura 
attuativa 


28.2 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n, 251 


28. MUTUI PER | PROGETTI DI AUTOMAZIONE 


Soggetti mutuatari: comuni, province e loro consorzi, comunita’ mon- 
tane 

Ammortamento: 5 anni (coefficienta annualità scontata: 
0,25143516 x 100 milioni); 

Garanzia: oneri a carico del bilancio degli Enti interessati; 

Risorse finanziarie: nell'ambito delle disponibilita’ ordinaria det sin- 
golo Ente. 


Oitre che in consorzio, e' consentito ai Comuni di associarsi in “conven- 
zione” nei modi previsti dall'art. 24 della legge 142/1990 per la realiz- 
zazione di sistemi informatici coordinati; cio’ consentira’ agli Enti, soprat- 
tutto ai piu’ piccoli, di dotarsi di un servizio non realizzabile singolar- 
menta e di economizzare sia sulle spese di impianto che di gestione. 


Le convenzioni devono stabilire i fini, ia durate {che non dovra’ essere 
inferiore a quella del periodo di ammortamento dei mutuo), i rapporti ed i 
reciproci obblighi finanziari, la scelta dei fornitore, le modalita’ di re- 
dazione e gestione dei progetto, le norme di integrazione e coi- 
laborazione tra gli Enti partecipanti, nonche’ le rispettive quote di par- 
tecipazione. 

Le convenzioni dovranno indicare, a: soli. fini di una maggiore agilita’ 
procedurale, un solo comune come “coordinatore”, destinatario del mutuo 
e referente diretto ed unico dell'iter procedurale. 


Ne! caso di forme associative e di tooperazione (Consorzi e Convenzioni) 
nella elaborazione dei piani finanziari occorre considerare che gli onerì 


. finanziari ricadono pro-quota tra gli Enti consorziati. o convenzionati che 


approveranno i rispettivi piani finanziari, avendo a base la “quota” di oneri 
gravanti su di essi. 

lf progetto unico, completo e conforme allo “schema di riferimento” verra’ 
approvato dai Consorzio 0, nel caso di convenzione, da tutti gli Enti 
partecipanti alia stessa. 


Sul piano istruttorio, cosi’ come il Consorzio, il Comune “coordinatore” 
dovra’ acquisire tutte le approvazioni e trasmetterie alla Cassa. 


Per attivare la procedura. di finanziamento gii Enti locali interessati 
dovranno: 


a) trasmettere alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica - Servizio “Documentazione e tecnologia”, il 
progetto compieto e predisposto in conformita’ allo “schema di 
riferimento” 


b) trasmettere contemporaneamente alla Cassa depositi e prestiti: 

- la domanda di concessione del mutuo; 

- le dichiarazioni dei segretari degli Enti mutuatari e/o garanti 
sull’approvazione del piano finanziario (da parte dei rispettivi con- 
sigli) e suîla approvazione del progetto (da parte delle rispettive 
Giunte). 
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L'apposita Commissione valutera’ la rispondenza dei progetto aile 
specifiche indicate nello schema di riferimento e si esprimera’ 
sull'ammissibilita’ del progetto medesimo al finanziamento. 


l'attestazione di conformita’ del progetto ed ammissibilita’ al finan 
ziamento verra’ trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica 
all'Ente interessato e alla Cassa depositi e prestiti, assieme alla copia del 
progetto. 


La Cassa, sulia base dei suddetti documenti, dara’ l'adesione di massima 
al finanziamento, che trasmettera’ all'Ente mutuatario ed, eventualmente, 
agli Enti garanti, con le istruzioni relative alla documentazione istruttoria 
per la concessione, dandone comunicazione anche al Dipartimento della 
funzione pubblica. 


Per la concessione del mutuo dovranno essere trasmessi alla Cassa 1! 
consueti documenti. 


L'erogazione avverra’ in tre fasi successive: le prima due pari al 30% dei 
mutuo; la terza ed ultima, a saldo, ad avvenuto collaudo dell'intervento. 


Per ottenere la somministrazione del mutuo gli Enti dovranno trasmettere 
come documenti giustificativi di spesa le fatture, vistate da! capo 
dell'ufficio tecnico, emesse dalle ditte fornitrici per un importo non in- 
feriore alla percentuale suddetta. 


Si precisa che non potranno essere erogate in conto mutuo ie spese 
relative alla “formazione” anche se connesse con, la realizzazione del 
progetto. 


La Commissione di valutazione presso t! Dipartimento della funzione 
pubblica potra’ effettuare verifiche sullo stato di avanzamento 
dell'attuazione del progetto finanziato. 


29. MUTUI PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO . 


Ai sensi dell’art. 25 della 144, i Comuni dissestati possono ottenere dalla 
Cassa, sulla base de! decreto de! Ministro dell'Interno, un mutuo a coper= 
tura del disavanzo riconosciuto ammissibile. 


La concessione avvorra’ per l’intero importo, ma poiche’ il mutuo stesso 
deve essere garantito con ie somme rivenienti dai trasferimenti statali sul 
fondo investimenti, verranno messe in ammortamento singole quote in 
corrispondenza dei contributi disponibili e se ne provvedera’ l'erogazione 
con valuta 1 gennaio ad evitare interessi di preammortamento. 


La procedura di concessione e' la seguente: 


- ATTI ISTRUTTOR!: per l'adesione di massima dovranno pervenire la 
domanda ed ii decreto, mentre per ia definitiva concessione del 
mutuo la delibera consiliare di assunzione dell'intero importo con 
l'attestazione dell’esecutivita’ della stessa; 

- MESSA IN AMMORTAMENTO: ii primo gennaio dell’anno successivo 
alla concessione dei mutuo viene posta in ammortamento ia 1° e 2° 
quota dei mutuo, ed il primo gennaio degii anni successivi le even- 
tuali altre quote; 


- EROGAZIONI: la 1° quota di mutuo viene erogata dopo la concessione 
del mutuo mentre fe quote successive verranno erogate, dopo la loro 
messa in ammortamento, il 1° gennaio successivo. 


Si ricorda che fin quando non sia stata definita fa procedura suddetta, 
non sara’ possibile per l'Ente la contrazione di alcun mutuo ancorche’ 
coperto totalmente da contribuzione statale o regionale. 


La deroga dell'art. 14 ter della tegge n. 38/90 al 9° comma dell'art. 25 della 
logge n. 144/89 che fissava il divieto decennale di assunzione di. mutui 
per investimenti da parte degli Enti in dissesto, non introduce alcuna 
eccezione a tutte le aitre disposizioni iegislative presupposte 
all'assunzione di mutui da parte degli Enti focali. 


Pertanto, per i Comuni che hanno deliberato il dissesto, sara’ possibile 

assumere mutui dopo ii finanziamento del piano di risanamento, purche”: 

a) con oneri a Carico del bilancio dello Stato o della Regione; 

b) con oneria carico delle disponibilita’ residue dei fondo per io sviluppo 
degli investimenti; 

c) con il rispetto di tutte le disposizioni che regolano l'attivita’ di ricorso 
al credito per il finanziamento di spese di investimento (piano finan- 
ziario, bilancio preventivo e consuntivo approvato, ecc.). 
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PARTE SESTA 


IL RAPPORTO CON L'UTENZA 


LA LEGGE 241/90 


La L. 241/890, recante “Nuove norme -in materia di procedimento am- 
ministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”, ha richiamato 
tutte le Pubbliche Amministrazioni ad adeguare la propria azione a criteri 
di economicita’, di efficacia e di pubblicita’, oitre che di stretta legalita’; 
ed ha attribuito alle stesse il potere di autodeterminare le norme at- 
‘tuative dei suddetti criteri. 


H nostro istituto, che da sempre ha privilegiato i! rapporto diretto di 
informazione e di comunicazione con l'utenza anche attraverso strumenti 
quali le “circolari” e il servizio "Telecassa”, ha avviato tempestivamente 
un lavoro volto a dare contenuto e rendere operative le disposizioni della 
legge citata, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi offerti dalle 
circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica. 


1 risultati saranno resi noti attraverso l'emanazione di circolari esplicative, 
ove verranno enucieati i punti salienti della iegge, secondo il seguente 
schema: 


= obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espres- 
so (art. 2, 1° comma); 

= obbligo di predeterminare ii termine entro cui il procedimento deve 
svolgersi (art. 2, 3° comma); 

- obbligo di motivare espressamente ii provvedimento, nonche’ di in- 
dicare il termine e lautorita' cui ricorrere (art. 3); 

- obbligo di determinare, per ogni tipo di procedimento, l'unita’ or- 
ganizzativa ed il responsabile (artt. 4 — 6); 

= discipiina delta partecipazione funzionale: ai procedimento (artt. 7 e 
segg). 
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30. VARIE 


30.0 La quantita’ di lavoro che giornalmente viene svolta dalia Cassa non 
INFORMAZIONI permette ai Dirigenti e ai Funzionari di rispondere a tutte le richieste di 
TELEFONICHE informazioni telefoniche. 


Nella tradizionale attenzione della Cassa ai propri utenti per migliorare 
comunque la comunicazione si e’ attivata, presso l'Ufficio Informazioni, 
una postazione telefonica n. 47235074 dedicata esclusivamente alle In- 
formazioni, in servizio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedi’ ai venerdì’. 


30.1 Un altro canale di informazione e’ costituito dal servizio “Telecassa”, 


SERVIZIO realizzato sul sistema Videotel della S.I.P. 

INFORMATIVO Si tratta di un servizio informativo rapido, di facile consultazione, fornito 

“TELECASSA gratuitamente dalla . Cassa DD.PP. esclusivamente a: propri Enti 
mutuatari. 


i Telecassa consente di ottenere in tempo reale. informazioni sulla 
situazione analitica e complessiya di tutti i mutui in essere: 


- fasi istruttorie - valuta, numero ed importo dei mandati di pagamento 
= somme residue - elenco mutui, ecc. 


Taie servizio consente, inoitre: 


= di ottenere in video ii corpo sistematico delle norme che regolano 
l’accesso al credito della Cassa depositi e prestiti (leggi, circolari e, 
entro breve tempo, anche un ’massimario” contenente soluzioni di 
casì particolari); 


= di ottenere, in tempo reale, notizie su variazioni di normative e diret- 
tive, al verificarsi delle stesse: 


- di stabilire un contatto interattivo attraverso il quaie e’ possibile 
ottenere risposte a quesiti di carattere generale tramite terminale, 
utilizzando la casella postale (mai! box) it cui numero e’ il seguente: 
021098022. 


La password di accesso e’ fornita dalla Cassa su semplice richiesta dei 
legale reppresentante dell'Ente, in carta libera (Mod. 24), senza assun- 
zione di asicun onere finanziario, in quanto, come gia’ detto, il servizio 
informativo Telecassa e’ completamente gratuito. E' pero’ indispensabiie 
che l'Ente risulti abbonato alta S...P. per 11 servizio pubblico Videotel, 
poiche’ e' tramite questo sistema che viene fornito il Telecassa (pagina 


Videotel *788#). 
30.2 AI piano terra della Cassa e' in funzione l'’Ufficio informazioni” che potra’ 
Ricevimento fornire chiarimenti circa le procedure concernenti l'istruttoria dei mutui e 
dei pubblico notizie sulle operazioni in corso nonche’ ricevere i relativi documenti. AI 


fine di evitare spiacevoli inconvenienti si fa presente che tutte le notizie 
possono essere richieste soltanto dai diretti interessati ed, eccezional- 
mente, da terzi muniti di regolare delega. Ove l'Ufficio informazioni non 
fosse in grado di soddisfare io richieste dell'utente, questi verra’ indiriz- 
zato dagli stessi addetti al Dirigente del servizio competente. 
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E’ consentito accedere agli uffici della Cassa tutti i giorni dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e di pomeriggio, dali lunedì’ al giovedi’ dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00. 


il passaggio attraverso gli impianti di controllo e di sicurezza avviene 
mediante un cartellino magnetico che verra’ fornito dagii operatori degli 
appositi sportelli “passi”. Si raccomanda infine un uso moderato ed ocu- 
lato del telefono per la funzionalita’ e la speditezza del servizio. 


Si desidera ricordare che per motivi tecnici e contabili tutti i documenti 
consegnati nel mese di dicembre si tradurranno in provvedimenti 
nell'anno successivo. 

Si richiama infine l’attenzione degli Enti sulla assoluta necessita’ di in- 
dicare, per esteso, le generalita’ del .o dei firmatari di richieste, 
dichiarazioni, o attestazioni relative all'attivita’ della Cassa. 

Le firme, oitre ad essere apposte in originale devono risultare leggibili. 
Poiche’ tale prescrizione deriva da precise indicazioni sia dell'Organo di 
controllo che dell'Autorita’ giudiziaria, si fa presente che la Cassa sara’ 
costretta, in caso di difformita'. a richiedere la stessa documentazione 
redatta nei sensi indicati. 


IL DIRETTORE GENERALE 


Giuseppe Falcone 


ME, e 
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PARTE SETTIMA 


LA COMUNICAZIONE CON L'UTENZA 


31. VALORE GIURIDICO DI ATTI E DOCUMENTI 


La modulistica nel processo piu’ generale di automazione e’ sicuramente 
un campo soggetto a profonde modificazioni informatiche e telematiche 
che porteranno un rinnovamento dei flussi di comunicazione anche per 
meglio rispondere aila filosofia sia della legge 142/90 che della 241/90. 


Segnali in tal senso vengono da interventi legislativi, amministrativi e 
giurisprudenziali. 


Sinteticamente: 


- art. 6 quater della legge n. 80/91, nei quale si riconosce validita’ fino 
a querela di falso ai documenti elaborati da parte degli Enti locali con 
l'utilizzo di sistemi informatici; 


- circolare del Ministro per la Funzione pubblica 6/5/1991 n. 
74652/18.10.3 (G.U. n. 14/5/91 n. 111), nella quale, tra le linee di 
programmazione per il biennio 1991-92 in materia di automazione 
delle amministrazioni pubbliche, si preannuncia un prossimo esame di 
uno schema di disegno di legge da parte dei Consiglio dei Ministri, in 
materia di disciplina dei processi di automazione, che dovra’ consen- 
tire, tra l'altro, il conferimento generale di validita’ giuridica alla 
documentazione ed agli atti amministrativi prodotti con sistemi auto- 
matizzati. 


Prima di presentare l'elenco degli "schemi di modelli” si e’ ritenuto 
importante evidenziare questi segnali di cambiamento, che nel prossimo 
futuro potranno tradursi in nuove soluzioni ope-*ative dei modi di 
comunicazione tra la Cassa ed i suoì utenti. 


25-10-1991 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n: 251 
poi sstentctcte ntsc nt.mmi-rm iii I i rneet—] 


SCHEMI DI MODELLI 


Schema di dichiarazione ai fini dell'adesione 

Schema di dichiarazione per perizia (AIBIC) 

Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui 
Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui 


Schema di dichiarazione sulla capacita’ di indebitamento degli Enti 
(entrate proprie) 


fi a oto os 


6. Schema di dichiarazione gi fini della concessione con garanzia sulle 
entrate proprie 


7. Schema di dichiarazione sulle capacita’ di indebitamento delle 
Aziende speciali 


8. Schema di aî fini della concessione con garanzia sul bilancio delle 
Aziende speciali 


9. Schema di dichiarazione sulla capacita’ di indebitamento (proventi 
dei servizi L. 537/67) 


10. Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sui 
proventi dei servizi (L. 537/67) 


11. Elenco documenti da prodursi e schema di deliberazione per 
l'assunzione di mutui da Enti consortili 


12. Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente 

13. Schema di delega di pagamento entrate delle Aziende 

18. Schema di delega di pagamento entrate servizio in economia 
15. Schema di dichiarazione per richieste mutuo per il piano di zona 
16. Elenco documenti da prodursi dai Consorzi di bonifica 

17. Schema di deliberazione per i Consorzi di bonifica 

18. Schema di delega di pagamento per i Consorzi di bonifica 
19. Elenco documenti da prodursi dalle Societa’ per Azioni 

20. Schema di deliberazione per le Societa” per Azioni 

21. Schema di deliberazione dell’Ente garante 

22. Schema di delega di pagamento S.p.A. 


23. Schema di dichiarazione del Segretario del Consorzio (art. 10 
comma 2° «+ L. 440/87) 


24. Documenti per la concessione e schema di delibera (art. 10 - comma 
2°. L. 440/87) 


25. Schema di domanda alla Cassa - Servizio Telecassa 


— w—- 
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Mod. 1 


DICHIARAZIONE Al FINI DELL'ADESIONE 


: Mutuo di 
Del uiianeiazanie 


tl sottoscritto Segretario/Direttore 
Visti gli atti 
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti 


DICHIARA 


- (Azionde speciali) 


[]- che con delibera consiliare/assembleare n. ......... ddl e' inter- 
venuta l'autorizzazione a contrarre direttamente i ‘mutui, ovvero che ai sensi della 
legge Lead e' sr apriovalo lo statuto dell'azienda, con deliberazione con- 
siliare n. VERRA PERA SERI 


- (Comunita’ montane) 
[U- che t'opera da realizzare rientri ita Piadina: del piano: sonale di sviluppo 


approvato dalla Provincia (delibera n. serorsensecre D@U srsvscrenione 

DO- che fa Comunita’ montana e’ stata delegata da (citare l'Ente. (e) gli Enti deleganti) 
RR SRI con delbarao sotare gli estremi della delibera di 
ciascun Ente delegante) .................... ia , @ sensi dell'art. 8 -— 


comma 1° - della legge 440/1987, "e che ‘l’opera entrera’ a far parte del 
patrimonio/demanio della Comunita’ stessa; 


- (per Comuni, Province, Comunita’ montane) 


U- che li piano finanziario che dimostra l'effettiva possibilita’ di pagamento sia della 
rata di ammortamento del mutuo sia delia maggiori spese di gestione e’ stato 
approvato con delibera consiliare n. ........ . del .. . {sempre 
antecedente alla delibera di approvazione "del progetto esecutivo), ‘divenuta ese- 
cutiva a tutti gli effetti di legge; 


ovvero 

- che nelle premesse della delibera n. . del .. sresccoissisenizceoe (Ti devoluzione 
o di approvazione del progetto esecutivo). ‘divenuta ‘esecutiva a tutti gli effetti di 
legge e’ dato -atto che non si provvede ad approvare il piano finanziario in quanto 
l'investimento non comporta oneri finanziari ne’ maggiori spese di gestione sul 
bilancio dell'Ente; 


= (per Consorzi) 


[]- che il piano finanziario che dimostra l'effettiva possibilita’ di pagamento sia della 
rata di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione e’ stato 
approvato: 


- ggeatione in SCONGIAIA) dal Consorzio con delibera consortile n. ......................... 


0509044000000 essroscosa È 


Garanzia Enti i consorziati) dai singoli Comuni con delibera N. ....................m.nmsrcnorrrrrrrrrrreo 
del . ivenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge (citare gli 
estromi di ciascuna delibera); 


- {per tutti gli Enti) 


[]- che il progetto esecutivo dell’ opera di L. .. . da realizzare 
con il mutuo indicato In: Degno, | e’ stato sto approvato "dalla Giunta con deliberazione 
n iiuetecicionnnzizà OVE princi divenuta ‘esecutiva a tutti gii effetti di 
egge; 


O - che si sono rispettate le disposizioni di legge di cui ai vincoli artistici — architet- 
tonici - archeologici e paesaggistici; 


#= 
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- (se can cespiti comunaîi e/o provinciali, nel caso in cui deiîti Enti si sostituiscano 
nella garanzia agli Enti mutuatari, indicare le quote di mutuo da garantire 2 carico 
di! ciascun Ente). 


[]- che il MUTUO Sara’ Garantito CON... 


- (aggiornamento progetti) 
C]- che il progetto esecutivo sia stato aggiornato ai sensi della legge n. 741 art. 8 ed 
il nuovo importo, approvato dalla Giunta municipale con delibera n. ..................... 081 
seserossercavarereeesersecezenzioniro p BITMTIONIA @ L. Luuerccrzeceizizeerecioreseseeczcrerionziasessesioneonioncnz» < OPPUP@ CHO È 
prezzi sono ancora congrui; 
- (finanziamenti parziali) 
CI- che l'Ente intende fare fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo previsto 
CONI LI IRA ici 
- (acquisto immobili e/o ristrutturazione) 


D- che sulla congruita’ del prezzo di acquisto dell'immobile da destinare a 
cesprsserseeesiscasesizsesrzzonzenzenesconiesscescissionizezerro @' St8t0 ACQUISITO il parere dell'Ufficio tecnico 
erariale/dai Capo dell'Ufficio tecnico/per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, da 
perizia giurata; 


[]- che l'edificio e' immediatamente utilizzabile; 
C]- che la Sposa per lrIStrUtturazione VIENE COPerta Connie 


- {varie) 


NeRenIUA RIINA Asa: A NOS OTT AA IALO OP IIStee nea nca rai ntneoresi 


[]  barrareto caseite interessato 


R_- 
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{od. 2/A 


FERIZIA GOFERTA FINANZIARIAMENTE CON MUTUO SUPFLETIVO 
DICHIARAZIONE 


IH sottoscritto........................-.% , in qualita’ di 


SEGFEtArio del .........nnmstctrtrtrrrenrenrerereenranizanriniseseeneonionznei 


VISTA la circoiare delta Cassa DD.PP. n. 1182/61, in particolare i p. 1.4 e 5.5; 
VISTI gli atti d'ufficio; 


Sotto la propria responsabilita’ 


DICHIARA 


- — che la perizia di variante 6/0 IARRAeA di L.. sr clicca sia &Î progetto 
originale di L. .....utirrrrerrrernereerercerireorerneonersen ‘approvata. "con delibera. di Giunta n. 
seus se GOL Locricrrricrcezesriossiicenrecczie OSOCUTIVA @ tutti gii effetti di legge, il cui importo 


dei lavori, "comprensivo anche dei lavori in economia, considerati ai medesimi parametri, 
tenendo anche conto di eventuali precedenti perizie, non supera il 30% previsto dall'art. 
13 della legge 131/83 come modificato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 440/87, verra’ 
coperta con mutuo suppletivo da richiedere alla Cassa depositi e prestiti; 


con oneri aggiuntivi 


= che comportando la perizia di maggiori oneri finanziari (e di gestione) e’ stato approvato 
il piano finanziario con delibera di Consiglio n. ...........urirr GOL icrrerecrrerierzcenerzerenneane 
esecutiva a tutti gli effetti di legge; 


- che lo schema di atto di sottomissione e’ stato approvato con riserva di sottoscrizione 
dopo la formale concessione del mutuo supplativo; 


- che i lavori di perizia non incidono su (eventuali) vincoli artistici - architettonici - 
archeologici e paesaggistici. 


PLALLICSPLINAICISTOSIAZINN ALE FE PIA TONINO 


Te 
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Mod. 2/8 
PERIZIA CON COPERTURA FINANZIARIA NELL'AMBITO 
DEL QUADRO ECONOMICO DI UN MUTUO GIA' CONCESSO 
DICHIARAZIONE 
il'SOTtORCrItto;iclli lai licia ARARRRRVE TEOR , in qualita’ di 
Segretario del ........................orrrrrrreerenerrererenereraniosiceneenensi 
VISTA la circolare della Cassa DD.PP. n. 1182/91, in particolare i p. 1.4 e 5.5; 
VISTI gli atti d'ufficio; 
Sotto la propria responsabilita’ 
DICHIARA 
= che la perizia di variante e/o e iL rasi al progetto 
originale di L. ..............orrerccrrerresrereresenzeneoresscsennionie - APPUOVATA con delibera di Giunta n. 
. del .. DRS vs esecutiva a tutti gli effetti di legge, il cui importo 


dei ‘lavori, comprensivo ‘anche dei ‘lavori in economia, considerati ai medesimi parametri, 
tenendo anche conto di eventuali precedenti perizie, non supera il 30% previsto dall'art. 
13 della legge 131/83 come modificato dall'art. 9 comma S della legge n. 440/87, trova 
copertura nell'ambito del quadro economico del mutuo gia’ concesso in posizione 


C) senzaoneri di gestione aggiuntivi 


= che nella premesse della delibera stessa si da’ atto che non si provvede ad approvare ii 
piano finanziario in quanto la perizia non comporta nuovi oneri di gestione perche’ 


Ci cononeridi gestione aggiuntivi 


- che comportando la perizia di maggiori oneri di gestione e’ stato approvato il piano 
finanziario con delibera di Consiglio N. ........................... UR Liezen , esecutiva a 
tutti gli effetti di legge; 


- che lo schema di atto di sottomissione e’ stato approvato con riserva di sottoscrizione 
dello stesso non appena ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo del residuo mutuo da parte 
dell'istituto mutuante (Cassa depositi e prestiti); 


- che i lavorì di perizia non incidono su (eventuali) vincoli artistici - architettonici - 
archeologici e paesaggistici. 


data 


ti SEGRETARIO 
(mome, cognome e firma) 


DUISALICCCILII CH 4A F OA t+ PrO Actor teriveoe dest 


ESÙ, "A, 
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Mod. 2/C 
PERIZIA CON UTILIZZO ECONOMIE E MUTUO SUPPLETIVO 
E CORRISPONDENTI STRALCI FINANZIARI 
DICHIARAZIONE 
N:SOtTtOScritto..c.. lla . in qualita’ di 
Segretario del .................................occorrrerrerrecaricezencerezeneso l 
VISTA la circolare delia Cassa DD.PP.n. 1182/91, in particolare i p. 1.4 e 5.5; 
VISTI gli atti d'ufficio; 
Sotto la propria responsabilita’ 
DICHIARA 
- che la- perizia di variante e/o suppietiva di L ................ . al progetto. 
Originaie di L. erezione nieneeneenizenee suddivisa “in “due “stralci. ‘finanziari (i 
critici nea « per lavori e L. . 2A severcererseszeszonenconnre. DOP SOMUNO 8 
disposizione con ‘copertura. ‘finanziaria nett' ambito "del quadro economico del mutuo gia’ 
concesso in posizione ................. sodvattaticnzini 5 Lo Lrrcrrcrereesersrezeossoredioneserereonsercernencionioran POP BRVOP 6 È. 


sersrsscererenortoreszzonzezionazenosiicacsanezaczocoszoneco | BIOL BOMUTMO a ‘disposizione con copertura finanziaria 
nell'ambito di un mutuo. ‘suppletivo da richiedere alla Cassa depositi e prestiti) e’stata 
approvata con delibera di Giunta N. .......................ccn USÌ Lrorsrerienseeseenereszonnenzonierenivo OSOCULIVE @ 
tutti gli effetti di legge, il cui importo dei lavori, comprensivo anche dei lavori in 
economia, considerati ai medesimi parametri, tenendo anche conto di eventuali 
precedenti perizie, non supera il 30% previsto dall'art. 13 della legge 131/83 come 
modificato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 440/87; 


T] con oneri aggiuntivi 


- che comportando la perizia maggiori oneri finanziari (e di gestione) e'. stato approvato il. 
piano finanziario con delibera di CONsiglio N. ........................ G@l smrrrrirerzzionecio , 088 
‘ cutiva a tutti gli effetti di legge; 


L) senza oneri di gestione aggiuntivi 


- — che nelle premesse della delibera stessa si da’ atto che non si provvede ad approvare il 
piano finanziario in quento la perizia non comporta nuovi oneri di gestione perche’ 


= che gii schemi di sottomissione sono stati approvati quento a L 

. con la riserva di sottoscrizione degli stessi-non appena 

ottenuta. ‘l'autorizzazione ‘all utilizzo det residuo mutuo da parte deli‘istituto mutuante 

{Cassa depositi e prestiti) e quanto a L. .................................. REZZA RRTRAETVSETARA dopo la formale 
concessione del mutuo suppletivo; 


- che 1. lavori di perizia -non incidono su {eventuali} vincoli artistici - architettonici - 
archeologici e paesaggistici. 


tt SEGRETARIO 
(nome, cognome e firma) 


narancsrviaeeeneqeranzaseazzanane rione ereresenoe qrere 


NB. 
Trasmattare in due copie 


i 


25-10-1991 


A) - 


c) - 


D) - 


NB.) 
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Mod. 11-01-303 / 03-91 
Mod. 3 


DOCUMENTI DA PRODURSI! PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI 


DOCUMENTAZIONE BASE 


1) copia di delibera di assunzione. del mutuo presa in conformita’ dello schema 
predisposto dalla Cassa depositi e prestiti. 


2) dichiarazione del Segretario/Direttore ai fini della concessione 
GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE 


3) atto di detega da compilarsi sugli uniti modelli, per n° ............ annualita’ di ammor- 
tamento, da trarsi sulle entrate afferenti: 


- primi due titoli di bilancio (art. 4 c. 10 legge 155/89 - Comunita’ montane) 
— primi tre titoli di bitancio (art. 4 c. 10 legge 155/89 - Comuni e Province) 
= proprie entrate effettive accertate {art. 10 legge 440/87 - Aziende speciali) 


L'atto stesso dovra’ essere notificato al Tesoriere. 
GARANZIA SULLE ENTRATE DELLE AZIENDE (ant. 2 legge 537/67) 


3) atto di delega - da combpilarsi sugli uniti moduli - per n. ............ annualita’ di 
ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate effettive del servizio. 
L'atto dovra’ essere sottoscritto dal Direttore e dai Tesoriere-esattore dell'Azienda 
e controfirmato dal presidente della Commissione amministratrice e dal Sindaco del 
Comune, ovvero, nel caso di Azienda consortiie, dal Presidente dell'Assemblea. 
In caso di sarvizi gestiti in economia dai Consorzi, !e firma dei Presidente della 
Commissione Amministratrice e’ sostituita da quella del Segretario del Consorzio; 


4) aStezione del Segretario vistata dal legale rappresentante dell'Ente dalla quale 
SUI 


- che con contratto N. ............... in data ................. (0 COnvenzione aggiuntiva), 
l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e’ stata data in 
carico el Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del non riscosso per riscosso e 
con ia comminatoria dell'indennità’ di mora in caso di ritardato versamento; 

- cha con ia delagazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del 
servizio dell'Azienda accertate a consuntivo. 


CONTRIBUTO REGIONALE 


$) copia - debitamente autenticata - del decreto concessivo del contributo regionale, 
con l'impegno di corrisponderio direttamente ed irrevocabilmente alia Cassa depo- 
siti e prestiti, con l'annotazione dell'impegno di spesa assunto dal competente 
organo (Uff. Ragioneria o Uff. corrispondente) suì bilancio corrente e per i cor- 
FODORCenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di ammor- 
amento. 


= Nelcazo in cui il contributo concesso conra l'intera 
Cnnualita’ di ammortsmenta, non dovranno e:csra 
pradatti g!l atti relativi atta garanzia. 


A 
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Mod. lì-01-304 / 11-90 
Mod. 4 


SCHEMA DI DELIBERAZIONE 


A) - DELIBERA BASE 
VISTO (esposizione dei fatti) 
CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo 


DELIBERA 


1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti UN MUtUO di L. ...................uiiiiriini 


1 RARA ON CE PZA 


1 bis (ove trattasi di mutuo che assume il Consorzio o la Comunita’ montana con 
la garanzia sulle entrate degli Enti consorziati) 


- di tire per la ta di L. 
di garantir r uota Licinio iii 
del MUTUO di L. ...........everrrrrrrrcrrrrericrccronsesnaszicnesiazenzanie DR CONCETLTSÌ D omursrrssreniorennescenenzonenio 
er : 


2) - di impegnarsi, se la pubblicita’ delle gare relative ai lavori viene effettuata 
attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la 
dicitura “l’opera verra’ finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del 
risparmio postale”; 


3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartelio con la dicitura 
opere finanziata dalia Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio posta- 
e” 
- (Ove trattasi di finanziamenti parziali) 


= di impegnarsi a richiedere erogazioni sui mutuo dopo aver effettuato e spesa- 
to lavori per un importo pari alla quota assunta a proprio carico. 


B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE 


4) - di restituire il Mutuo ih N. ..............0» annualita’, comprensive del capitale e 
dell'interesse, al saggio vigente aî momento della concessione per i mutui della 
Cassa depositi e prestiti; 


5) “(Comuni e Province « Comunita’ montane) 


di garantire le n. ................ annualita’ .di ammortamento del prestito con delega 
sul Tesoriere a valere sulie entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio. 
(Aziende speciali) 

di garantire le n. ................ annualita’ di ammortamento del prestito con delega 


sul tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto 
aziendale reso ed approvato; 


6) di delegare, come si delega alia Cassa depositi e prestitila quota delle entrate 
irrevocabilmente “pra solvendo* e non “pro soluto”; 


7) - di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per ila somma e con la 
decorrenza che l'’Amministrazione mutuante indichera’ quale importo dell'an- 
nualita' di ammortamento, nell’intesa che le annualita’" medesime saranno sod- 
disfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta 
non si supera ll 25% delle entrate ai sensi /dell'art. 4, comma 10, della legge 
155/89 E Comuni, Province e Comunita’ montane) /dell'art. 10 bis della 
legge 440/87 (per le Aziende speciali) ; 


pa 
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8) *— di iscrivere l'annualita’ di cui l'Ente e’ debitore per it rimborso del prestito, nella 
parte passiva del bilancio pei il periodo di anni consigerato, 


9) - di prendera atto che ii Tesoriere e’ tenuto ad accantonare le somme occorrenti a 
DOCCEIArE: alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nei corso del- 
‘anno. 


C) - GARANZIA ENTRATE AZIENDE O SERVIZIO IN ECONOMIA (Legge 537/67) 


4) - di restituire ti mutuo in N. ................... annualita’, comprensive dei capitale e 
dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della 
Cassa depositi e prestiti; 


5) - di garantire le n. ................ annualita’ di ammortamento del prestito con delega sul 
Tescriere dell'Azienda a valere sulle entrata affettive dei servizio dall'Azienda 
stessa accertate a consuntivo reso ed approvato oppure a velere sulle entrate 
del sarvizio gestito in economia; 


6) -— che sia emesso su! Tesoriere come sopra un atto di delega per ia somma e con 
la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera’ quale importo dell'an- 
nuatlita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita’ medesime saranno sod- 
disfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta. 
non si supera if terzo delle entrate effettive dei servizio dell'Azienda accertate a 
consuntivo dell'anno precedente 0 del servizio gestito in economia; 


7) - che l'annua tangente delle entrate dei servizio viene delegata irrevocabilmante 
“pro solvendo” e non "pro soluto”; 


8) che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data 
in carico al suddetto Tesoriere - mediante stipula di apposito contratto {o 
convenzione aggiuntiva) con l'obbligo: 


= dal non riscosso per riscosso; 


- del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle 
prescriite scadenze semestraii; 


= della comminatoria della mora in caso di ritardato versamento; 


2) - che analoghe ciausole siano incluse nei futuri contratti di Tesoreria per tutta ia 
durata dell’ammortamento del prestito. 


D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE 


- di cedere, come si ceda alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale 
cel visversionenzzonie Y CONCOSSO Por fa DUrata di ANNI ................. sulla spesa di 


A.B. — Nei caso in cui il contributo concesso copre 
l'intera annualità’ di ammortamento, dovranno 
essere deliberati soltanto i punti A) - 1) - 2) — 3} 
e Dì 


Verbale fatta, istto e sottoscritto. 


Certificazione di pubblicazione, approvazione sd esscutivita' 


LR — 
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Mod, Ii-01-305 / 11-90 
Mod. 5 


(delegazione su entrate proprie) 
CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI 


art. 1 + 4. comma della legge 27/2/78 n. 43 
art. 8 - 2. comma della legge 29/10/87 n. 440 
art. 4 - 10 comma della legge 26/4/89 n. 155 


Il sottoscritto Segretario 
Visti gli atti d’ufficio 


DICHIARA 


A) - (Comuni e Province - Comunita’ montane) - che il gettito delle entrate dei primi tre/dus titoli 
del bilancio di consuntivo (del penuitimo anno precedente quello in cui viene deliberata 
l‘'assunzionè del mutuo), al netto delle entrata una tantum e compensative, relative 


all'anno 19................ e' i seguente: 
Titolo I  Entratetributarie / Gestione beni e servizi L 
Titolo H - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti L 
Titolo HI - Entrate extra tributarie i cuccioli 
Totale L. 
A' - Limite di indebitamento: (25% di A) alb = _ 2 


B) - che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio, al netto 
dei contributi statali e regionali sulla spesa, e’ il seguente per il corrente esercizio: 


verso la Cassa DD.PP. L 
verso altri Istituti L. 
verso altri L 

Totale L. 


——_______________ 
frenare 


- che la quota interessi relativa a 
delegazioni rifasciate nei corrente 


anno ammonta a L 
Totale L. 
Totale B L. 
C) - Quota disponibile (A' - B) L 
D) -— Quota interessi del presente mutuo: Erede ho 
IL SEGRETARIO 
Nome, Cogname e 


O TTI 


RG, ee 
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Mod. 11-01-30S / 11-90 


Mod. 6 
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE 
(delegazioni su entrate proprie) 
Oggetto: Mutuo di L. .................crtrcrrirerrerrzzenezenrenno 
IRR CITE SINNI SIETE 
POSIZIONE NM. cirie 
#l sottoscritto ................... CATZ A AIAR IERI ATTO CRI 


Vista la legge 27 febbraio 1972. n. 43; 

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 440; 

Vista la tegge 26 aprile 1989, n. 155; 

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; 

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti N. ........................rirerirezionien : 
Sotto la propria responsabilita’ 


ATTESTA 


- (Comuni - Province - Consorzi - Comunita’ montane) 


LC] — che il bilancio di previsione dell'anno 19......... e' stato approvato con delibera con- 
SHIAPE N. .uu.ocrrrerereriereziino: LHR} Linn (stesso anno dell'assunzione del 


mutuo); 


Ci — che e’ stato approvato ii bilancio consuntivo relativo all'esercizio CE ............... 
{penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutuo); 


j - che sono state adempiute le formalite’ prescritte delle Vigenti disposizioni legisia-' 
tive in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, 
della delibera consiliare N. ............... Cel .......rriri. di assunzione del mutuo 
nonche’ delia procedura di controllo ai sensi degii artt. 45, 46, 47 delia legge 
8/6/1990, n. 142 (citare diversa specifica normativa per le Regioni a statuto 
speciale) e che tale atto e’, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge; 


- {Comuni - Province - Comunita’ montane) 


D - che con ii rilascio della delegazione di pagamento par.il mutuo indicato in oggetto 
it complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non 
supera il quarto dell'entrate dell'Ente relative ai primi tre/due titoli del bilancio 
consuntivo del psnuîtimo anno precedente quello in cui viene deliberata 
l'assunzione del mutuo, ai sensi dell’art. 4, comma 10 della legge n. 155/89; 


li SEGRETARIO 
{Nome, Cognome e Firma) 


CU) berrareta casetta intersscato 


A) 


A! 


B) 


) 


D) 
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Mod. 7 


CAPACITA’ Di INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI 
DALLE AZIENDE SPECIALI 
(art. 10bis - 2° comma delia legge 29/10/87, n. 440) 
(delegazioni su entrate proprie) 


H sottoscritto Direttore 
Visti gli atti d’ufficio 


DICHIARA 
- che le rendite e profitti relativi all'anno 19...... conseguenti a: 
Ricavi da vendite e prestazioni - Dividendi da. partecipazioni - Proventi da investimenti 
immobiliari - Proventi e ricavi diversi - Rimborsi diversi - Ricavi di attivita’ smobitiz- 
zate - Interessi su titoli a reddito fisso - Interessi su depositi bancari e tesoreria - 
Interessi su crediti verso societa’ controllate ed Enti collegati - Interessi su altri crediti 
nonche’ Contributi in conto esercizio (con esclusione di quelli provenienti dal Fondo 
nazionale trasporti o di analoghi fondi regionali) ammontano aL. 


- Limite di indebitamento: (25% di A) AL 


- che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio e' il 
seguente: L 


- che la quota interessi relativa a 
delegazioni rilasciate nel corrente 


anno ammonta a L 
Totale B L. 
- Quota disponibile (A' - B) L 
- Quota interessi del presente mutuo: L 
iL DIRETTORE 


UITIARLICPALIIIOILA IT RI RIIII AI Rerer 
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Mod. 8 
DICHIARAZIONE Al FINI DELLA CONCESSIONE 
(delegazioni su entrate proprie) 
AZIENDE SPECIALI 

Oggetto: Mutuo di L. ...............................rrrrerrrrrrrerrerscnesierzeeznerieeneznione 

persona e 

POSIZIONE N. ................ pinna 

H'sottascritto:..iuiilli lillo rai lilla 

Visto il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella legge 29/10/87, n. 440; 

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti N. .............................rrirrrre ; 

Sotto la propria responsabilita’ 

DICHIARA 
- che ia delibera N. ..............tirrirernirir del... ,e.. Di assunzione del 
mutuo e’ definitiva a tutti gli effetti; 
= che dal conto consuntivo del ........................................... (penultimo esercizio) e dal 


bilancio preventivo dell'esercizio corrente non risuita un disavanzo di gestione {al 
netto delle contribuzioni a carico dello Stato o delie Regioni); 


= che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in 
oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti 
non supera il quarto delle entrate a. dell'azienda. a. 


IL DIRETTORE 
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Mod. N-01-307/ 10-90 
Mod. 9 


Posizione n. -. 


Mutuo di Lire 


CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L’'ASSUNZIONE DI MUTUI CON GARANZIA SUI 
PROVENTI DEI SERVIZI (L. 537/67 e successive modificazioni) 


comunale 


Il sottoscritto Segretario Tonsortile 


Visti gli atti d’ufficio 


DICHIARA 


A) - cheli gettito delle entrate effettive ordinarie del servizio 


di del conto consuntivo .approvato 

nell'esercizio ............................... e' di Urania 

"A" Limite di indebitamento: (1/3 di A) È lo nori 
B) - che l'ammontare delie delegazioni rilasciate a data cor- 

rente e' di | ERRE IRC ERE IO. 
C) - quota disponibile (“A” - B) | PRE E Ro 
D) - delegazione del presente mutuo Lio alaisunl 

IL SEGRETARIO 


—- 83— 
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Mod, li-01-307/ 10-90 
Mod. 10 


DICHIARAZIONE Ai FINI DELLA CONCESSIONE CON GARANZIA SUI PROVENTI DEI SERVIZI 


(L. 537/67) 
Oggetto: Mutuo di L. ............rirrrrriereie, 
Il sottoscritto Pa dario del —..--_ lilla 


Vista la legge 8 o 1990, n. 142; 

Visto il D.L. 4/7 ph n. 537 e successive modificazioni; 

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. ............usr f 
Visti gli anti d’ufficio; 

Sotto la propria responsabilita’: 


DICHIARA 


= che e’ stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del ................ {due anni 
antecedenti all'assunzione dei mutuo); 


- che sona state adempiuto le formalita’ prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in 
ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza saguito di ricorsi, della delibera 
consiliare n. ........ del ............... , Nonche' della procedura di controllo ai sensi degli articoli 45 
- 46 —- e 47 della legge 8/6/1990, n. 142 (citare diversa specifica normativa per le Regioni 
a statuto specials) e che tale atto e’ pertanto, divanuto esecutivo a tutti gli effetti di 
legge; 


= Che con contratto n............... in data ............... (o convenzione aggiuntiva), l'annua tan- 
gente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e’ stata data in carico al Tesoriere 


dell'Azienda con l'obbligo dei non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennita' 
di mora in caso di ritardato versamento; 


= che con la delegazione rilasciata non si supera i! terzo delle entrate effettive del servizio 
dell'Azienda accertate a consuntivo, o gestito in economia. 


sa 


iL SEGRETARIO 


ANIIIILOLIFNI LATINI TE EIIIIITI TITTI 
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Mod, H1-01-308 / 10-90 
Mod. 11 


DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AD ENTI CONSORTILI CON 
GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE DA PARTE DI COMUNI O PROVINCE 
(articolo 3, legge 21 dicembre 1978. n. 843) 


1) + copia di deliberazione da adottare in conformita’ dello schema che segue; 
2) - attestazione del Segretario, vistata dal legale rappresentante dell'Ente, che attesti: 


- cheil bilancio di previsione dell’anno 19..... e’ stato approvato con delibera consortile 
N. coserrrccsersersrenzosioonereone DIO ssecsecersazezizreoniosiazeonizi» (St@SSO @NNO dell'assunzione dei mutuo); 


= che e’ stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del ........................... 
(2 anni antecedenti all'assunzione del mutuo); 


= che sono state adempiute le formalita’ prescritte dalle vigenti disposizioni legisiative 
in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio. senza seguito di ricorsi, della 
delibera consiliare n. ..................... D@l ..........crrcir , NONCNO' della procedura di con- 
trollo ai sensi / delia legge regionale n. ................... GO! rr / d@gli artt. 45 — 
46 e 47 della legge 8/6/90, n. 142 (citare diversa specifica normativa per le Regioni a 
statuto speciale) / e che tale atto e’, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di 
legge; 


3) - copia, debitamente autenticata, del provvedimento regionale concessivo del contributo, 
da corrispondere direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per 
l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa assunto dal 
competente organo (Ufficio Ragioneria o Ufficio corrispondente) sul bilancio corrente e 
per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di 
ammortamento. 


SCHEMA DI DELIBERAZIONE 


Visto (esposizione dei fatti); 


Considerato che ia Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione dei mutuo; . 


Considerato che Hannualita' di ammortamento di L. .. 
viene garantita con le entrate proprie dei sottoindicati Enti costituenti il ‘Consorzio / Comunita’ 
montana come appresso indicato: 


25-10-1991 


1) 


2) 


3) 
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DELIBERA 


- di assumere con la Cassa depositi e prestiti UN MUtUO di Li ........nniicrzieeerezerzererennennee 


da estinguersi in N. ............. . annualita’ di ammortamento comprensive del capitaie e 
dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione (tenuto conto del con- 
tributo regionale) da SErvire Par .....................orrrrrrrerrereieerenieninzenee , con garanzia sulle en- 
trate proprie da parte di ........... VETRI PORRE RITIRI RARI ORARIO $ 


di impegnarsi, se la pubblicita’ delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la 
pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura “l’opera verra’ 
finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale”; 


di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura “Opera 
finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale”. 


Rimane stabilito che ila Cassa depositi e prestiti, rimarra’ estranea ai rapporti tra il 


Consorzio/ia Comunita’ montana e gli Enti garanti sopra specificati ih dipendenza della 
prestazione della relativa garanzia e che, in ogni caso, il Consorzio/la Comunita’ montana e’ 
tenuto a provvedere con qualsiasi mezzo ai pagamento di quanto, per qualsiasi ragione, 
l'Amministrazione mutuante non potesse eventualmente conseguire nei modi suddetti a saldo 
del proprio credito. 


Verbale fatto. letto e sottoscritto. 


IIPLLIPPAIIIPA ZA OPORTO PLIPIAPITTOPTFA PT PI ITTOT ANTI T0I 


Cartiticazione di pubblicazione. approvazione ed esecutivita’ 
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Mod. II-01=370 / 10-90 


POS. PR. seeeerrcctsrrrreo Mod. 12 
della Cassa DD.PP. 
TE PROPRIE 
DELEGA Di DI PAGAMENTO 
H SOttOSCritto (1) ..............niiirrerreareentenzenenione dell (e ELLI LIL 


Vista la deliberazione in data ...........................rrrrion Mo svvcresceziorseenenz  GIVONUTA @SE- 
cutiva a tutti gli effetti, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di di un mutuo di 
Life”. RISE asvsranssiicranina pet Lella Le 


Visto che il detto mutuo e’ da estinguersi in (2) .......................errrerrericeceno BENNI VOMSO Îl 
pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di Lire 
+ (3) serrrrreeerrscereerisrermeasieonezionisseonniianezorioneccre PAGRDIÎN ® rate semestrali eguali; 


Visto che tali annualita' sono garantite con le somme relative ai primi due / tre titoli del 
bilancio delle entrate / proprie entrate effettive accertate; 


Visto che con ia suddetta deliberazione e’ stato preso atto della normativa vigente, in 
base alla quale il Tesoriere e’ tenuto ad accantonare !e somme occorrenti per soddisfare, alle 
rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell’anno; 


DELEGA 


Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i 
proventi delegati e con comminatoria' delia mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 
giugno e 31 dicembre in ognuno degli anni dal (4) .................... al ................ alla Cassa depositi 
e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrate deila Repubblica o alla Sezione di Tesoreria 
provinciale la somma di L. (5) iI rana 
{LIMO s..iucirnrriniririninriicrerncenncinisniciciiinnn ), ® COSÌ entro ciascuno dei ‘predetti ‘anni la totale 
somma dé Lire (0) —_  _rreeeienei UM iui i 
delia quale sara’ discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si ‘riferiscono. 


i” 
#4 ERA ai lunslda 


(NOTE A TERGO} 


Timbro 
d'utficio 


RELATA DI! NOTIFICA 


sottoscritto [1 COTTI] dichiara di 
(generalita’) 


(qualifica dei notificante) 
avere oggi notificato il presente atto di delega ai Tesoriere 


{ragione sociale) 
consegnandone copia nelle mani del Sig. CC _ TT] Î Ri 
(generalita’) (qualifica) 


LL) OA nrose 
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(1) 1 Presidente, il Sindaco, il Direttore Azienda; 

{2) Numero degli anni di ammortamento; 

(3) Ammontare delle annualita’ di ammortamento; 

(4) L’ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo; 

{5) Ammontare della rata semestrale dell'annualita’ di ammortamento; 

(6) Ammontare dell'annualita' di ammortamento; 

(7) Luogo e data di emissione della delega; 

{8) li Presidente della Comunita’ montana, deil’Amministrazione provinciale, il Sindaco o il 
Direttore dell'Azienda. 


Legge 21 dicembre 1978, n. 843 


ART. 3 


A partire dai 1 gennaio 1979 le Province ed i Comuni possono rilasciare a garanzia di 
mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi 
tre titoti di bilancio. 


Gli Enti mutuatari sono obbligati a notificare ai Tesoriere l'atto di delega, che nori e' 
soggetto ad accettazione, ‘ 


li Tesoriere, in relazione all'atto .di delega notificato, e’ tenuto a versare agli enti 
creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennita' di fora in caso di ritardato 
versamento, l'importo della delegazione provvedendo, ove necessario, agli opportuni accan- 
tonamenti. 


li rilascio delia delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e 
tasse. 
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Mod. 11-01-3117 / 10-90 


Mod. 13 
POS. MR. ssrvrrcrrizerenione 
della Cassa DD.PP. 
ENTRATE AZIENDE L. 537/67 
DELEGA DI PAGAMENTO 
I! sottoscritto Direttore dell'AZIENda Li... inieeiirereiiiinzcerezacezzoa secrezione 
Vista la deliberazione n. .................. ÎM CAla ............iirinenee divenuta esecutiva, adottata 
ORI (1) rica per l'assunzione con fa Cassa depositi e prestiti di un mutuo di - 


Lilli: DI Liri ilioaliil 


Visto che detto mutuo e’ da estinguersi IN (2) ......crorie - NM VOPSO 10 
pagamento dell'annualita’ di ammortamento, comprensiva di capitate ed Interessi, di Lire 
(K) CRCR REN ONERE , pagabile a rate semestrali uguali; 


Visto che tali annuatita’ sono garantite con una quota delle entrate effettive del servizio 
dell'Azienda, accertate a consuntivo reso ed approvato; 


Visto che l’annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti e’ stata 
data in carico al Tesoriere dell'Azienda, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione 
aggiuntiva) con l'obbligo dei non riscosso per riscosso, dei versamento alla Cassa depositi e 
prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria 
della mora in caso di ritardato versamento; 


DELEGA 


ii Tesoriere dell'Azienda suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i 
proventi delegati, entro if 30 giugno e -31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) ..................u 
Al... AÎla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della 
Repubr'ica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la SOMMA di L (5) ............antrcrrrrrrenrersererenneteniznecee 
{LIFE .......iiiiicrirerrerenicrericetioniziionizenionzmon ) @ COSÌ @Ntf0 Ciascuno dei predetti anni fa totale 
SOMMA di L. (8) ..........aenmcrtrrrcrerrrrrcrcennrranrzinre (LÎPO srsrrcenesenieorizoneorersererensensevezrrasorrenrenisesizazzernesne } DOHA QUOTO 
sara’ discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono. 


IL DIRETTORE DELL'AZIENDA E PRESIDENTE DELLA COMM.NE AMM.TRICE 


EILAALITO LPP AI FRd dd DAL deere bedier paiprdumppirentevpononai mansrocienzote: IPO PNPOTTPAT IAP NO DI OPSIORI ZIE A DALLA dall S LI OSITTA DICI Ie et tte eterene ve sionno è 


_ 89 — 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE i Serie generale - n. 251 


NOTE 


Ente mutuatario (Comune o Consorzio) 

Numero degli anni di ammortamento (ammortamento); 

Ammontare delle annualita’ di ammortamento; 

L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo; 
Ammontare della rata semestrale dell’annualita’ di ammortamento; 

Ammontare dell'annualita’ di ammortamento; 

Luogo e data di emissione della delega. 
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Mod. il-01-312 / 10-90 


Mod. 14 
POS, RL. .eeoinvrtrrrcccere 
della Cassa DD. PP. 
ENTRATE SERVIZIO IN ECONOMIA 
DELEGA DI PAGAMENTO 
li sottoscritto: (1) iL ia iii rin 
Vista la deliberazione n. nda clelia divenuta esecutiva, 
adottata dal (2) ........................rrrro per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un 
= MMUtuo.di È .illinirartieinrniinni DO ico ian e 
Visto che detto mutuo e’ da estinguersi n (3) ann: verso ll 
pagamento dell'annualita’ di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi, di Lire 


{4} rire , Pagabile a rate semestrali uguali; 


Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle entrate effettive ordinarie 
del servizio gestito in economia; 


Visto che t'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti e' stata 
data in carico al Tesoriere dell'Ente, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione 
aggiuntiva) con l'obbligo del non riscosso per riscosso, del versamento alla Cassa depositi e 
prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria 
della mora in caso di ritardato versamento; 


DELEGA 


il Tesoriere dell'Ente suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i 
proventi delegati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni (5) dal .......................... 


al .. ita . alia Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale délla 
Repubblica o ‘alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (6) ........................u un 
(LITO:sisiciciirrrniicricencienniniciszzanzinicaraszionicinincine ) e così’ entro ciascuno dei ‘predetti anni la "totale 
somma:di IL. (7) urca reina (LIMO ............. Lirio ieri ) della 
quale sara’ discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono. 

(BY: ii Wall 


IL SINDACO/IL SEGRETARIO 


Qressadeneiaraani casa azazIsraA»Ge DI‘ DUeareneanaceecnensacnadi 


tl TESORIERE-ESATTORE 


9PAMA Rn DRA N DOdASLALD A DIRLII Ot armare va pasotiasinasananazao 


timbro 
d'ufficio 


NOTE AgERGO 


gi 
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NOTE 


(1) Sindaco del Comune o Segretario del Consorzio; 

(2) Ente mutuatario (Comune o Consorzio); 

(3) Numero degli anni di ammortamento; 

(4) Ammontare delia rata d'ammortamento; 

(5) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione de! mutuo; 
(6) Ammontare della rata semestrale dell’annualita’ di ammortamento; 

(7) Ammontare dell'annualita’ di ammortamento; 

(8) Luogo € data di emissione della delega; 

(8) Sindaco del Comune o Presidente dell'assemblea consortile. 


ic 


25-10-1991 
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Serie generale - n. 251 


Mod, 11-01-2313 / 10-90 
Mod. 15 


PIANO DI ZONA 


A) Spesa totale prevista nella relazione finanziaria allegata al piano di zona approvato con i 
seguenti decreti: 


Limite di contrazione mutui art. 43 
legge 865/71: 25% di A Lirica 


B) Importo complessivo dei finanziamenti gia’ ottenuti per il piano di zona da: 


Cassa DD.PP. Lia 

Altri Istituti Liaaiioiti 

Art. 45 legge 885/71 Licia Totale BL. ................................. 
C) Possibilita’ di contrazione dei mutui (al - 8} lirzraiarcrni svrcinninnisia 
D) Importo mutuo richiesto Lara 


. IL SEGRETARIO 


—_ 9 
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Mod, 11-01-323 / 10-90 
Mod. 16 


ATTI DA PRODURSI DAI CONSORZI 
PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE DI BONIFICA 


sesso -seerosee cem." 


1) - copia, in bello, con visto del Segretario, di deliberazione del Consorzio da adottarsi, a 
norma dello statuto, in conformita’ dell'unito schema, munita del certificato di eseguita 
pubblicazione senza ricorsi, ai sensi di legge; det cenno della approvazione dell'autorita’ 
tutoria, nonche’ dell'attestazione del segretario che l'atto sia divenuto esecutivo a tutti 
gli effetti; 


2) - statuto del Consorzio, munito dell'attestazione del Segretario che e’ quello vigente; 


3) - dichiarazione del Segretario attestante: 


a) cheil Consorzio con sede in ....................................... venne costituito il ................................ ; 

b) cheil Consorzio ha iscritto nel bilancio in corso contributi consorziati per 
Lil labiale delle quali, detratte L. ........................mrrcrcrrerseerecinare. per 
vincoli su di essi costituiti ed in corso di perfezionamento, rimane una disponibilita’ 
di loci iolanda ; 

c) che il servizio di riscossione dei contributi consorziati e’ affidato. a .............................. 
in base a conratto iN datà .................................... ; 


4) - copia del decreto concessivo del contributo con il quale sono state approvate le opere 
da finanziare ed e’ stata determinata la quota di spesa a carico del Consorzio; 


5) - atto di delega da compillarsi su uno dei moduli allegati per .. DIOR .. annualite’ di 
ammortamento dei prestito, da trarsi sulle entrate dei contributi ‘consorziali. 
L'atto stesso dovra’ essere sottoscritto dai Presidente del Consorzio e dal Tesoriere- 
esattore. 


— 9 
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5) 


6) 


7) 


8) 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - - n, 251 


Mod. H-01-324 / 10-90 
Mod. 17 


SCHEMA DI DELIBERAZIONE 
per l'assunzione di un mutuo per opere di bonifica 


OMUSSIS 
DELIBERA 


di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L.... asta STORIE 
da servire a copertura della uni di spettanza della proprieta’ ‘interessata Pi lavori. 


di restituire li mutuo suddetto in ............................., annualita’ comprensive del capitale e 
dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione de! mutuo stesso e 
sotto l'osservanza delie disposizioni tutte che regolano ia concessione dei prestiti da 
parte della Cassa depositi e prestiti; 


di obbligarsi ad imporre ed applicare irrevocabilmente a carico della proprieta’ per tutta 
la durata del mutuo un importo annuo di contributo da riscuotere con le forme, norme 
e privilegi di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, corrispondente all'ammontare di 
ciascuna annualita’ di ammortamento; importo che sara’ iscritto annualmente in distinta 
sede nella parte attiva dei bilanci per tutta la durata del mutuo, con riferimento alla 
presente deliberazione, contrapponendo nella parte passiva dei bilanci stessi e per lo 
stesso periodo, l'annualita’ di cui il Consorzio e’ debitore per il rimborso del prestito; 


di obbligarsi a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del mutuo 
l'annualità’ che verra’ determinata dalla Cassa stessa, pagabile in due semestralita' 
uguali secondo le modalita’ che saranno previste dall'Amministrazione suddetta; 


di garantire il regolare pagamento dell'annualita’ di ammortamento mediante rilascio - 
pro solvendo e non pro soluto - di delegazioni su detto contributo accettato 
dall'Esattore-tesoriere con l‘obbiigo del non riscosso per riscosso e con la com- 
mainatoria della mora, nella misura e per il tempo necessari ail'ammortamento del 
mutuo e con la decorrenza che indichera’ l'Amministrazione mutuante, inteso che le 
annualita’" medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali; 


di surrogare fin d'ora per ogni evenienza, in caso di mancato adempimento agli 
impegni di cui sopra, l'istituto finanziatore, per la riscossione dei suo credito, diritti del 
Consorzio mutuatario a termini del combinato. disposto degli articoti 21 e 74 del R.D. 
13/12/1933, n. 215 sulla bonifica integrale, con facolta’ di esperire al riguardo ie relative 
pratiche ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali che discipiinano la materia, inteso 
che ogni spesa relativa dovra’ rimanere a carico del Consorzio; 


di corrispondere alla Cassa depositi .e prestiti, con tutte le sue attivita’ di entrate, 
quanto questa non potesse eventualmente, conseguire per mezzo dell'atto di delega 
concernente lammortamento del mutuo di cui sopra; 


di dover intendere ii Consorzio, agli effetti del mutuo in parola, duraturo, sia pure come 
Consorzio straiciario e liquidatore fino a quando sara’ esaurito l'ammortamento del 
prestito; 


di garantire inoltre il mutuo predetto con tutto i! territorio consorziale e con 
l'obbligazione solidale ed indivisibile, qualunque sia la divisione interna della Azienda 
ed il suo sistema di gestione. 


25-10-1991 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 25% 
=== xp n0-—T—____—_r_ ———————1Té<ZTCTTd@dT.W.W..rrrrrrrTr_T—q@qqmqqqu@m@@6@»@7 


Mod. li-01-325 / 10-80 


Mod. 18 
POS ssaa 
della Cassa DD.PP. 
Contributi consortili 
DELEGA DI PAGAMENTO 
(in bollo) 
IF:sottoscritto: (1)... urinarie del: iii 
VISTA la deliberazione im data ....................Mrrrenine Dita ene divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo 
(| REPRPRO GA E RAEE RECCO cileni POlicelaneniii s 
VISTO che il detto mutuo e’ da GEstinguersi in (2) ........iiiiineen anni con il 
pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di Lire 
(Ialia iolaiiniriediveicarnto pagabile a rate semestrali uguali; 


VISTO che tali annualita’ sono garantite, ai sensi della lett. d) de! 1° comma delil’art. 5 
del D.M. 1/2/1985, coi proventi dei contributi consorziali: 


VISTO che con la suddetta deliberazione si e’ preso atto di garantire il regotare 
pagamento deli’ annualità’ di ammortamento mediante rilascio - pro solvendo e non pro soluto 
- di delegazioni su detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere nella misura e-per il 
tempo necessari all'ammortamento; 


l'Esattore-Tesoriere {4} .............. LARE SI IVO IEROZS NE dell'Ente suddetto a pagare, con as- 
soluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, con l'obbligo del non riscosso per 
riscosso e con comminatoria della mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno € 
31 dicembre, in ognuno degli anni del (5) ..........mrtrrirrrrrrne LI soseerreizererciorenzezee ,» alta Cassa 
depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale ‘detta Repubblica o alla Sezione di 
Tesoreria raiocnie la somma di L. (6) PSA) » dalia È 
{LIFO iii iiricrzi siriosnirzzriicnniai.)' @: COSV entro "ciascuno ‘dei “predetti. anni ta ‘totale 
somma di L (7 ran VECTRA AUTO aa aio iii }} 
della quale sara’ discaricato con le ‘ricevute ‘dei versamenti che vi si riferiscono. 


7 FA 
(8)... sessiasne DÌ seracriceszezizivezaricniznizioniioeonio 


IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO L'ESATTORE TESORIERE 


NOTE A TERGO 
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1) - il Presidente 

2) - Numero degli anni di ammortamento; 

3) - Ammontare dell'annualita’ di ammortamento; 

4) - L'Istituto di credito o la persona, se privato; 

5) - L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo; 
6) - Ammontare delia rata semestrale dell'annualita’ di pagamento; 

7) - Ammontare dell'annualita’ di ammortamento; 

8) - Luogoedata dell'emissione della delega. 
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Med. 11-01-337 / 10-90 
Mod. 19 


DOCUMENTI DA PRODURSI DALLE SOCIETA’ PER AZIONI 
fin bello) 


A) - PER L'ADESIONE 


1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in atlegato al certificato della 
cancelleria del Tribunale competente che li dichiari vigenti: in tale certificato, di data 
mon anteriore a tre mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti, 
delle persone autorizzate a riscuotere, quietanzare e ad impegnare validamente ia 
Societa', nonche’ l'attestazione che la Societa’ si trova nei pieno e libero esercizio dei 
propri diritti. 

(Qualora non risulti dall'atto costitutivo)'- Certificazione notarile attestante la percen- 
tuale di partecipazione degli enti locali al capitale societario e che tale partecipazione 
e’ quella vigente; 


Zî) estratto o copia notarile di delibera del competente organo deliberativo, contenente 
l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione dello statuto, nella partecipazione 
degli enti locali al capitale societario nella legale rappresentanza e nelle persone 
autorizzate a riscuotere, quietanzare e ad impegnare validamente ia societa’, con 
espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilita’ in dipendenza 
della mancata o tardiva notifica di tali atti; 


3) domanda di mutuo a firma del legale rappresentante; 


4) copia autentica dell'atto amministrativo o dei contratto di concessione de! pubblico 
Servizio; 


5) dichiarazione a firma det legale rappresentante, qualora trattasi di opere, attestante 
l'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente organo € sul 
tipo di garanzia (se con cespiti di piu’ enti locali indicare le quote di mutuo da garantire 
a carico di ciascun ente). 


B) - PER LA CONCESSIONE 


6) estratto o copia notarile deila deliberazione di assunzione del mutuo, secondo lo 
schema predisposto dalla Cassa, da parte del competente organo; 


7) atti relativi alla garanzia dell'operazione di cui al successivo punto €); 
8) copia dell'ultimo bilancio e previsione del conto economico dell'esercizio corrente; 


9) attestazione a firma det Presidente det Collegio sindacaie: 


- che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in 
perdita; 


- che) Collegio sindacale ha preso atto dell'impegno assunto dalla societa’; 


10) indicazione dell'istituto di credito o Ufficio Postale e del numero di conto corrente 
intestato alla societa’ sul quale verranno accreditate le somme erogate dalla Cassa. 
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C) - PER LA GARANZIA SECONDO LA FATTISPECIE CHE SI VERIFICA. 


1) Garanzia sulle entrate degli Enti locali: 


a) delibera di assunzione della garanzia da parte. dell'ente garante, secondo lo schema 
predisposto dalla Cassa deppsiti e prestiti; 


b) dichiarazione del Sagretario dell'Ente garante, vistata dai legale rappresentante 
dell'ente stesso sul rispetto del limite previsto dall'art. 1 della legge n. 43/1978; 


c) deleghe di pagamento per n. ............ annualita’ di ammortamento, da trarsi sulle 
entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio dell'Ente garante. L'atto stesso dovra’ 
essere notificato ai Tesoriere. 


2) Concessiona contributi statali o regionali 


a) copia debitamente autenticata —- del decreto concessivo del contributo regionale, 
con l'impegno di corrisponderlo direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depo- 
siti e prestiti, con l'annotazione dell'impegno di spesa assunto dai competente 
organo (Uff. Ragioneria o Uff. corrispondente) su! bilancio corrente e per i cor- 
rispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il periodo di ammor- 
tamento. 


5) Fideiussione bancaria: 


a) atto di fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa depositi e prestiti per il 
pagamento dalle rate di ammortamento; 


4) Garanzia sui proventi dei servizi ai sensi deita legge 537/1967: 


a) deleghe di pagamento per n. ............ annualita' di ammortamento, da trarsi sulie 
entrate effettive del servizio. 
L'atto stesso dovra’ essere sottoscritto dal legale rappresentante e dall'esattore. 
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Mod. 11-01-2358 / 10-90 
Mod. 29 


SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER LA SOCIETA’ PER AZIONI 


A) - DELIBERA BASE 


Visto (esposizione dei fatti) ..................mrrrrrrrerrrrcioireneeeseiornerconeninene ni 5 
Considerato che la Cassa Mscntii e presa ha aderito sila è concessione e del n muteo; 


DELIBERA 


1) di assumere con ia Cassa depositi e prestiti UN MULO di Li ..iiiiianieceerenecniorninee 
DEF ili ririiirencrisarzioe 5 


2) di prendere atto che presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione 
maggioritaria degli enti locali e pertanto la prescritta partecinazione deve rimanere per 
tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, salvo estinguere preventivamente il 
residuo debito in unica soluzione; 


3) di impegnarsi, se la pubblicita’ delle gare relative viene effettuata attraverso ia pub- 
blicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l’opera verra’. 
finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale”; 


4) di impegnarsi a porre sui luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura “l'opera 
verra’ finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi dal risparmio postale”. 


B) - GARANZIA 
Entrate ente locale 


5) che l’annualita’ di ammortamento di L. viene 
garantita. dall’ENTE ..u.mttrtrirrrrrrerieniae con le entrate proprie coms da celibara 
consiliare N. ................. Cellai $ 


Cessione contributo 


5) di cedere, come cede alla Cassa depositi e prestiti il contributo dei 


concesso per la durata di anni ................ SUÎA SPeOsa di Li ......emanenmrttrrrrcrerrererrenrenversencenezieonione ; 
Fideiussione 
5) di restituire il suddetto mutuo in n. ............. .. annualita”, comprensive del capitale e 


dell'interesse, al seggio vigente al momento della concessione per i mutui delia Cassa 
depositi e prestiti; 


6) di garantire le n. .................. anntvalita’ di ammortamento del mutuo con fideiussione 
bancaria solidale .......................... alterando shit 
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Entrate servizi Legge 537 


5) di restituire il mutuo în n.................... annualita’, comprensive del capitale e dell'interesse, 
al saggio vigente al’ momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e 
prestiti; 

6) di garantire le n. annualita’ di ammortamento del prestito con deleghe 


suil'Esattore deila societa’ a valere sulle entrate effettive del servizio fornito dalla 
societa’ stessa accertate a consuntivo; 


7) che sia emesso sull’Esattore atto di delega per la somma e con ia decorrenza che 
l’'Amministrazione mutuante indichera’ quale importo dell'annualita’ di ammortamento, 
nell'intesa che le annualità’ medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, 
considerato cha con la delegazione suddetta non s! supera il terzo delle entrate 
effettive dei servizio fornito dalla societa’ accertate a consuntivo dell’anno precedente; 


8) chela quota delle antrate del servizio viene delegata irrevocabilmente “pro solvendo” e 
non “pro soluto”; 


9) che sia stato CONferito a... Riafani alli mandato irrevocabile per il 
pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza 
qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero suf- 
ficienti, con l'obbligo, in caso di ritardato pagamento, del pagamento della mora. 


— 102 — 


25-10-1991 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 251 
tm =-—_@@t—@__=-——11#___t24#===x--—-=@mÒ»utktm——@%4%t.xa}"====_-<<"===_===-=-—-=—=== === 


Mod. li-0î7-339 / 10-80 
Mod. 21 


SCHEMA DI DELIBERA DELL'ENTE GARANTE 


Visto {esposizione dei fatti)... LL LR iii 


Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione dei mutuo per 
la {Societa} 


Visto che con la delegazione di pagamento rilasciata, il complesso degli interessi 
passivi deì mutui non supera il quarto delle entrate dell'ente, reiative ai primi tra titoli 
del bilancio di previsione de! corrente esercizio; 


DELIBERA 
1) di garantire tl mutuo di L. , da concedere alla 
Societa. Liliana dalia Cassa depositi e prestiti; 
2) di restituire il mutuo suddetto in n. ..................... annualità’, comprensive del capitale e 


dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa 
depositi e prestiti; 


3) di garantire 16 N. .................... annualita' di ammortamento dei prestito con delega sul 
Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio; 


4) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate 
trrevocabiimente “pro solvendo” e non “pro soluto”; 


5) di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di detega, per ia somma e con la 
decorrenza che l’Amministrazione mutuante indichera’ quale importo dell’annualita’ di 
ammortamento, nell’intesa che le annualita" medesime saranno soddisfatte a rate 
semestrali uguali; 


6) di iscrivere l'annualita’ di cui l'ente e' debitore per il rimborso del prestito, nelia parte 
passiva del bilancio per Il periodo di anni suindicato; 


7) di prendere atto che il Tesoriere e’ tenuto ad accantonare le somme occorrenti a 
soddisfare, alie rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell’anno. 


Verbale fatto, latto è sottoscritto. 
Cartificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività’. 
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Mod. 1I-07-340 / 10-90 


od. 22 
POS. ...-orreresercricevoresercereo 
S.p.A. 
DELEGA DI PAGAMENTO 

llisottoscritio:.--—— i li ili csi ilaliiini dni 
legale rappresentante delia Sociata'” ......................................... (n. d'iscrizione ..........................-. ); 

Vista la delibera N. ................. IN data .......LLu adottata dai (1) ........................... per 
l'assunzione con fa Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. ...................... Rial fire PRIA NTA ; 
DEC sicilia eee circ 5 

Visto che detto mutuo e’ da estinguersi iN (2) ....................................... anni verso il 
pagamento dell’annualita’ di ammortamento, comprensivo di capitale ed interessi di Lire (3) 


siiabiaianiani n cicli iaiiania aiciniapisiacizonizsa miti , pagabile a rate semestrali uguali; 


Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle entrate effettive dei 
servizio fornito dalla societa’, accertate a consuntivo, secondo il bilancio approvato 
dall'Assemblea degli azionisti; 


Visto che e’ stato conferito a mandato ir- 
revocabile per il pagamento delle predette rate alla rispettive scadenze, anche anticipando la 
uti sb qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero 
sufficienti; 


Visto che ia Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delie rate 
applichera’ la mora nella misura vigente al momento della inadempienza; 


Visto che con ia presente delegazione non si supera i! terzo dell'ammontare dei 
proventi relativi al servizio in concessione; 


DELEGA 


La quale mandatario detla Societa’ suddetta a pagare, con 


Ù ; VC) PORGE RA e 
cosi’ entro ciascuno dei predetti anni fa totale somma di L. (6) AEREO RIN IA TANO 
{lire ) delta quale sara’ discaricato con le ricevute dei 


versamenti che vi si riferiscono. 


35 
(7) cvcrrccerzo sesriuizinia verereezeo LÌ” Luuen ilacnchanbian tendente tipanteznà 


Timbro dell'Ufficio IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


APSOLALO AAA IDO MOTAFAZET ARL IA dre tree rore noe 


{indicare la qualifica) 
Per accattazione 
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO 


Aberoaaspsscarzistisetstaresire CSS TETTO 


W Funzionario qualifica 
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NOTE 


1?) - Organo deliberativo della Societa’ 

2) - Numero degli anni di ammortamento; 

3) - Ammontare dell'annualita’ di ammortamento; 

4) - L'ammortamento decorre dall'anno successivo a queilo di concessione del mutuo; 
5) - Ammontare della rata semestrale detl'annualita’ di ammortamento; 

6) - Ammontare dell'annualita’ di ammortamento; 

7) - Luogoe data dell'emissione della delega. 
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Mod. 11-01-4095 / 10-90 


Mod. 23 
DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO Al FINI DELLA 
CONTRAZIONE DI MUTUI, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, 
AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2° DELLA LEGGE 440/1987 
I sottoscritto Segretario del CONSOFziO di Li... riricreiiericieiizccecirerarne vere ncctiicconizzonee 


in merito alia richiesta avanzata dal legale rappresentante dei Consorzio medesimo per la 
concessione di Mutui per UN IMPOrtO COMPIESSIVO di L. ................c.nnmmtmriirirzrerecercacenienezee. IMOGHÎO 
specificati nella richiesta stessa, da destinare A ..........................errrererrrerierzineeaniezezenezzcezzane ; in osser- 
vanza a quanto stabilito all'art. 10-- comma 2° della legge 440/1987 


DICHIARA 
- che il progetto esecutivo generale dell’opera da realizzare con mutui per l'importo com- 
PIESSIVO Gi L. ..............ctrrecoreripereceresenenenerinionieenesionizzzniene .... @' stato approvato dall'assembiea con- 
sortile con delibera N. ....................... delizia l 


-— che non esistono vincoli archeologici o paesaggistici sulle zone ove verra’ realizzata 
l'opera; oppure, che si e’ ottenuto il nulla-osta da parte degli Uffici statali o regionali, 
secondo ie rispettive competenze; 


- che, per il finanziamento totale dell'opera, i seguenti Comuni, con il numero e la data delle 
deliberazioni accanto indicate, e per le quote in esse previste hanno autorizzato il Consor- 
zio a contrarre direttamente con la Cassa depositi e prestiti mutui con oneri a carico dello 
Stato, a valere sulle somme assegnate ai Comuni medesimi ai sensi dell'art. 10 - comms 
2° della legge 440/1987: 


Comune di accanita delibera N. ................... della 
importo autorizzato L. ..................rrirrrerrzenirzonecresecenaseazineseneozinnie ; (elencare, con le stesse in- 
dicazioni, tutti gli aitri Comuni), con l'impegno da parte del Consorzio, cosi’ come stabilito 
dalla norma, che le somme: anzidette saranno comunque, destinate ad interventi di pari 
importo da realizzare sul territorio dei Comuni deleganti; 


= che con delibera n. ....................... del ............ srrarsectentonzezzzoneenze e’ stata approvata la suddivisione 
del progetto esecutivo nei seguenti progetti-stralcio: 


- progutto stralcio relativo al Comune di ........ 
di 


RR escmereecmeecoeeeiceiieni , GR finanziare nel modo seguente: 
= Quanto 8 Le... iii . con oneri a carico dello Stato (art. 10 - 
comma 2° legge 440/87); 
- GUANTO a L, ..........cttrrrrirerirerievenziceeneenee , con oneri a carico del bilancio co- 
munale; 


(elencare, con le stesse modalita’, gli altri Comuni deleganti. Ogni Comune delegante 
dovra’ avere per quanto gia’ detto, un progetto stralcio); 


- progetto stralcio relativo ai restanti territori dei CONSOFZIO, di Li... 
i cui mutuo verra’ garantito con le entrate proprie degli altri Enti locali non deleganti. 
Viene trasmesso, infine, io statuto vigente del Consorzio. 


IL SEGRETARIO 
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Mad. 11-01-4068 / 10-90 
Mod. 24 


DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE Di MUTUI, A VALERE SUI FONDI DI CUI 
ALL'ART. 10 - 2° CONMA DELLA LEGGE 440/1987, AI CONSORZI AUTORIZZATI DAI! 
COMUNI BENEFICIARI. 


1) - copiadi deliberazione da adottare in conformita’ dello schema che segue; 
2) - attestazione del Segretario, vistata dal iegale rapprasentante, che attesti: 


- che e’ stato approvato ii bilancio consuntivo relativo all'esercizio dei ........................... 
{due anni antecedenti all'assunzione del mutuo); 


-che sono state adempiute le formalita' prescritte dalie vigenti disposizioni legislative 
in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della 
delibera N. ............. . del .. . nonche’ delia procedura di controlio ai sensi 
degli artt. 45 — 246 e 47 della” legge 8/6/1990, n. 142 (citare diversa specifica normativa 
per fe Regioni a statuto speciale) e che tale atto e’ pertanto divenuto esecutivo a tutti 
gli effetti di legge; 


3) - copia, debitamente autenticata, del provvedimento di concessione dei contributo re- 
gionale da corrispondere direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e 
prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa, 
assunto dal competente Organo (ufficio di ragioneria o corrispondente), sul bilancio 
corrente e per i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi in coincidenza con il 
periodo di ammortamento. 


SCHEMA DI DELIBERAZIONE 


VISTO (esposizione dei fatti); 


SORTA: Da: coBlipera n. del con ia quale ti Comune di 

19 .. ha autorizzato il Consorzio di cui fa parte ad utilizzare la somma di 

ad esso assegnata, ai sensi dell'art. 10 - comma 2° delia 

viag “440/1987, “per "la realizzazione di interventi ricadenti nel territorio del Comune 


medesimo; 


CONSIDERATO che per la realizzazione di detti interventi e’ stato E APDIOVAIO un 
apposito progetto stralcio per un importo complessivo di L.... SISI licia 


PONDIDBRATO che la a:Cassa deposte e > presto ha aderito alla concessione del mutuo 
di compiessive L. .. RCA RE: 


CONSIDERATO che taie mutuo viene garantito nel modo seguente: (1) 


- quanto aL.. cerco è CON ONOfi di ammortamento a carico 
dello Stato, 8 valere ‘sui fondi ‘assegnati "al Comune di .. svvone @Î SONSÌ 
dell'articolo 10 - comma 2° della legge 440/1987 per l'anno (o ‘gli anni) ‘19. 


_ Con le entrate proprie del Comu- 


ven 4 


quanto alii 
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DELIBERA 


1) -— di assumere con la Cassa DD.PP. Un MUtuo di COMPIESSIVE Li... rire 3 
da estinguersi in N. ................ annualita’' di ammortamento comprensiva del capitale @ 
dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione {tenuto conto del con- 
tributo regionale) da SErvire per .........iirrrzeenrerieriezreone , garantito nei modi 
indicati nelle premesse; 


2) - di impegnarsi a realizzare su! territorio del COMUNE di ....................cccperrcrrirrezienienecenire inter- 
venti pet un importo pari a quello che il Consorzio e’ stato autorizzato dai Comune 
medesimo a contrarre con la Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi assegnati ai 
sensi dell'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987; 


3) - di impegnarsi, se la pubblicita’ delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la 
pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura “l’opera verra’ 
finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale”; 


4) - di impegnarsi a porre sul luogo dei tavori finanziati un cartello con la dicitura “Opera 
finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale”. 


Rimane stabilito che la Cassa depositi e prestiti, rimarra’ estranea ai rapporti tra ii 
Consorzio e gli Enti garanti sopra specificati in dipendenza della relativa garanzia e che, in 
ogni caso, il Consorzio e’ tenuto a provvedere con qualsiasi mezzo al pagamento di quanto, 
per qualsiasi ragione, l'amministrazione mutuanta non potesse eventualmente conseguira nei 
modi suddetti a saldo del proprio credito. 


Verbaie fatto, letto e sottoscritto 


certificazione di pubblicazione, approvazione ed esacutivita' 


(1) depannare cio’ che non interessa 
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Mod. 25 


SCHEMA DI DOMANDA ALLA CASSA 
SERVIZIO TELECASSA 


Denominazione ENtE ...........etrtrererrerrrereerenanezre 
Prot.:Ni;..c alcalina 


Spett.le 

Cassa depositi e prestiti 
Segr. Gen. - ‘Telecassa” 
Via Goito, 4 


00185 ROMA 


Oggetto: Domanda di ammissione ai Gruppo Chiuso di utenti TELECASSA. 


II sottoscritto 
nella. sua Qualità” di.;.-...uiiiniirerenrcinin ra nerseessenia cori iran tei ceprareniicrinanzinin ee sini ri eccaziaicrriiraziaieiercai riionri rirni 
chiede di essere ammesso al Gruppo Chiuso di utenti del Telecassa. 


Dichiara che l'Ente e’ gia’ abbonato SIP per il servizio pubblico Videotei (Identificativo 
Utente VTL n. ............................ Casella Postale N. .................rn) OC 2° in possesso di tutta 
l'attrezzatura necessaria per il coiegamento. 


Timbro e Firma 


NB 


Per l'abbonsmento Videotel 
contattare is S.I.P. di zona. 
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PARTE OTTAVA 


PRINCIPALI TESTI LEGISLATIVI 


Art. 68 T.U. approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 
Legge 4 luglio 1967, n. 537 (G.U. n 175 del 14/711967) 
D.M. 3 ottobre 1977 (G.U. n. 281 del 14/12/77) Anticipazioni 


D.L. n. 946/77 convertito dalla legge 27/2178, n. 43 (G.U. n. 58 del 
28/2/1978) 


5. Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria 1979 G.U. n. 361 del 
2911211978) 


6. D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 (G.U. n. 240 del 1/9/1979) 
7. Legge 10 dicembre 1981, n. 741 (G.U. n. 344 del 16/12/1981) 


8. DL. 55/1983 convertito dalla legge 26/4/1983 n. 131 (G.U. n. 125 del 
91511983) 


9. Legge 13 maggio 1983, n. 197 (G.U. n. 136 del 19/5/1 983) 


10. Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985 Suppl.to ordinario 
G.U. n. 356 del 29/12/1984) 

11. 2D.M.1 febbraio 1985 (G.U. n. 35 del 92/85) Procedure Cassa 

12. D.M. 30 dicembre 1986 (G.U. n. 9 del 13/1187) Tasso 

13. D.M. 30 dicembre 1986 (G.U. n. 9 del 13/11/87) Indennita’ di mora 

14. Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986 suppl.to ordinario 
G.U. n. 49 del 2812/1586) 

15. D.L. n. 318/86 convertito daîla legge 9/8/86 n. 488 (testo coord.to G.U. n. 
199 del 2818/86) 

16. D.L. n. 359/87 convertito dalla legge 29/10/87 n. 440 (testo coord.to G.U. n. 
272 del 20/12/87) 

17. D.L. n. 66/1989 convertito dalla legge 24/4/1989 n. 144 (G.U. n. 121 del 
26/5/1989) 

18. D.L. n. 65/1989 convertito dalla legge 26/4/1989 n. 155 (G.U. n. 126 
dell’1/611939) 


19. D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge 28/2/1990 n, 38 (G.U. n. 98 del 
28/4/1990) 


20. D.M. 29 dicembre 1990. (G.U. n. 11 del 14/1/1991) Proroga anticipazione 


21. D.L. 151/1991 convertito dalla legge 12/7/1991 n. 202 (G.U. n, 172 del 
241711991) 


Lodi adi ade 


. 
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PIE NERI ZZZ TZ 


DECRETO MINISTERIALE DEL 1° FESBRAIO 1985 


VISTO il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regia 
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTO il regolamento di esecuzione dei suddetto testo unico, approvato con decreta 
luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058; 


VISTO il terzo, quarto e quinto comma dell’art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3; 
VISTA la legge 13 maggio 1983, n. 197; 


RITENUTA la necessita’ di integrare e modificare le norme relative alia concessione, 
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti; 


VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dela Cassa depositi e prestiti in data 
9/10/1984; 


VISTA ta delibera della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e 
prestiti e sugli Istituti di previdenza in data 18/12/1984; data 18/12/1984; 


DECRETA 


Art. 1 


! mutui della Cassa depositi hanno sempre specifica destinazione è possono avere per 
Oggetto oggetto: 
dei mutui a) la costruzione di opere pubbliche, da acquisire ai patrimonio o al demanio dell'Ente 
mutuatario o delle proprie aziende; 
b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali 
dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende purche’ destinati ed uso Pubblico; 
c) l'acquisizione di immobili, a condizione che siano gia’ costruiti e che vengano destinati 
ad uso ‘pubblico; 
d) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalità’ 
dell'opera finanziata dalla Cassa: 
€) l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli editici scolastici, gli uffici, 
le èasi di riposo, purche’ sia contestuale alla costruzione ed all'acquisto dell'opera 
finanziata dalla Cassa; 


S) l'scquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati «i servizi dell'Ente 
mutuatario o delle propria aziende; 


g) altre finalita’ previste da leggi speciali. 


Art, 2 
(1) Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quello dei 
Limitazioni lavori, esclusivamente spese per: 
al finanziamento a) l'acquisizione di aree; 
È) la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori; 
c) VIVA. 


(2) li finanzismonto delia Cassa. e’ preciuso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti 
ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo. 


(3) superato dall'art. 23 legge 144/89 


== 


25-10-1991 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 251 
—_— eee ———meeare nen LI I er ____—____——mo "metto 


(4) Qualora l'Ente mutuatario intenda afienare un immobile costruito 0 acquisito con mutuo 
della Cassa depositi e prestiti l'Ente deve preliminarmente provvedere all'estinzione ‘dei 
residuo debito. 


Art. 3 


{7} L'importo dei mutui concedibili e' determinato in corrispondenza: 


Importo a) per ie opere: delie risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri 
di mutui cosi di cui al precedente art. 2; 


b) per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici; 
€) per l'acquisizione di automezzi, attrezzature a mobili; dei preventivi di spesa. 


(2) L'importo dei mutui relativi a perizia di variante e/o suppietiva dei progetti approvati. non 
dipendente da revisione od aggiornamento prezzi, non puo’ superare il trenta per cento 
dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta. 


Art. 4 


(1) L'istruttoria preliminare delle richieste di mutuo ha inizio con l'acquisizione degli atti di cui 
Atti al primo comma del precedente articolo 3. 
istruttori 
(2) | progetti esecutivi dei lavori dovranno essere approvati dai competenti organi, secondo le 
normative statali e regionali, in data non anteriore ad un anno da quella della domanda di 
finanziamento; qualora detto termine fosse superato dovra’ procedersi all'aggiornamento 
dei costi ai sensi dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. 


(3) La competenza ai rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori e' attribuita al 
Segretario, o all'organo corrispondente dell'Ente mutuatario. 


Le attestazioni devono essere controfirmate dai legale rappresentante dell'Ente stesso. 


{4} Ogni volta che la pubblicita’ delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la 
pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovra' essere indicato che “l’opera 
verra’ finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi dei risparmio postale”. 


= Gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con fa 
dicitura: 
“Opera finanziata dalla Cassa depositi &« prestiti con i fondi del risparmio postale”. 


{5} Lt’'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alia concessione del relativo 
finanziamento, 


{6} Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli Enti mutuatari 
dovranno produrre: 


G) copia della deliberazione del Consiglio o organo corrispandente, esecutiva a tutti gli 
effetti di lagge, retativa all'assunzione del mutuo ed alia costituzione della garanzia; 


B) atto di delega regolarmente notificato al Tesoriere dell'Ente o altro documento 
costitutivo della garanzia; 


c) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibitita' dell'operazione; 
d) eventuati documenti integrativi, 


Art. 5 


{1}! mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti mediante: 


Garanzie G) delegazioni di pagamento, si sorsi di legge, a valere sulle entrate afferenti i primi tre 


titoli dei bilanci comunali e provinciaii; 


b) delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sui proventi dei servizi del gss, 
acqua, energia elettrica, cosgenerazione, di energia e calore della Aziende municipaliz- 
zate o consortili, accertati in base at conto consuntivo approveto dell'esercizio 
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(2) 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 2Si 


precedente; nonche’ sui proventi degli stessi servizi gestiti in economia accertati in 
base all'ultimo conto consuntivo approvato; in tal caso si applica la limitazione ai sensi 
dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43. li provento delegato deve essere 
omogeneo all'oggetto dei mutuo; 


c) provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purche’ sia espres- 
samente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, ne! caso di 
mencato pagamento della rata, da parte dell'Ente mutuatario alia scadenza stabilita, 
dietro semplice notifica della inadempienza e senza l'obbligo di preventiva escussione 
del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera‘a! pagamento della rata 
scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita 
all'Ente mutuante, in tutte fe ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario; 

d) dolegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, 
limitatamente alle operazioni nei confronti dei consorzi di bonifica, irrigazione è 
migliorarnanto fondiario; 


Nel caso di mutui da concedersi a Consorzi di Comuni e Province per i quali non sussista la 
possibilita’ di rilasciare le delegazioni previste dal punto b) del precedente capoverso, la 
garanzia dovra' essere prestata dagli Enti locali con le modalita* di rito; 


€' consentito a Comuni e Province di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della 
Cassa depositi e prestiti, a garanzia. di mutui richiesti da attri Enti mutuatari della Cassa 
stessa; 


Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate “pro solvendo” e non “pro soluto”, pur 
rimanendo il tesoriere, in forza delle delegazioni, costituito come debitore principale delle 
rate di ammortamento dei confronti della Cassa depositi e prestiti. 


Art. € 


La garanzia dei mutui da parte degli Enti mutuatari puo’ essere sostituita, in tutto o in 
parte, dalla cassione di contributi in annualita’, concessi dallo Stato 0 dalle Ragioni per 
favorire l'esecuzione delle opera pubbliche. 


1 contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti irrevocabil- 
mente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente 
mutuo. 


La Cassa depesiti e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra Ente contributore 
ed Ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti 
commi. 


Con le medasimae condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potra’ scontare le 
annualita' di contributo, concedendo all'Ente beneficiario un mutuo pari al valore delle 
annualita’ stesse. 


Art. 7 


1 mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, mediante annualita’ 
costanti, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal primo gennaio successivo alla 
data di concessione dei mutui stessi. 


Le annualita* a carico degli Enti mutuatari sono pagabili a rate semestrali. 


Art. 8 


Sulle somme erogata in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'’ammortamento, 
sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato ai 31 
dicembre successivo. 


Gli interassi di preammortamanto sono cotrisposti dagli Enti mutuatari, unitamente alla 
prima rata di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sara’ gravato 
degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione sulla somma 
dovuta. 
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Sulle somme rimaste da erogare in conto dei mutui concessi, al 31 dicembre di ogni anno 
saranno liquidati d’uffici gli interessi attivi al tasso vigente per i depositi volontari. 

Detti interessi, salvo norme speciali, sono corrisposti interamente all'Ente mutuatario, 
anche quando il mutuo sia assistito da contributi statali o regionali. 


L'indennita’ di mora da applicare al tesoriere dell'Ente mutuatario in caso di ritardato o 
mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prastiti e’ pari at 
tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con 
Decreto del Ministro del Tesoro, sentito ii Consiglio di amministrazione della Cassa, in 
misura non superiore al tasso ufficiale di sconto. 


Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardato 
versamento devono essere corrisposti gli interessi, dal giorno successivo alta scadenza dei 
termine sino a quello del pagamento. ad un tasso pari a quello vigente per i mutui 
aumentato di una percentuale determinata periodicamente con Decreto del Ministro del 
Tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso 
ufficiale di sconto. 


L'indennità’ di mora prevista a carico del Tesoriere in caso di ritardato versamento delle 
rate d’ammortamento, potra’ essere commutata dal Consiglio di amministrazione in in- 
teressi di ritardato versamento, valutate le circostanze e la natura del ritardo stesso. 


Art. 9 


E’ consentito f'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalita’ diverse da quelle’ 
originarie, a condizione che: 


a) si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 1 det presente decreto; 
Bb) rimangano invariate le condizioni dell’ammortamento; 


c) venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, 
oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero di re- 
golare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale. 


Non e’ consentita ia devoluzione di residui inferiori all'importo che verra’ periodicamente 
determinato dal Consiglio di amministrazione. 


Art. 10 


AI di fuori di quanto previsto dal 4° comma del precedente articolo 2, e’ in facolta’ dell'Ente 
mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del 
residuo debito. 


Art. 11 


La concessione dei mutui viene proposta dal Direttore Generale a! Consiglio di am- 
ministrazione, valutate le risultanze istruttorie. 


In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, il Direttore 
Generale provvede alla formale concassione dei singoli mutui, madiante proprie “"Deter- 
mine”, le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione. 


Art. 12 


1 mutui sono somministrati, in una o piu’ volte, in relazione alta spesa effettuata dai 
mutuatari, su specifica richiesta del rappresentante legale dell'Ente, corredata dei 
documenti giustificativi, vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico o, per gli Enti sprovvisti di tale 
Ufficio, del Direttore dei lavori. 


I documenti giustificativi della spesa, di cui ai precedente comma, consistono ne: 


a) per i lavori @ relativa revizione prezzi: “il certificato di pagamento” rilasciato con 
niferimento allo "etato di avanzamento lavori” o al "computo revizionale*; 
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Responsabilita’ 


Erogazioni 
sui finanziamenti 
parziali 


(3) 


4) 


(5) 


(6) 


(1?) 


(1) 


(2) 


(9) 


(1) 


(2) 


b) per 1 iavori dati “in concessione” o appaltati "a corpo” o “a forfait”: il certificato di 
pagamento e dichiarazione dei Capo dell'Ufficio tecnico o dei Direttore dei favori ai 
sensi del 1° comma de! presente articolo, che siano stati eseguiti lavori in misura non 
inferiore all'importo che viene richiesto; 


€) per le forniture: la fattura; 


d) per le competenze professionali: ia parcelia vistata dal competente ordine profes- 
sionale; per le societa' di ingegneria, di progettazione e simili: la fattura; 


€) per gti espropri: l'atto della competente autorita’ regionale 0 dell'autorità’ delegata con 
legge regionale, che ordina il deposito 0 il pagamento dell'indennita’, ovvero, l'atto di 
accordo bonario; 


13) per l'acquisto di immobili e delle aree: copia autentica del contratto preliminare o 
definitivo ‘di compravendita redatti in forma pubblica, corredsta della dichiarazione 
deli'Ufficio tecnico erariaie o dei Capo dell'Ufficio tecnico del mutuatario o, per gli Enti 
sprovvisti di tale Ufficio, da perizia giurata, attestante Îa congruita’ del valore del 
cespite. 

Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essera data notizia alla Cassa della stiputa dei 

contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo. 


E' sempre in facolta’ della Cassa richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad 


‘ accertare la legittimita’ dell'’arogazione. 


Nei casi previsti dalle lettera c, d, e ed f, in caso di mancanza dell'Ufficio tecnico, si 
prescinde dal visto sugli atti. 


i mandati di pagamento vengono di norma emessi a favore dell'Ente mutuatario, con 
guietanza del rispettivo Tesorisre, vidimata da! rappresentante dell'Ente medesimo. 


Le erogazioni anticipate rispetto alla effettuazione della spesa, sono consentite esclusi- 
vamente nei limiti ed alle condizioni previste da legge. 


E' in facolta’ della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosità”. 
Per il recupero dei crediti in mora la Cassa puo' procedere contro gli Enti mutuatari, oppure 
estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti degli Enti 
stessi. 


Art. 13 


ij rappresentante legale dell'Ente mutuatario e' personalmente responsabile nei confronti 
della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione allo 
scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo 
agli aventi diritto. 


II visto di cui ai primo comma del precedente articolo 12, costituisce, nei confronti detla 
Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, fimitatamente alla parte tecnica, 
alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'Ente mutuatario, per la concessione del 
relativo finanziamento. 


II rappresentante legale dell'Ente e' altresi’ tenuto ad accertare l'esposizione sul luogo dei 
lavori dei cartetto di cui al quarto comma del precedente articolo 4. 


Art. 14 


Qualora il mutuo delta Cassa non copra l'intera previsione di spesa risultante dagli atti di 
cui ai primo comma del precedente articolo 3, fe erogazioni in conto muivo non potrantv 
avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'Ente 
mutuatario, dell'intero importo differenziale. 


Nei caso di contribuziane regionale in conto capitale, per ia somministrazione dei fondi, si 
fara' riferimento alla madatita' di erogazione del contributo. 
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{3) Nel caso di sconto di annualita’ di contributo statale o regionale, la somministrazione dei 
fondi potra’ anche essere effettuata “pro quota”. 


Art. 15 
Nel caso dì rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non 
Rinunce imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'Ente mutuatario e agli 
‘e revoche eventuali Enti contributori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nei 


quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata ia revoca del mutuo. 


Art. 16 
Le norme contenute nei presente decreto modificano ad integrano quelle del Capo secondo 
Norme del Titolo quarto del Libro sacondo de! Testo Unico delle leggi riguardanti la' Cassa depositi 
‘ sostitutive e prestiti, approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni; della 


Sezione seconda del Titolo primo del libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, 
approvato con Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, ad eccezione dell'articolo 
149, 173, 174, nonche’ i Decreti ministeriali det 14 novembre 1979, 18 dicembre 1979, 9 
maggio 1981, 30 novembre 1982. 


R.D. 2/1/1913, n. 453 
art. 68 


t fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno assare impiegati su 
Enti mutuatari deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro del Tesoro: 


a) in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione © 
miglioramento fondiario. 


Legge 22/12//1984, n. 887 
art. 6 - 34° comma 


AI primo comma, lettera a). dell'articolo 68 del R.D. 2/1/1913, n, 453, modificato dall'art. 1 
della legge 15/4/1965, n. 344, dopo la parola “loro consorzi”, sono aggiunte le seguenti: 
"comunita’ montane”. 


Legge 9/8/1986. n. 488 
art. 9 bis 


Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del 
Consiglio o dell'Assemblea dell'Ente proprietario, a le Societa' per Azioni a prevaienta 
capitale di Enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre 
mutui direttamente con la Cassa depogiti e prestiti, con gli iztituti di previdenza e con gli’ 
altri Istituti di credito che concedono muti agli altri Enti locali. 


Legga 29/10/1987. n. 440 
art. 10 - 6° comma 
La Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere mutui ai Consorzi composti da Enti 
focali e da altri Enti pubblici, purche’ questi ultimi non siano in posizione maggioritaria. 
Leggo 8/6/1990, n, 142 


art. 55, 5° comma 


Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura 


Nullita” finanziaria da parte del responsabile de! servizio finanziario. Senza tale attestazione l'aito e' - 
degli atti nullo di diritto. 

senza copertura 

finanziaria 
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Legge 24/4/1989, n. 144 (D.L. 66/189) 
art. 23 
Divieto di effettuare spese 
e rasponsabilita' nell'esecuzione 


A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita’ montane cie prescntino, 
meli'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino 
debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati gia’ adottati i pro.vadimenti pievisti 
nell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 313, convartito, can modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 1986, n. 483, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per 
Servizi non espressamente previsti per legge. Sono futte salva le spese da sostenera a 
fronte di impegni gia’ assunti nei precedenti esercizi. 


Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle. 


A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montana l'effettuazione 
di qualsiasi spesa e’ consentita esclusivamente so sussistano fa deliberazione autorizzativa 
nelle forma previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonche’ l'impegno 
contabile registrato dal ragioniere 0 del segretario, ove neon esista il ragioniere, sul com - 
petente capitolo del bilancio di previsione, da comunicars ai terzi intaressati. Per quanto 
concerne le spese previste dai regolamenti economali f'ordinazione fatta a terzi deve 
contanere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impagno. Peri 
lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi Ueve essere regolarizzata improrogabi!- 
mente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza. 


Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato 
nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini delia controprestazione e per ogni 
altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano 
consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a 
tutti coloro che abbiano reso possibili te singole prestazioni. 


art. 25, 18° comma 


| segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita’ per 
la veridicita’ e l'esattazra dei dati s delle notizie contenute nei certificati, neiie registrazioni 
e nelle documentazioni, e in particofare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche’ al 
presente articolo. 


Legge 142/1299 
ant. 32 
Campetenze dei consigli 


Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativa. 


Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 

db) 1 programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i. prog- 
rammi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti 


consuntivi, i piani territorialie urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro 
attuazione, te eventuaii deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; 


€) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e 
le relative variazioni; 


d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la 
modificazione di forme associative, 


e) l'istituzione, i compiti e le norme su! funzionamento degli organismi di decentramento e 
di partecipazione; 
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f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, ia costituzione di istituzioni e di aziende 


. 


speciali, la concessione dei pubblici servizi, ta partecipazione dall'ente locale a societa 
di capitali, l'affidamento di attivita’ o servizi mediante convenzione: 


£) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina ganerale delle tariffe per ia 
fruizione dei beni e dei servizi; 


È) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 


i) la contrazione dei mutvi e l'emissione dei prestiti obbligazionari; 


I) te spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelie relative alla 
tocazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo; 


m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni 
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne 
costituiscano mera esscuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria am- 
ministraziona di funzioni e sarvizi di competenza della giunta, del segretario o di altri 
funzinari; 


n} la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti prosso enti, aziende ed 
istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o 
controllati. Le nomine e le designazioni devono essera effattuate entro quarantacinque 
giorni dalla elezione dalla giunta o entro i termini di scadenza del precedente. incarico. 
In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5. 


Le daliberazioni in ordina agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere 
adottate in via d'urgenza da altri organi dei comuna o della provincia, saîvo quslla attinenti 
alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni succes- 
sivi, a pena di decadenza. 


art. 35 
Competenze delle giunte 


La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al 
consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalia legge o dallo statuto, del 
sindaco 0 del presidente dalla provincia, degli organi di decentramento, det segretario o dei 
funzionari dirigenti; riferisce annualmente a! consiglio sulla propria attivita’. ne attua gli 
indirizzi generali e svolge attivita’ propositiva e di impulso nei confronti della stesso. 


Legge 25/4/1989 n. 155 (D.L. 65/89) 
art. 4 comma 9 


I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunita’ montane, prima 
di approvare il progetto od il piano esecutiva dell'investimento devono, con apposito atto, 
approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilita’ di pagamento 
sia delle rate di ammortamento dei mutuo sia delie maggiori spese di gestione conseguenti 
alia realizzazione dell'investimento, indicando le offettiva risorse con le quali verra’ fatto 
fronte a tali oneri. La deliberazione ‘che approva il suddetto piano costituisce presupposto 
necessario di legittimita’ delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assun- 
zione dei mutui. | predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionala e 
programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino ai secondo esercizio 
successivo all'attivazione dell'investimento. 


Leggo 28/2/1990 n. 38 (D.L. 415/89) 
art. 13 comma 2 bis 
Le disposizioni relative all'obbligo della deliberazione dei piano finanziario degli anti locali 


previsto nell'art. 4 dei D.L. 2/3/89 n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/4/1989, 
n. 155, si applicano a tutti gli investimenti degli enti locati Comunque finalizzati. 
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Legge 155/1289 
art. d comma 9 


A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, 
province, loro consorzi e delle comunita’ montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione 
del bilancio di previsione nel quale siano incluse le previsioni del piano finanziario 
dall'investimento. 


O.P.R. 19/6/1979 n. 421 
art. 19 - 1° comma 


Non puo’ essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non e' stato approvato il 
rendiconto di due anni precedenti quetlo in cui i nuovi mutui sono deliberati. 


Legge 10/12/1981, n. 741 
art. 8 


Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di 
progetto, prima delia gara, senza necessita’ di sottoporre di nuovo il progetto agli organi 
consultivi e di controllo. 

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente 
determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla 
data di approvazione del progetto, per la categoria nelia quale l’opera rientra e, in ogni 
caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, 
secondo le norme vigenti in materia di revisione prezzi. 

l'esecuzione delle opere appaitate con il sistema di cui ai primo comma puo’ essere 
immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli 
atti di adeguamento del finanziamento.. 


Legge 26/4/1983 n. 131 (D.L. 55/1983) 
art. 13 comma 2 e 3 come modificato dall’art.9 
della lacma 20/12/87 n, 440 INI, 380/1087} 


A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione 
di opere pubbliche devono tener conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione 
di essa avvenga per stralci o lotti funzionali. 


L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati succes- 
sivamente al 1° gennaio 1983 non puo’ superare il 30 per cento dell'importo dei lavori 
previsti nel progetto originaie deliberato. Qualora il finanziamento dell’opera venga effet- 
tuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere comprensivo, 
oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente 
comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la 
revissone prezzi. 


GARANZIE 
Legge 27/2/1978, n. 43 (D.L. 946/1977) 
art. î —- 4° comma 


Nessun mutuo puo’essere contratto s8 l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, 
sommato a quelio dei mutui precedentementa contratti, al netto dei contributi statali e 
regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli Enti locali relative ai 
primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del 
mutuo. 
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Lagos 155/1989 (D.L. 65/19E3) 
art. 4 - 10° comma 


A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da perte delle province, dei 
comuni e delle comunita’ montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 
29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 
fc), e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 440 (bt), e’ determinato con 
riferimento al conto consuntivo dei penuitimo anno precedente quello in cui viene de- 
liberata l'assunzione dei mutui. 


Legge 21/12/1978, n. 843 
art. 3 - 2° e 3° comma 
Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tescriere l'atto di delega, che non e' 
soggetto ad accettazione. 


li tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori, 
alie prescritte scadenze, con comminatoria della indennita’ di mora in caso di ritardato 
versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli oppor- 
tuni accantonamenti. 


Hi rilascio delia delegazione di pagamento & l'atto di delega sono esenti da imposta e tasse. 


Legge 29/10/1987, n, 440 
art. 10 bis 


ì mutui contratti dalle Aziende speciali degli Enti locali devono essere garantiti con 
delegazioni di pagamento sulle proprie entrata effettive accertate in base ai conto azien- 
dale dell'esercizio precedenta, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal 
Consiglio comunale 0 provinciale ovvero dall'Assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 
del Testo unico approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. il rilascio dalle 
delegazioni di pagamento e' effettuato secondo le modalita’ di cui all'articolo 2, secondo 
comma, delia legge 4 luglio 1967, n. 537, con esciusione della sottoscrizione da parte del 
rappresentante legale dell'Ente locale. 

Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle azienda se l'importo degli interessi 
di ciascuna rata annuaie di ammertamento, gravante sul bilancia dell'azienda, sommata 
all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento 
delle entrate di cui al comma 1. 

Nessun mutuo puo’, comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo 
esercizio e dal bilancio preventivo in cuì e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un 
disavanzo di gestione. 


Si applicano la disposizioni di cui ati'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 
21 dicembre 1978, n. 843. 


art. 8 


Nessun mutuo puo’ essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, 
soomato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e 
regionali in conto interessi, supera ii 25 per cento delle entrate delle Comunita’ montane 
relative ai primi due titoli det bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata 
l'assunzione dei mutuo (art. 4 - 10° comma leoge 155). 

Ai fini del rilascio delle delgazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi 
due titoli dei bilancio delle Comunita’ montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
3 della legge 21 dicembre 1978, n. 8<3. 
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Legge 4/2/1967. n. 537 
art. 2 


Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1.sono autorizzati a concedera i mutui di cui 
trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie 
del'e aziende municipalizzate dei gas e dell’acqua fino al limite di un terzo delle entrate 
complessive accertate in base al conto aziendzie dell'esercizio precedente, reso dalle 
Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale 0 dalla Assemblea con- 
sortile ai sensi dell'articolo 18 dei Testo Unico approvato con Regio Decreto 15 ottobre 
1925, n. 2578. 


Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente davono essere sottoscritte dal 
Direttora e dal Tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmata dal 
Presidenta della Commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune o dal Presitiente 
dell'Assembisa consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni 
di pagamento contemplate dalie disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui 
all'arliccio 1 nonostanie ogni disposizione contraria. 


Leggo 7/2/1889, n. 299 (D.L. 153/1980) 
art. 11 - 5° comma 


Nel caso di Aziende gestite in economia la firma del Presidente della Commissione 
amministratrice di cui al 2° comma dal citato articolo (art. 2 legge 537/67) e’ sostituita da 
quella de! Segretario del Consorzio, 


Legge 22/72/1984. n. 637 
art. 6 — 13° comma 


1 Consorzi di Comuni, costituiti a norma della tegge 27 dicembre 1953, n. 959, sono 
autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, medianta delegazioni sulle enirate 
derivanti ai Conserzi medesimi dei sovracanoni previsti dalla citata legge n. 959/53. 


ARMORTAMENTO 
Legge 21/12/1978, n. 843 
art. 5 


Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali 
sano tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere 
l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato if contratto di 
mutuo. 

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente 
alla prima annualità’ di ammortamento dei mutuo cui si riferiscono ed il foro importo sara’ 
gravato degli uiteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio 
dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso. 


D.M. 30/12/1986 


Il saggio di interesse sulle somme che ia Cassa depositi e prestiti concedera’ a mutuo & 
partire dalla data di pubblicazione dei presente decreto viene determinato nella misura det 
9 per cento in ragione di anno. 
EROGAZIONI 
tegge 10/12/1981, n, 741 
e successive modificazioni 
art. 3 


Per i lavorì da aggiudicarsi, da affidarsi a da concedersi dopo l‘antrata in vigore della 
presente legge, l'anticipazione di cur al ‘decreto del Ministero del Tesoro, previsto 
dall'articolo ‘12, comma sesto, seîtimo e ottavo, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 
2440, come succassivamente modificato, e’ accreditata all'impresa, indinendentemente 
dalla sua richiesta, entro zei masi dalla data dell'oiferta. 
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L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaig 1978, n. 1. 
la revisione dei prezzi non e' accordata, e' costituito da quello contabilizzato a partire 
dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da 
anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori. 


D.M. 29/12/2990 
articolo unico 


L'anticipazione, pari al 10% del prezzo contrattuale, che le amministrazioni dello Stato, 
comprese quelle con ordinamento autonomo, possono concedere alle imprese appaltatrici 
di favori o fornitrici di beni o di servizi, stabilita del decreto ministeriale 28/12/1989, e’ 
confermata per l'anno 1981. 


Lagge 3/1/1979, n. 1 


A modifica del primo comma dell'articoio 48 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e 
successive modificazioni, nei contratti per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i 
pagamenti in canto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, 
sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto 
e' corrisposto, dietro richiesta dell'asecutore dei iavori, anche il residuo ventesimo. subor- 
dinatamente alla prestazione, per un importo aquivalente, di fidejussione assicurativa, 
nlasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti. 


Legge 28/2/1986, n. 41 
art. 33 - 2° e 3° comma 


Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle 
Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti 
locali 0 da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non e’ ammessa la facolta’ di 
procedere alla revisione dei prezzi. 

Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, ia facolta’ di 
procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo 
alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori gia’ esaguiti nel primo anno e dell'intera 
anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della 
prestazione e’ aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di 
variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le 
variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre 
dell’anno sono quelle rilevate rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° fugiio di 
ciascun anno. 


Legge 10/12/1881. n. 741 
art. 2 


Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, 
di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o 
impresa autorizzate dalle vigenti disposizioni, e’ corrisposto, unitamente agli acconti per 
revisione dei prezzi, anche il residuo 18 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla 
legge 21 dicembre 1974, n. 700. 

Su domande dell'impresa e con garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti 
anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in 
corso prima dell'entrata in vigore della presente legge. ivi compresi quelli inerenti ad 
acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700. 


omissis 


art. 5 


La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. 

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare nature dei lavori, il 
capitolato speciale puo’ prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad 
un anno dall'ultimazione dei lavori. 
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Net caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, ii certificato di collaudo e' sostituito 
da quello di regolare esecuzione. 

Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, e' in facolta’ 
dell'Amministrazione sostituire il certificato di collaudo con quelio di regolare esecuzione. Il 
certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di 
uftimazione dei lavori. 

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due 
mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti tommi salvo che cio’ non dipenda da 
fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando ie eventuali responsabilita’ a suo 
canco accertate in sede-di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la 
cauzione definitiva, delle -somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del 
regolamento per l'amministrazione dei patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato 
approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e 
di tutte quella consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le 
eventuali garanzie fideiussoria. 

Trascorsi i termini di cui si commi precedenti, l'impresa puo* proporre,-si sensi delle norme 
vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto. 
anche se non e' stato ancora approvato if collaudo o il certificato di regolare esecuzione. 
L'impresa puo’ tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle 
norma vigenti, una volta che l’Amministrazione ne abbia notificato ii provvedimento che 
risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le 
controversie in corso d'opera. 


D.M. 30/12/1986 
art. 1 


L'indennita’ di mora, da applicarsi ai tesorieri degli enti mutuatari ai sensi dell'art. 3 della 
legge 21 dicembre 1978, n. 843, in caso di ritardato versamento delle rate di ammor- 
tamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti con delegazioni di 
pagamento, e' stabilita nella misura del 15% in ragione d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 
1987. 


art. 2 


Gli interessi di ritardato versamento. sulle somme dovute alia Cassa depositi e prestiti sono 
fissati nella misura del 14% in ragione d'anno, a decorrére dal.1° gennaio 1987. 


Legge 9/8/1986, n. 488 
art. 10 - 7° comma 


L'indennita' di mora di cui al terzo comma dell'art. 3 della legyy 21 dicembre 1878, n. 843, e' 
riferita ai soli siorni di ritardato versamento. 


Legge 28/27/1990 n. 38 {D.L. 415/89) 
art. 13. comma 2° ter 


Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la 
Stessa, oltre a procedere direttamente contro i debiti scaduti ed i ioro accessori mediante 
trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a 
qualsiasi titolo. 


Legge 12/7/1991 n. 202 {D.L. 151/81) 
art. 14, 1° comma 


La Cassa depositi e prestiti nella propria attivita’ finanziaria adegua le concessioni di mutui 
all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazioni, le modalita’ 8 i tempi 
stabiliti dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio. 
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Libreria PIROLA MAGGIOLI 
di De Luca 

hr A È ca 21 

Libreria UNIVERSITARIA 
Piazza V. fiivera, 6 


tibrada “dell'UNIVERSITÀ 
di Lia Cornacchia 
Via Galilei, angolo via Gramsci 


TERAMO 
Libreria IPOTESI 
ia Oberdan, 9 


BASILICATA 


MATERA 
‘ Gartolibreria 


MONTEMURRO NICOLA 


Eredi ditta 

Via delle Beccherie, 6 

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA 
Via Pretoria 


‘ CALABRIA 


CAMPANIA 


Libreria AMATO 
Libreria AMATO ANTONIO 
tel Goti, 4 


Li CRISCUOLO 
Traversa Nobile ang. via $, Matteo, 51 


SALERNO 
Libreria ATHENA 8.0.8. 
Piazza S. Francesco, 68 


EMILIA-ROMAGNA 


ARGENTA {Ferrara] 
CEP.- bere Senta Polivalente S.r.l, 


Via Matteoti, 36/ 


FERRARA 
Libreria TADDEI 
Corso Giovecca, 1 
fees 


Libreria. CAPPE! 
peter della Restibiica, sa 


Ibreria MODERNA 
Corso A, Diaz, 2/F 
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Libreria FIACCADORI 
Via al Duomo 
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La DEL MAINO 
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ra TARANTOLA 
Matteotti, 97 
Reoaio EMILIA 
ia MODERNA 
Va € tudo da Castello, 15/B 
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a gi Giorgi Ggiio È 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 
Libraria ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
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retata MINERVA 
Plazza XX Settembre 


Lei 


TRIESTE 
Libreria ITALO SVEVO 
Corso Italia. NF 

ilbreria TERGESTE S.a.s. 
Piazza della Borsa, 15 


È UDINE 
Cartolibreria UNIVERSITAS 


Via Pracchiuso, 19 
Libreria BENEDETTI 
Via Mercatovecchi 


di Rosarita Sabatini 
Viale Mannelli, 10 


TUSCAMIA (Vherbo, 
Cer ARI QUILIO 
Viale Triesto 


VONA 
libreria L LEGGIO 
Via Montenotte, 36/R 


LOMBARDIA 


ARESE (Miinno) 
Cartolibreria GRAN PARADISO 
Vla Valera, 23 


BERGAMO 
Libreria LORENZELLI 
Viale Papa Giovanni XXHI, 74 


BRESCIA 
Libraria QUERINIANA 
Via Trieste, 13 


como 

Libreria NANI 

Vla Cairoli, 14 
MONA 


CRE 
Libreria DEL CONVEGNO 
Corsa Ceri 72 


MANTOV: 
Libreria ADAMO Di PELLEGRINI 


di M, DI ere gig D. Ebbi Snc. 


Corso Umberto |, 
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GARZANTI Libreria internazionate 


Palazzo Università 
Libreria TICIHUM 
Corso Mazzini, 2/0 


SONDRIO 
Libreria ALESSO 
Via dei Caimi, 14 


VARESE 
Libreria PONTIGGIA è C. 
Gorso Moro, 3 
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Piazza Cavour, 48 


© ASCOLI 
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Libreria MASSIMI 
Corso V. Emanuele, 23 
Libreria PROPERI 
Corso Mazzini, 188 


MACERATA 
* Libreria MORICHETTA 


Piazza piro 1 
Libreria TOMASSETTI 

Gorso della Repubblica, 11 
go 


di Mattioli Gi 
ai useppe 
Vis Mameli, 60/62 
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DILE.M. Librerla giuridica 
c/o Palazzo di cucina 
Viale lena, 1 


ISERNIA 
Libroria PATRIARCA 
Corso Garibaldi, 118 


Libreria FRANCO. MILELLA 
Viale della Repubblica, 14/8 
Libreria LATERZA 6 LAVIOSA 
Via Crisauzio, 18 

ERMNDISI 

Libreria PIAZZO 

Piazza Vittoria, 4 

FOGA 

Libreria PATIEANO 

Portici Via Dante, 21 

LECCE 

Libreria MILELLA 

Via Palmieri, RA 
MANFREDONIA Foggia) 

Ii PAPIRO - Rivendita giornali 
Corso Manfredi, 126 
TARANTO 

Libreria FUMAROLA 

Corso lalla, 229 


SARDEGNA 
Libreria LOBRANO” 
Via Sassari, 65 


CAGLIARI 
Libreria DESSÌ 
Corso V. Emanusio, S0f32 


NUORO 
Libreria DELLE PROFESSIONI 
bist lenti ASIAT 


Fibreria SI SANNA GIUSEPPE 
Via det Ricovero, 70 


SASSARI 
MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Cavtefio, 10 


SICILIA 
AGRIGENTO 

Libreria L'AZIENDA 
Via Callicratida, 14/16 
CALTANISSETTA 


Libreria SCIASCIA 
Corso Umberto |, 38 


‘È CATAMA 


ENRICO ARLIA 

pre enane aditoriali 
Via V. Emanuele, 62 
Libreria GARGIULO 

Via F. Riso, 

Libreria LA PAGLIA 

Via Etnea, 303/395 


% TRENTINO-ALTO ADIGE 


Libreria EUROPA 
Corso Ralla, 6 
YRENTO 

Libreria DRFRTOR 
Via Diaz, 


UMBRIA 


Nuova Libreria 
6 Via Gramsci, 41/43 


PERUGIA 
Libreria SIMONELLI 
Carso Vannuoci, 82 


TERNI 
Libreria ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 

BELLUNO 

Cartolibreria SELLUNESE 
idan Mioha 


Rovigo 
Dvara PAVANELLO 
azza V. Emanucie, 2 


TREVIO so 
Libraria 


Via Cateoniora 31 
peg eeA 


Calle Goldoni 4611 
VERONA 


Librarla GHELFI & BARBATO 
pa 
careria.e IURIDICA 

Via della Costa, $ 


breria GALLA 
Gore a A. Palladio, 41/6 
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La «Gazretta Ufficiale» e tutio le aitre pubblicazioni ufficiali sono in vendita gi pubblico: 

— presao l'Agonzia dell'ialliuto Pàligrativo e Zecca dallo Sieîo in ROMA, piazza G. Verdi, 10; 

— fifeszo ie Zoncessionarie speciali di: 
BARI, Libreria Lalarza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libraria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola 
(Etruria S.a.s.), via Cavour; 46/1 - GENOYA, Libreria Baldero, via XI Ottobra, 172/7 - MILANO, Libreria concessionaria «letiiito 
Folisrafico e Zecca dallo Stato» S.r.l., Gaîteria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiula, 5 - PALERASO, 
Libraria Fiuscovio SF, via Ruggero Settima, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via dol Tritone, 61/A - TORINO, Cartiera fiiliani . 
Fabriano - S.n.a., via Cavour, 17; 

— prasso le Libreria depusitaria indicato nella pagina precedonie. 


Le richieste per corrispondenza devo:o essere inviate all'istituto Poligrafico e. Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza 
G. Yerdi, 10 - 00100 Aoma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spadizione, a mezzo del c;c postale n. 347001. Le inserzioni, 
come da norme riportate nella testata della parle seconda, si riccvono in Roma {Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette 
librerio concessicuarie spaciaii pessono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ASBEONANENTO - 1891 


Gil abbonamenti annual! hanno coscorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembra 1991 
i semestrali dat 1° gannalo al 30 giugno 1921 e dal 1° luglio al S1 dicembre 169? 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni tino di abborncs:anto comprende gil Indici mencii 


‘ipo A - Abbonamento ai fascicoli della sarle generato, Tipo È - Abbonamento ai fascicoli delia seria spaciaia 

inciusì | acppiementi ordinari: destinata al concorsi indetti dallo Stato e dalia 

- ORRUAIS LL... vasado L. 315.090 altre pubbliche ariministrazioni: 

- SOMLSITAE < ... L. 170.000 - annuale |... L. 175.020 
Tipo D - Abbonamento ai fascico:i della carie spacia'a - semestrale | ............... ‘e L. 983.609 

A destinata egli atti cei giudizi davanti alia Corta Tipo f - Abbonamento ai fasciccii delta serie ganorale, 

costituzionale: Inclusi i suppiementi ardinari, e i tdscicoli delle 

“annuale... .......... sere L. 86.620. quattro serie speciali: 

— somestrale . Lc. eee L. 40.099 - AMNUBÌO LL... L. 800.000 
Tipo © - Abbonamento ai fascicoli della seria speciale - somesirale .................... L. 330.079 

gate niicerta Comuni suropes. L. 175.000 Tipo @ - Abbonamento cumtiativo ai tipo F e alla 

1 semestrals 110.100 0l 111/1111] 1 08000 Gazzetta Ulficiale parte ll: » 
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale - annuale. ..... “Venetia L. 800.000 

destinata alle feggi ed ai regolamenti regionali: Tipo H - Abbonamento cumulativo ai tipo A e alla - 

= SIMURO 0 ina L. 56.000 Gazzelta Ufficiale parte Il: 

- somestrala - -..............06.- L. 40.000 e ENNUAlE . LL... L. 530.000 


integrando ll versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficlate, parte prima, prescelto con la somma di L. 10.009, si avrà diritto a ricevere 
l'indice ropertorio annuale cronologico per materie 1991. 


Prezzo di vendita di un fascicolo della serio generale <L..... Lee L. 1.200 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali 1, il e fil, ogni 16 pagine o frazione. .................-..000è L 1.200 
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Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine 0 frazione |... ...............4.. AREE NE IENE L. 1.380 
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
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Gazzetta Ulticiale su MICROFICHES - 1991 
{(Serto gonerale - Suppiemanti ordinari - Seria speciali) 


Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate. | ........... er L.1.300.000 
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna. . .... CORTORCE PENTECOSTE L 1.500 

par ogni 96 Pagine SUCCEBSÌVE. | LL... L. 1.300 
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata. | ........,..00 Li L. 4.000 
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ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 


ADDONEMERTO ANDUAIE . LL... eee L. 289.000 
Abbonamento semestrale . ...... NE e a ei 6 Ria aeota para RR L. 170,000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 18 pagine 0 frazione. ..........-00 00 DENESRETRA L. 1,308 


! prezzi di vendita, in abbonamento ed a-fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita del fascicoli delle annate arretrate, 
compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e-straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei 
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